20/7/22. 21:12 Fwd: Saludos equipo especial de fiscales contra la corrupción dei poder - jgarciajf?mpfn.gob.pe - E pro PUB... 


= 8... Cnm. uu A MESE X TOS Gs 138 CONVE E ión 


— BA 


Fwd: Saludos equipo especial de fiscales contra la corrupce 


Mesa de Partes EFICCOP <mesadeparies.eficcop(Ampfn.gob.pe> 


para mí 


7 Forwarded message ------- _ 

De: Juan Manuel Chavez Zegarra <jmchavezz(Oyahoo.com> 

Date: mié, 20 jul 2022 a la(s) 16:23 

Subject: Saludos equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder 

To: mesadepartes.eficcopAmpfn.gob.pe *mesadepartes.eficcop(a)mpfn.aob.pe», jgarciajG)amail.cc 


: = 
LR Estimado Dr. < 
Ra HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO Š 
e o E 

De acuerdo a lo conversado con el Dr. Jorge Garcia, adjunto para su cong 
Estaré atento a cualquier consulta o aclaración. £ 
° 


Por favor, confirmar recepción. 
UTIF - UNIDAD DE TRATAMIENTO DE INFORMES FINANCIEROS / Fisce 


Econ. Juan Chávez/ 20.07.22/16.19 horas / 


B rens Se 


ONE M DA E TEOSE 


Doctor 
HANS ALSEATO AGUIRRE HUATUCO. y 
EDUPO ESPECIAL DE FISCALER CONTRA LA CONSUPCIÓN 
DEL PODER - 

are 


inforgrupoespf. pdf 
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Decenio de la Igualdad de orn Mr y hombres 
D L4 8-4 ; D + D at 
5 ¡¿x__ ___ EI s. Año del Fortalecimien ranía Nacional 
Wës? E / 
[| MINISTERIO PÚBLICO vill 
or | FISCALIA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA 
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 


INFORME N? 049-2022-UTIF-FEDCF 


Doctor 

HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO 

EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN 
DEL PODER - 

Presente.- 


Asunto: Proceder a alcanzar información relacionada con los Proyectos: de 
PROCEDIMIENTO DE | CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N° 004-MPC/CS-1, en la CONTRATACION 
DE LA EJECUCION DE OBRA RECUERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 Y SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO-LIMA CON CUI N° 2452692, así como Proyecto MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE 
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YASMEN USHUM, 
TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
DU N*102-2021 N° 008-2021.MDA/CS BASES INTEGRADAS. NO SE INDICA Et. 
CUI. 


Agraviado: Estado 


CARPETA FISCAL: 236-2022 


De la revisión a las ACTAS DE PRESENTACION ADMISION EVALUACION Y CALIFICACION 
DE OFERTAS y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO donde coincidentemente uno de los 
miembros del Comité de Selección fue la persona ALCANTARA MONTES NATHALY 
VIVIANA, en una primera oportunidad en el proyecto de CAJATAMBO-LIMA como Primer 
Miembro del Comité con la Buena Pro el 16.09.2021 y luego en el proyecto de ANGUIA- 
CHOTA como Presidente del Comité con la Buena Pro el 25.11.2024. 


De la revisión a la información de cada uno de los miembros del Comité de Selección se pudo 
averiguar en el caso del Proyecto de CAJATAMBO, dos de los miembros tiene como profesión 
Ingenieros Civiles pero titulados recién en el año 2018, y en el caso de ALCANTARA MONTES 

es Licenciada en Negocios Internacionales (2019). En el caso de Proyecto de ANGUIA, la 
presidenta del Comité fue ALCANTARA, los otros dos miembros, uno es BACHILLER EN 
SOCIOLOGIA-(2108). y-el otro no registra Grado-o Título enda SUINEDU. Ver Páginas Bala - -— 
10. 


Respecto a su experiencia laboral se pudo analizar los MONTOS ADJUDICADOS POR 
CONTRATOS Y ORDENES DE SERVICIO así come MONTOS GIRADOS. 


En cuanto a montos adjudicados, lo que obtuvo son ORDENES DE SERVICIO, los que 
ascendieron a 21,500 soles, en tanto los montos GIRADOS fueron de 69,033 Soles, como 
resultado mayores montos girados en 47,533 soles. Ver Páginas de la 11 a la 13. 
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RECOMENDACIÓN: si la Fiscalía lo cree conveniente, solicitar a las entidades: (1) 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA-HUAURA-LIMA, (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUARI-HUAURA-LIMA, (3) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY-HUAURA-LIMA y 
(4) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA, para que indiquen cual fue la 
relación laboral que tuvieron con la persona ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA desde 
el año 2017 a la fecha, indicando la modalidad de contrato, periodo laboral, cargos o funciones 
desempeñadas y dependencias en las cuales trabajó. 


RECOMENDACIÓN: Solicitar al GOBIERNO REGIONAL DE LIMA indique en qué período 
trabajo la persona ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA, debe precisar fecha de inicio y 
fecha de término de relación laboral, cargos desemperiados, profesión y dependencias donde 
trabajó. Solicita copia fedateada de su expediente de contratación. 


RECOMENADCION: Solicitar al MUNICIIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO — LIMA, para que 
indique la relación laboral que tuvo la persona ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA, 
quien participó en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N° 004-MPC/CS-1, en la CONTRATACION DE LA 
EJECUCION DE OBRA RECUERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO 
DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO-LIMA CON CUI N° 2452692, donde fue 
MIEMBRO DEL COMITÉ ENCARGADO DE LA PREPARACION, CONDUCCION Y 
REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN con el CARGO DE MIEMBRO 
TITULAR 1. 


En el ACTA DE PRESENTACION ADMISION EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS 
del día 10.09.2021 a las 18.12 horas se dio inicio a la PREPARACION CONDUCCION Y 
REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN y que este proceso concluyó a las 
20.02 horas del día 10.09.2021. Posteriormente se habla del OTORGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO, donde se determinó que el ADJUDICATARIO fue el CONSORCIO GORGOR. 
Representante Legal: LINO QUICHE TEODORO ALEXANDER, con DNI: 47898942 y cuyo 
Monto adjudicado fue: 3'876 061.73 soles, se dice que el acto del otorgamiento culminó a las 
15.30 horas del 16.09.2021. Según las BASES INTEGRADAS las fechas no coinciden. Ver 


página 16, 


Por otro lado, las firmas del miembro ALCANTARA MONTES, en el (1) Acta de Admisión, 
Evaluación y Calificación de las ofertas y del (2) Acta del otorgamiento de la Buena Pro, de la 
misma manera del VB en cada una de las 5 páginas. Se desea sabe quién fue el miembro 
participó en el proceso de manera virtual. Verificar las firmas. 


En el caso del Presidente y Miembro Titular 2 DEL Comité de Selección, Briceño y Quispe, 
ambos son Ingenieros Civiles y sus títulos están registrados en la SUNEDU. ALCANTARA es 
de profesión LICENCIADA EN NEGOCIOS INTRENACIONALES ,......? Es necesario preguntar 
a BRICEÑO MONZON RONALD EDWARD (Ingeniero Civil año 2018), Presidente del Comité, 
ALCANTARA MONTES VIVIANA (Licenciada en Negocios Internacionales año 201 9) Primer 
Miembro y QUISPE ROJAS GUIDO DARIO (Ingeniero Civil año 2018) Segundo Miembro, si 
participaron en el proceso de CAJATAMBO. 
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RECOMENADCION: Solicitar al MUNICIPIO DISTRITAL. DE ANGUIA - CHOTA — 
CAJAMARCA, para que indique la relación laboral que tuvo la persona ALCANTARA MONTES 
NATHALY VIVIANA, quien participó como miembro del Comité en el Proyecto 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES 
DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YASMEN USHUM, TAYAPOTRERO 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA. ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU N*102-2021 N° 008-2021.MDA/CS BASES 
INTEGRADAS. 


La persona formó parte del COMITÉ DE SELECCIÓN encargada de conducir el Procedimiento 
de Selección, que se dio el 24.10.2021 a las 12.00 am, OJO (Se indica que el Comité fue 
designado mediante Resolución de Alcaldía N° 213.2021-MDA/A en fecha 10.11.2021 cuyos 
miembros fueron ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA (Licenciada en Negocios 
internacionales año 2019) como PRESIDENTE, IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO (Bachiller en 
Sociología año 2016) como PRIMER MIEMBRO y CORONEL VASQUEZ ORLANO (No se 
encontró ningün grado ni título) como SEGUNDO MIEMBRO, ;Si el Comité fue designado a 
través de una Resolución del 10.11.2021 cómo así el proceso se desarrolló el 24.10.2021? )Es 
necesario preguntar a cada miembro si participó en dicho proceso de ANGUIA dentro del 
Comité, 


Posteriormente se habla del OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, donde se determinó que 
el ADJUDICATARIO fue el Postor CONSORCIO IECONS. Representante Legal Comün: 
LSOLIS ARQUINIGO RONEL YUNER, con DNI: 72961221 y cuyo Monto adjudicado fue: 
3'098,263.13 soles, se dice que el acto del otorgamiento culminó a las 21.00 horas del 
25.11.2021. Segün las BASES INTEGRADAS no se aprecia el CRONOGRAMA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. Ver página 17. 


Lo preocupante del miembro ALCANTARA MONTES, es que la firma ha sido colocada 
posteriormente ya que al hacer una copia de la hoja, no aparece la firma de ALCANTARA (está 
como imagen). Por otro lado no hay sello de ninguno de los miembros del Comité de Selección. 


RECOMENDACIÓN: Respecto a la firma de ALCANTARA en las dos ACTAS de Otorgamiento 
de la Buena Pro (CAJATAMBO y ANGUIA), ambas difieren. Se recomienda hacer un análisis 
de ambas firmas. También se requiere a los integrantes de cada Comité estampen sus firmas 
en directo para que sean comparadas con las que figuran en las Actas de la Buena Pro, Ver 
páginas 14 y 15. 


RECOMENDACIÓN: se aprecia que ambas actas de Otorgamiento de la Buena Pro 


A4CAJATAMBO y ANGLIA) tiene una presentación casi igual en algunos aspectos, participantes. — 


inscritos y cuadros de documentación presentada. Ver al final del informe copia de ambas 
Actas. (CAJATAMBO Y ANGUÍA, 6 y 7 páginas): 


RECOMENDACIÓN: sería necesario indagar si los POSTORES: CONSORCIO UTCAS en el 
caso de CAJATAMBO y R.E.M, INGENIEROS S.R.L. en el caso de ANGUÍA, realmente se 
presentaron al proceso de la convocatoria. De ser afirmativa su presencia, solicitar a las 
entidades para que alcancen el EXPEDIENTE COMPLETO de cada uno de ellos, se debe 
alcanzar la composición de sus consorciados. 
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RECOMENDACIÓN: solicitar el cargo, situación laboral y funciones desempeñadas en los años 
2020-2021.2022 de los otros miembros del comité especial en ambos casos, MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJATAMBO EN LIMA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA EN 
CHOTA, CAJAMARCA. 


RECOMENDACION: solicitar al responsable del ORGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES — OEC, informe el motivo de no haber considerado dentro de las BASES 
DE LAS DOS CONVOCATORIAS DENTRO DEL CAPITULO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN, el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, 


RECOMENDACION: solicitar ai responsable del ORGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES — OEC, informe el motivo de no haber considerado en el ACTA DE 
PRESENTACION ADMISION EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS y ACTA DE 
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, que no estén los sellos correspondientes de cada uno de 
los miembros del Comité del Proyecto de ANGUIA, 


RECOMENDACON: Solicitar al MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA Y 
MUNICIPIO DISTRITAL DE ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA alcancen copia de los pagos 
efectuados en el período 2019 al 2021 a ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA por los 
trabajos realizados bajo cualesquier modalidad de Contrato. Se debe tener en cuenta que una 
persona contratada bajo el Régimen Laboral de CAS, no está permitida a desarrollar 
Consultorías con entidades en el mismo período, de ahí la preocupación. . 


OBSERVACION; se hace llegar copia de un recorte periodístico relacionado con la persona de 
ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA, durante su presencia en el GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA. Pensando en voz alta, esto le habría favorecido realizar los trabajos de 
ORDENES DE SERVICIO en municipios del Norte de Lima. 


RECOMENDACIÓN: solicitar si lo cree conveniente la Fiscalía copia fedateada del 
CONTRATO DE LA OBRA DEL DISTRITO DE ANGUIA. Dentro de la información en la Web 
del SEACE, la misma no ha sido cargada. 


RECOMENDACIÓN: Requerir al MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO Y MUNICIPIO 
DISTRITAL DE ANGUIA, COPIAS FEDATEADAS DE LAS CARTAS FIANZAS entregadas por 


los Consorciados. Así como informe de situación de ambas a la fecha. ` i = 


RECOMENDACIÓN: Requerir a los responsables del ORGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES - OEC del MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA Y 
MUNICIPIO DISTRITAL DE ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA para que alcance copia fedateada 
de la Resolución a través de la cual se nombra al COMITE DE SELECCION de los procesos 
en investigación. 
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RECOMENDACIÓN: Requerir al ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES — 
OEC del MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA Y MUNICIPIO DISTRITAL DE 
ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA, para que indiquen cuál fue el procedimiento para hacer la 
selección de los miembros del COMITÉ DE SELECCIÓN en ambos procesos y los requisitos 
que cada uno cumplía. Se debe indicar la profesión, experiencia, régimen laboral, dependencia 
donde realizaba sus funciones y en que otros procesos participaron... 


Según el Reglamento de Contrataciones. 

Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de 
selección 

44.1. El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) 
pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

44.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de 
obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forman parte 
del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto 
de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217. 


RECOMENDACIÓN: Requerir al ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES — 
OEC del MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJATAMBO-LIMA Y MUNICIPIO DISTRITAL DE 
ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA, para que indiquen cuál fue el motivo que los actos previos a la 
Buena Pro y al otorgamiento de la Buena Pro no tengan la conformidad de un Notario o Juez 
de Paz. 


RECOMENDACIÓN: Requerir al ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES — 
OEC del MUNICIPIO DISTRITAL DE ANGUIA-CHOTA-CAJMARCA, para que indiquen cuál fue 
sustento técnico para que los actos previos a la Buena Pro y al otorgamiento de la Buena Pro 
sean en ACTO PRIVADO. 


has 
UTIF 
ECON. JUAN MANUEL CHAVEZ ZEGARRA 
JMCHZ 
A — ——— = 
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ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA: RUC; 10706688060: ORDENES DE SERVICIO ADJUDICADAS SEGÚN 
EL SEACE EN SOLES ENTRE EL AÑO 2017 At 2021 


MONEDA 


FECHA DE 
INICIO DE 
LA ORDEN 


DESCRIPCION ENTIDAD 


¿2011 


25/04 
wi v, 


SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN MUNICIPALIDAD 
CONTRATACIONES DELESTADC , FARA LOS PROCESOS DE DISTRITAL DE ¡HUAR! 
LICITACION REALIZADO EM LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAR 
SERVICIO PRESTADO EN LA OFICINA DE LOGISTICA SERVICIOS MUNICIPALIDAD 33/03/202 2,500 
GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE 
DISTRITAL DE HUALMA* CORRESPONDIENTE AL MES DE HUALMAY 
FEBRERC DEL 2221 
SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN FROCESOS GOBIERNO REGIONAL — 22/05/2015 2,200 
LOGISTICOS DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARALA DEL CALLAC - COMITE 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA DEL CAFED DE ADMINISTRACION 
DEL FONDO 
EDUCATIVO DEL 
f S Callar ` f 
SERVICIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN PRGCESDE GOBIERNC REG'CNAL — 22/77/2015 7.000 
LOGÍSTICOS DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO FARA LA — DELCALLAC - COMITE 
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA DEL CAFED DE ADMINISTRACION 
CEL FONDO 
EDUCATIVO DEL 
CALLAC 
FCR LOS SERVICIOS PRESTADCE COMC APOYO EN LA OFICINA MUNITIPALIDAD 23/11/2217 00 
DE LOG CA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDEL DISTRITAL DE HUAURA 
PRESENTE - SOLICITADO FCR LA OFICINA DE LOGISTIC 


POR LOS SER CCS PRESTADOS COM AFOVC EN A OFICINA HUN: CIFALIDAD 0423/2017 506 
DE LOGISTICA EN LA SUE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y — DISTRI TAL DE HUAURA 
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL HES DE AGOSTO DEL 
PRESENTE - REGUER'HUEMTC SOLICITADO FCR OFICINA 
LOGISTICA 
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` ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA: MONTOS EN SOLES GIRADDS ENTRE EL ANO 2017 AL 2021 
POR LAS ORDENES DE SERVICIO ADJUDICADAS 


Transparencia 
/ Económica «zm 


Consulta de Proveedores del Estado 
Fecha de la Consulta: 
17 ju 000-2022 


| onto Grado 


¿TOTAL f TEZTTE 52 168.82 
Froveedor 1C72SE88C6C: ALCANTARA HIONTES NATHALY VIVIANA E5,233,£7 
Agrupación por Departamente 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
LIMA 


Ca lso-Callac-Gebierno Regional del Ca ac-CAFED-2218 
CALLAO 


Ochocientos trece.813 


ELE) 


Cajatambo-Cajatambo-Lime-Muniz'pai idad Frovincia! de Cajatambo-2921 


Huari-Hura/-Lima-Municipalidad Distria! de Huari-2020 
Huari-Kural-Lima-Munizipalidad Distrta! de Huari-2221 
Hua!may-Huaura-L ma-huniz palidad Distrital de Hua may-222 
Huaura-Huaura-L ma-IAun cipaiidad Distrita! de Huaura-2217 
Huaura-Huaura-Lima-Mun ci pa! dad Distrital de Huaura-2018 


Rerquer ira cada una de las ENTIDADES información de :arelacién lakera! de ALCANTARA 
MONTES, d cha n^crmac'on debe corresponder al añe en e que se egrc, además de un 
año antes y un año despues. Se debe nd care cargo, dependera en a quetrabajé, 
perícdc laberal, tunc enes que desempeñó. En resumen que se alcance e EXFED ENTE DE 
CONTRATACION de cada enr dad dende trabajé 
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DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS ADJUDICADOS Y MONTOS GIRADOS 


ALCANTARA MONTES NATHALY VIVIANA: MONTOS ADJUDICADOS 
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2,500 14,800 16,000 


1,500 14,800 
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AP. i Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 


FIRMAS COMITÉ CONVOCATORIA ANGUIA 


X Ce 4 


PRESIDÉNTE / PRIMER MIEMBRO 


RONAÉD EDWARD BRICEÑO MONZON VIVIANA cmo dy 
= DNI: 73098314 ' 


/ SEGUNDO MIEMBRO 
GÜIDO DARIO QUISPE ROJAS 
DNI:43615062 
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FIRMAS COMITÉ CONVOCATORIA ANGUIA 


(ARA MONTES NATHA 
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|! MINISTERIO PÚBLICO 


| FISCALÍA DE LA NACIÓN 
| FISCALÍA DE LA 


DISTRITO FISCAL DE LIMA 


Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 


CAJATAMBO 
Cronograma 
Etapa Fecha Inicio FechaFin 
Convocatoria 20/08/2021 20/08/2021 
a Koch y 23/08/2021 08/09/2021 
Registro de participantes (Electrónica) 00:01 23:59 
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica) 23/08/2021 26 08/2024 
00:01 23:59 
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 31/08/2021 03/09/2021 
integración de las Bases 
PLAZA DE ARMAS N*100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y 03/09/2021 03/09/2021 
PROVINCIA DE CAJATAMBO 
es NS 09/09/2021 09/09/2021 
Presentación de propuestas (Electrónica) 00:01 23:50 
Calificación y Evaluación de propuestas 
PLAZA DE ARMAS N°100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y 10/09/2021 10/09/2021 
PROVINCIA DE CAJATAMBO 
Otorgamiento de la Buena Pro 16/09/2021 
PLAZA DE ARMAS N*100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y 08:30 16/09/2021 
PROVINCIA DE CAJATAMBO š; 
POR EJEMPLO EN LAS BASES SE INDICA: 
Presentación de propuestas (Electrónica) 02.09.2021 
Calificación y Evaluación de propuestas 
PLAZA DE ARMAS N*100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y PROVINCIA DE 03.09.2021 
CAJATAMBO 
Otorgamiento de la Buena Pro 
PLAZA DE ARMAS N*100 CENTRO CIVICO DISTRITO Y PROVINCIA DE ` 06.09.2021 


CAJATAMBO 


Sede Central - Ay. Abancay 491 — Lima 
FISCALIA SUP, NAC. ESP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS 


Página l6|20 
(511) 625.5555 

anexo 7482 

UTIF 


Decenio de la Igualdad de oporiunida a [ y hombres 
Nacional” 


“Año del Fortolecimie 
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Decenía de la Igualdad de oportunidade; s y hombres 
t Se “Año del Fortalecimien la Nacional” 


Ke | MINISTERIO PUBLICO 


ie l FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA 
d ; Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 
ANGUIA 
Cronograma 
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 
Convocatoria 12/11/2021 12/11/2021 
Registro de participantes(Electrónica) 13/11/2021 00:01 22/11/2021 23:59 
Formulación de consultas y observaciones Electrónica) 13/11/2021 00:01 17/11/2021 23:59 
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 18/11/2021 18/11/2021 
Integración de las Bases 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 18/41/2024 dá ici 
Presentación de propuestas (Electrónica) 23/11/2021 00:01 23/11/2021 23:59 
Calificación y Evaluación de propuestas 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SSES 2581812021 
Or amiento la Buena Pro 25/11/2021 08:30 25/11/2021 


UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 


POR EJEMPLO EN LAS BASES SE INDICA 


Documento y fecha de aprobación del expediente 10.11.2021 
de contratación. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 03.11.2021 
técnico. 


Documento y fecha de actualización del expediente 10.11.2021 
técnico, de corresponder. 
No se indica nada del Cronograma 
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Li MINISTERIO PÚBLICO 
LÍA DE LA NACIÓN 


II ch 


Decenio de la Igualdad de oportunida 
“Año del Fortaiecimien 


hombres 
Nacional” 


DISTRITO FISCAL DE LIMA 
Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 


OTRA MÁS DE LA DRAL: DENUNCIAN NOMBRAMIENTO 


ILEGAL 


Se 
FISCALIA SUP. NAC, ESP. EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS anexo 7482 


de 


Central - AV, Abancay 491 — Lima 


DE JEFE DE 


" Wi daga, 4 1o 36 Eeer a aha Eit totr . 1) CARLOS / 
` GARCIA MARTOS ea dime 4) d (kina Ge Avionsaacin de la Lyuzxccióc Regional de 
(Agricolae del Gobice: Ragion) & Lime (Gitu 71 FERNANDO BAIL. CAMFON GARCÍA. 
director de le Oficina do Aduieste»xe de de Drees Regina! de Apricalrera Ael GRL 3) 
NATHALY VIVIANA ALCÁNTARA MUNTES exo cud de da ERieip ales P casta de de Dread 
Rapa de April. del GRE ` A7 Dasit de eeelen y coctis todas las durara personas cw resake n 
OOO pm kn pro Qum ds Peras ú Sea de aua qonekywgles tan 173 dei 
Cargo Pech, Nembeonieen o genge, Ier: dto cora enge photos duzina SÉ dech Codigo Penah, 
Colusloc (an, 3&3 cel C'Seäëo Fera!) A eran sine o anrisechemienae indebido de tare 


Varticule M69) dei d crlipe Penn) ch ramin o Dos rupes Panta 
IL FUNDAMENTOS DE Htc HD. 


L d) primere de ahri da Dein de papia de acce ds la Dysceia Ragawal de ARA - 
THUNG dei Given Messi e domo: palcos ka Paju de participates gestures det process de 
Mieccahn bajo D gesala de tanasida dv omes IAS] SN 1037, adiudicándew la 
Plaza S° 11-2019 licetien ta Legisto o ly oca "edibab Viviens Akánteru Montes, 


Sega el reporte de la Erreechen Nacional de Ltacación Sapere Univerutaria (Sonda), 


deternacionises ci Ja (6 2617, y el Titio e H de maye de 1018. mida per de Uoncrudaz 
Nawad ha elen Sashes Cantón Pe avra parte, Onysniumes. Sopetvie de ho. 
Comraaccne del bal: (DOE) de ukeya b Coastaarie de Profsieas! o Técalco 
Certificada del Orgaac Lacargado de las Contrataciones - GE, 
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Decenio de la Igualdad de oportunidade eres y hombres 
ES MINISTERIO PUBLICO Afio del Fortalecimi ranía Nacional 


—i- ! FISCALÍA DE LA NACIÓN DISTRITO FISCAL DE LIMA 
d Unidad de Tratamiento de Informes Financieros 


Martes 20.08.2019 


Lo que pasa en la Dirección Regional de Agricultura (DRAL) es ya un 
escándalo de marca mayor. La situación de inestabilidad creada por 
diversas denuncias ponen bajo sospecha todas las licitaciones 
realizadas y convocadas hasta la fecha. 


En abril del 2019 se llevó el concurso CAS N?11-2019 para la plaza 
de técnico en Logística para la DRAL que le fue otorgada a 
NATHALY VIVIANA ALCÁNTARA MONTES, quien en esa fecha no 
contaba con título profesional y tampoco con la certificación del 
OSCE, ni mucho menos con los años de experiencia que exige la ley. 


Esta fémina recién obtuvo el título profesional de la carrera de 
licenciada en Negocios Internacionales el 30 de mayo del 2019, es 
decir un mes después del concurso CAS, fecha para cuando asume el 
cargo de jefa de Adquisiciones. De la misma forma obtuvo su 
certificación OSCE, requisito principal para ocupar ese cargo el 26 de 
julio del 2019, o sea dos meses después de su designación. 


Ochocientos veinte.820 


Sin embargo a pesar de estas flagrantes irregularidades fue 
designada JEFE DE LOGÍSTICA, cargo que desempeña hasta la 
fecha. No contentos con esta designación ilegal, ella como jefe de 
logística participó directamente en dos procesos de selección en 
donde entregó la buena pro a dos empresas del mismo dueño. Pero 
eso no es todo, en ambos procesos los participantes fueron dos 
empresas, también de mismo dueño. 


Pero no es la única involucrada en hechos que ponen en tela de juicio 
a la DRAL. Ante estos hechos gravísimos, el Concejero Regional Roy 
Beltrán Gutiérrez, ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía 
Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de 

. . Huaura en contra de Carlos Alberto García Marcos, Fernando Paul 
Campos García y NATHALY VIVIANA ALCÁNTARA MONTES, por 
los presuntos delitos presuntos delitos de nombramiento o aceptación 
indebida para ocupar cargo  püblico, colusión, | negociación 
incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. 
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Esta denuncia pone en tela de juicio la idoneidad de Julio Castillo 
como Director de la DRAL, pues dos de los denunciados siguen en 
funciones. Pero eso no es todo, regresamos porque la paciencia es 
nuestra mejor virtud. 


El Cazador de la Noticia 6:39» 
Enviar por correo electrónicoEscribe un blog Compartir con TWITTER 
Compartir con Facebook Compartir en PINTEREST 


http:/elcazadordelanoticia.blogspot.com/2019/08/otra-mas-de-la-dral- 
denuncian.html 
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Wem y eoè 


ACTA DE PRESENTACION. 


A 


ION, EVALUACION Y CALIFICACION 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N*004-2021-MPC/CS. 1 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 


En la ciudad de Cajatambo, Siendo las 18:12 horas del día 10 de Setiembre del 2021, en las 
instalaciones de la Municipafidad Provincial de Cajatambo presencial y de manera virtual con 
un miembro del comité , se reunieron los integrantes, quienes se encargaran de la preparación 


GUIDO DARIO QUISPE ROJAS 


PRESIDENTE TITULAR | RONALD EDWARD BRICEÑO MONZON 
VIVIANA ALCANTARA MONTES 


- LIMA CON CUI N*2452692. para lo cual se informó y acordó lo siguiente: 


PRIMERO. - En este estado el PRESIDENTE DE COMITÉ, da la bienvenida y resume las 
características del proceso de Contratación. al mismo tiempo que hace la lectura de los 


. — p š 
(Años PARTICIPANTES INSCRITOS según orden de la plata forma SEACE. ei mismo que se detalla 
A] ` g ta cuadra siguiente: 
KH Vip? Ch w Se " u sara 
el Zi? = Ge XXANFOKT 
T AF. TESI cem muc 70239480022. CONTRATISTAS 30/08: 143: Velda 2:54 20 20:490); Oef 
z l&i 
A gE 4/3) CANERALAS Es 
Y ` g 
Ww t y y ^ ärgere CXANITO SA. 36/00/303; yass 7/09/2920. 10379999906. Orj 
e 5 en 
Sha ii Zafra CONTRATIETaS 
" = c 2845) 190940 osa; ren 04/00/20)! VA. O4/€9/ may zéat7isebas Cal 
FetTCONÉAC 
" E BE*VSCOME Zä 
S GE 9e3:9i iU — DXGENZURIA COPIA — 8. are Vatis MIURA oras Qof cc 
AREA I sar 
TII 
Carrara? 
a, recia Xe2ideQpeo, CÓ RALIS FS DRE 39/90/2921. vani. 2w 50/22) T622-003«40; (s 
t“ wu Inpivetb5ua. Dé 
APD Kan, 


IVA pA 
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CONFIESO 


EAN OUERS A 
P-e redo A P 
s eo Ade 2222909542; — USDIVIOUAL DE DER TTT wande 32.09/3621 cesa: Oe 
H ds 
RESPIRA al at 
LIMITADA 
AS CRISAWwYVE SCH rier K d 
, at : d E Gym er? d 2 
vn ku 9921224249 Lorie LA CORRA 33/82/4611 pag, iij€&/ 33a Pesanan De 
Freveedar FAKVICIOS QUSE Es fu 
LOSTI avae i -— ° 1 m e 
5 zen mp ARI Leo 30/00/4093 ahus 79/00/1073 ¡estirar De" 
MA Tistgrc tes y 
frees e do: j 
D ere 4C521*ib50800  CONSTRUCTORA Zë ER: Air valido arpaa: 3937:21909€6 e er 
VERAKAH BILL. 
Preventa: TMVERSLCNUS URA 
LIBE Geer €1/00/2033 velds $1/0€/20:1 remeros Ge 
aen RUE SAC. 


COM STRUPUAS LUCES 


Porrera EMPREZA INDIVIDUAL s 
35582:4197)7& xÇ ¿33 CT vas. 319801 0419771 DE 
Kran o4 nesrosearerroso 70 FO2A vahaa 12/00/2034 1. Osi 
a å QCRETAVHAX YA e 
A COREPAMARAN vat Ap ande 10  3éegataTéis Del? 
tor RUE GERi 
Zieébaitain v 

Lu à si " 

ee 2602470 CERRAR Like 13/04/2011 vie X5/0&/262: TALA Dan b! 
a ; > 
73 AE 

KK EE Daga t a d "3842 E 
ege 


SEGUNDO: Actc seguido se da a conocer los postores que hen preseniedo sus ofertas de 


manera electrónica e través del SEACE, siendo los que aparecen a continuación 


CEN Ges €»/6»;301i 31407107  JC&0C29674t1 05/09/2021 iade deese o Vatvás e»; 


26691922452 


Coto 
MI ee (3209/9611 EMIGIS 26809062003 ^ D9/09/202: — 234743 — EnvaWe Vses LO. 
d 


Iep emos; u^ A m 192 Fän: 5 


ERCERO: Acto seguido se procede a la verificación de los documentos de PRESENTACION 
IGATORIA, especificados en el numeral 22.1 del CAPITULO IL de acuerdo a noma 

O SUPREMO N"108-2020-PCM Requisitos de adruisimlidad de ofertas, de las BASES 
EGRADAS del procedimiento de selección por PEC  -004-2021-MPCICS- | 
NVOCATORIA, resultando de la siguiente manera: 


DOCUMENTACION DE PRESENTACION d N 

N* GORG ONSORCIO UTCA 

N OBLIGATORIA CONSORCIO GORGOR C CAS 
PRESENTO OM 


CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA EN CASG PRESENTO ESENE 
LEGALIZAR 


DE LONSOROO LEGALIZADA 
——————————————————————— 


DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 


REPRESENTACIÓN DE CQIUIEN SUSCRIBE LA PRESENTO PRESENTO 77 
OFERTA EN CASO DE CONSORCIO LEGAUZADA 
VIGEMCIA DE PODER no debe tener una PRESENTO PRESENTO 


ése mayor a treinta (0) dias colendenos 
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CABE INDICAR QUE LAS Ba Py 
P ie ESPECIAL Sea 

ON DE € OBRAS eier ADAS MEDIANTE RESOLUCION 
201 TE ME Í 


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS GEL POSTOR 
CON INDICATION Ott CORRFO ELECTRONMICO Al 
QUE SE LE NOTIFICAN LAS ACTUACIONES DES 


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCION 


CONTRACTUAL (ANEHO N71] 


DECCLARACION JURADA DE ACUERDO CON Ei 
UTERAL E) DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO 
[ANEXO N*7) 


DECLARACIÓN IRADA QUE ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO, SEGÚN El NUMERAL 3 3 DE 
CAPITOLO M DE UA PRESENTE SECCION (ANEXO 
neaj 


SF£RYA ECONOMICA scie; Consignsndo además 
el Costo Directo. Gastos Generales Fijos, Gastos 
Generales Vartobiza, Utilidad e Impuesto General 
a las ventas y el detalle de precios writers, 
cuando dicho sistema hava sids establecido en 
las bases, debe registrarse directamente en el 
Jomes electrónico del SEACE, 
Aticionelmente. sc debe adjuntar el ANEXO SA 
en el ceso de procedimiento convocados e 
precios unitarios 


Carta ce tornano de presentación y 
screen avión del persona espectaltists y 
*üuipamierio conforme lo seNalado en el 
reguenmiente, segun lo previsto, stpón lo 
arestisto ea e| numerat 3 1 del capitula Il! ae le 
preserge sección: (ANEXO FS) 


Contrato de Consorcio con fieras legallrazas, 
detallando e: pirceorje de obligaciones de cada 
tensorciede. Este contrato debe presentar el 
Contenido mínimo según el ANEXO ME 


Lan de lines ae Crédito, emitida por enudades 
Supererecat porta Superimendencia de Bones y 
Seguros, la cual es Gbfigatorta para ios 
procedimiento: de selección cuyos valores 
eierencisies seen mayores a S/ 50,000,000,00: y. 
para valoras cefereneiasies de igual o menor 
tonto a 5/ SD. D00 00026, Se acuerdo a lo Que 5€ 
establezca en las condiciones especificas de las 
bates del procedimiento de zomiratación en cade 
entidas sjecemrno, (nexo N? 7] 
Carts de Linee de Credite, emite por una 
press supervisada por la Supsrinrendeneia de 
Banca, Seguros y AFP, nor el mono COVE Ne s 
Ü 6 el vaior referencial de la Obra 2 325 837,93, 
Que acredite que cuente con ta Solvencia 
Endit yJo finenckers widana, paca la 
eeeutkin de Ia org. 


OFERTA ADMITIOA O NO ADMITIDA 


ede 


AS P >OR LAS 


PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO 


D14410 7 


PRESENTO 
PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO SIN 
LEGALIZADA Y DIFIERE 
EL MONTO 
OFERTADO 


PRESENTO 


PRESENTO 


PRESENTO 


NO ADRAITIDA 


S ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRAT ACION 
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS CONTRAT ACION DE 


DIRECTORIAL w056- 


Ochocientos veinticuatro.824 


ARRC/DE Y N"00064-2020-ARCC/DE. SON DE APLICACIÓN PARA EST E PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN EN SUS BASES INTEGRADAS DEL PEC- PROC- 3-2021-MPC/CS-1. QUE 
SON REGLAS DEFINITIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN , EN SU ANEXO N'02 
DE LAS BASES INTEGRADAS,DECLARACION JURADA, SOBRE EL LITERAL B, DEL ART 
37" DEL DECRETO SUPREMO N*071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APEUBA EL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA 
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS SUSCRITAPOR EL POSTOR, EN SU NUMERAL 2. EL 
POSTOR INDICA QUE CONOCE. ACEPTA Y SE SOMETE A LAS BASES DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELEECION: 
ASI MISMO LA BASE LEGAL DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SON: EL 
IO S N*071- REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 


CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y, SUS 
MODIFICATORIAS: S *1 1 Y DECRETO SUPREMO N*108- 


2020-PCM 


ARTICIPANTE: CONSORCIO UTCAS: El mismo que NO CUMPLE en la forma de presentación 
oferta bajo los siguientes sustentos: 


ada -850 de SOCIO, $e requiere la frma Je de to 

Q. En folios 37 el contenido del anexo N'4 respecto a la Oferta 

Económica. con un desagregado de partidas con errores en la cua! el poslor evidenci en el 
—7* as total por un monto de S/3,876,061.73 (Fs.47) lo cual se lee (Tres Millones Ochocientos Setenta 
0 Y Seis Mil Sesenta y uno con 73/100) sin embargo se encuentra un error aritmético en la Oferta 


(Total + Mobiliario y Equipamiento + Plan de contingencia) nos encontramos con 


faro valor nimero que sarie oi Siguiente SP indicado en e! capitulo Il numeral 2 2 1 1 literal 
Que indica PCO Or, ples onsign. Ic P o Directo, Gasto: 

” teniendo en cuenta el numera! 37.8 dei articulo 37" Requisitos 
Admisibilidad de Ofertas. del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N*071-2018-PCM y 
su modificatoria Decreto Supremo N*148-2019-PCM, dice textualmente: Para la admisibilidad de 


Ji 


1 Ja EH 20089 d La? "Á A 
; ^ £ Toda vez que, según el numeral 1.7 de! Capitulo | de las Bases indica que, de Las oferlas ` la 
E Us A información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos catálogos o similares, que 
=> puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad 
de dichos documentos. ° 18 “El parucipante debe verificar antes de su envio bajo su 
responsabilidad. que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible 


Asimismo no aplica la &ubse^eción, logo esto en cumplimiento el articulo 38 del Reglamento 
aprolede por el Decreto Supremo N*D71-2018-0CM y su modificatona Decreto Supremo Nap 


2019-PCM, ` 


En el sistema de c 
Su correccio 
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considera NO ADMITIDA. 


CULMINADA LA ETAPA DE ADMISION. SE PROCEDE A CONTINUAR CON LA ETAPA DE 


EVALUACION CON UNA PROPUESTA ADMITIDA: E — 
| EVALUACION TECNICA | 
NOMBRE DEL 
POSTOR CANT. DE VECES PUNTAJE | 
` ACREDITADO ACREDITADO | 


SUPERA AL 1.5 | 
VECES EL VALOR | 100 PUNTOS 
REFERENCIAL "E 


S/. 3,876,061 73 


— 


EVALUACION ECONOMICA: 


El presidente del comité de Selección nice que, culrminado la svatuación de la alerta lécnice y 
teniendo los resultados de acuerdo al Cuadro anterior, continuamos con la tiara de le evaluación 
económica quedando de la siguiente manera: 


NOMBRE DEL 
POSTOR 


100 PUNTOS | 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD 


C 


( " AL SIGUIENTE DETALLE: i 
S.A 
Y — Ó—À em "Em w SUMATORIO =j 
" PONDERACION | DEL | or 
an] NENNEN I PONDERADO | TOTAL | 
ia A POSTOR | COEFICIENTE ! | 
nM. PUNTAJE | EVALUACION PUNTAJE 
TÉCNICO TECNICA | ECONOMICO C15 C2 e 6 | 


C.1(0.40) 


— a — —e ————— — — + ——— — — M — 


DE ACUERDO: 

DESPUES DE DETERMINAR LOS PUNTAJES TOTALES, TEMIEMOO LOS RESULTADOS DE La 
ADMISION EVALUACION Y CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR LOS POSTORES SE 
PROCEDERA CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 


SIENDO LAS 20:02 HORAS, CULMINA LA SESION Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LA 
PRESENTE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCIÓN 


Ochocientos veintiséis.826 


t ra DÉI 


E ën ON , Z D æf; non En An 
[SY 11509 GN / A gue / =$ À d - 
[T VB A PA) fr M*B* o e 
^ - ñ f: Ë J| v. o y í , Í 
DÉNTE 


% soda | - JŠ] PRIMER MIEMBRO 
| à ! ANA ALCANTARA MONTES 
... RONALD EDWARD BRICEÑO MONZON k 2 Gerten 


-—- DNI: 73098314 Reeg 


— 'O DARIO QUISPE ROJAS 
eet 'DNI:43615068 


O DE LA PRO. 


DETALLE DEL ADJUDICATARIO: 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N*004-2021-MPCI/CS-1 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 


OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*20984-2 Y 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO - LIMA CON CUI N*2452692 


ADJUDICATARIO ` CONSORCIO GORGOR 
REPRESENTANTE LEGAL  ; LINO QUICHE TEODORO ALEXANDER 
DNI : 47898942 

MONTO ADJUDICADO :S/ 3 876 061.73 


SE CULMINA EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:30 HORAS. DEL 16 DE SETIEMBRE 
SUSCRIBIENDOSE LA PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD 


RONALD EDWARD — a MONZON 


DNI: 73098314 


Ë ai 

à E SEG DO MIEMBRO 

“GUIDO DARIO QUISPE ROJAS 
DNI: 43615068 
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ACTA DE ADMISION EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRC 
EJECUCION DE LA OBRA: 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE 
YAMSEN USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 

ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU N*402-2021 N*008- 2021-MDA;CS 
BASES INTEGRADAS 


A a . , bet D CR Ze La be 
ttn |a ciudad de Anguia, q los 24 dias Cel mec de oct ibre dei año ZO 
horas 12:00 am se resmeron tos mie "bros 3el iLomüé de Selección enca! gadt 


de conducir el procedimwemte de selección ADJUDICACION SIMPUFICADA DU 

< _ Noz 2021 N°- 008 2021- MDA/CS - cuyo objeie de contratacion es la eeru 5 

DY de la obra: "MEJORAMIENTO. Y AMPLIACION DEL SISTEMA Mar AGUA POTABLE | 

SN INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN 

PS USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE A m PROVINCIA DE 
CHOTA ` DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, desienadee me 


S Ccci3nte Nesolucior di 
ala N'213 2021-MDA Za de š ES ` MAU 
MISIT wN < NMDA A ¿l echa | le Noviembre. Ai 2l conformado: 


102 Siguientes miembre 
Miambros 


y ALCANTARA MONTES NATHAL Y VIVIANA Presidente Titular 


IRIGOIN VASQUEZ Deng n T^ 
¡ties A Qusz OSBERTO Primer Miernbro 


CORONEL VASQUEZ ORLANDO Segundo Miembro 
Dro 


42Coidente dei Comité de »eleccion. de 


PARTICIPANTES REGISTRADOS 
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í P ' u «aq 
e= - w era 
x zeg < - 
w - 
PR Zen Art B she =p m^ 
a — "an A mS om d à ' ep D — M 
md DER * - dele h dlas E ` » 
-—— er s. - H ER rea 
w = - LE š k s= 


Acto seguido se ña procedido descargar a traves del SEACE 30, dos (62) ofertas, 
para el presente procedimiento de selección, el cual SÉ consigna a continuación 


C 3 Ehe torn de oerte exten E: e Arie? 
m j we m ng Wowtes. te "Dt = oke 

>- sews in wte LEI 

" aos y 

"ët, fr "e en, me ml 

— m] mcm IZ as IRA AA A SS L EA 


Ans ms Purto nna hdc fg zt "Prä: qa t n 
E y OPI eet reiege A ei 


— e ETB D 


^» Ie $99 egg | rm PO c 
UO CERE CATION AIEO BKL Ca KW Fa r Zog ET 
O, E, 

- ki 

.“.. 


NS. El comite de Selección hace mención que ICs documentos a revisar se desarrollan 

I besados al Argo N^ 2 de la Ley N' 3023/5 
contrataciones de Tex Linca Otdenaña de ta 
Contrataciones del Estado 


- Punca que ngen las 


Ley N 30225, ley op 


^ "option el Organo Encargado de (as Co"tiatátiones prorene a evalug: 
là: ofertas del Dincedimiesto de tPleecion, v X tvsm on wotumentez que 


Qc verificar que Compilar con Oresenisr (ze 


te Diesenación Abfheat^na y 157 fen 


¿£olliener š fn e 
du IS Dnrumenrae 
i UUSS Xe säin mr Kate KU ei làs 
1308 de 


HES Jes P'Gcedimienro de selección 


Asimismo, teniente en cuenta IS PRESENTACION Y APERTURA 2 OFERTAS: | 1 En da 

ENS in ise | i = Ej I = D tO 
Spera eiectrónica de la uferta, el 9rBanc encargado de ias contrataciones o ei 
comite de selección, segun corresponda el procecimiento.de. selección, verifica dp 


—a Sr E | 
ve REN `. a s e CO en la cercian especifica de Ins, haze de cortermidad 
& r p! ^unmeral J 3,2 de! 


E 


jua» 73 dei reglamento y retarmiña si las ofertas 


ù giden B D ~ *"^t!ns 94 j ^ itus 
le d las CeXdracterstizas A "D regujitos y CGnGicuanes ee! Exp. ietie 
F nec detallados er 2 3e e "€; AM i yi con] 
Gage TUUS 3m Een especifica Ge ma Base: Ue ng MIDI: con li 
UD a; Ia Gina e SRA ^ [ 
° 220 SÉ con£wue NO ADMI TIDA, YO Suz: n ¿m Come ce 
Kiran V AË? CIOTA «aeneus RERNE mo dE, 
2 Lack: A vi Loss Fé wh eae lä, E VALDC TS Ns! Le su” dl 
gna ET Ln corre Cure ' alum a ferta ' iilam. 


Ochocientos veintinueve.829 


DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 


DE OFERTA: 


CONSORCIO 
DESCRIPCIÓN CONSORCIO 
IECONS 


PRESENTO 


acredite la represemación ña 


oferta 


Decla ación jurada de acuerdo con al literal 


t) del artículo 52 del Reglamento ANEXO N 2), 


o-umento que -—— " 
UR PRESENTO 
quien suscube là 


PRESENTO 


cumplimiemo “el 
según el numeral 3 
presente. seccion, (ANEXO ? 


Declaración jaca de 


.tapediente Técnico 
d Oft i de la 
t} 


PRESENTO 


P 
€ 


1 


iurando del 


Obio IANEXO N41 


/ 


"n i WATER 
azt de CIE ez 


Presa de consorcio cun Minas legalasdaás 
consigne los 
lante zomun, ei" 


Ce zer ei caso, en la que se 
mitagrantes el 
domailja común y 


' Lë compromete 


iCpresen 
las obligaciones a las que 
cada unc de los integrantes 


$ del Consorcio, asi uomo el porcentaie | 
<  eauvalente à dichas cplpaciones (Énexo Ni! 


| t| precio cde la ofeta er SOLES 


$%  DIeCiOS — unrimarios considerando tas 

Mtis segun !o previsto en el ulo vc2a''ata PRESENTZ 
tui llteral b) del at 45 gel Rzuliimento 

AE Ki N D 


Aur 


PARTICIPANTE: R.E. :M M INGENIEROS 5. R. E, e GC "ze NO CUMPLE 


"u5teniz 
[> di Ye La PESEN ' ZU rO?furfnmamn:om { se ` y an 
el CIE, A C L 2 Six ww! Li GOJW & tin 


Fd i T Us t at et zi 
- 03 e 1 1 A d 
' ^ e. Vistos 
3 j iO a ES ` H m t 
== ^ 


3^ 
en 


REM 
INGENIEROS 


NO REQUIESE 


PRESENT " 
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E 
fliticusrentz y iip. 


s. KOftGOroando JEN ARCAS Heyr Nesen Toca vez que, segur e 
"en d de la Seccion venei de lus Pases y 4Ca Sub de la piezentacóo- 
Y De'iura de opze el posto: debera ear antes ge su eni. bajo 


"2pensaoudad. que el archivo g WEGA ser descearpaüt y zu Col tenido sen le Bote, 
Asimismo ^o apen la SUuesanación, todo este er cumplimiemo al litera: a! 602 


vel aruculo 62. indica que “Sor Subsurabies. ente giros los ukuemes Gr rer 


riaeriMes O formales a La "funn de geterminaos información en 'ormntos y 
üevimaciones juradas, distinta: al plazo paria o total ofertado y al tec y 
oferta económica” y numeral 8042 En el documento que contiene el precio 
ofertado u oferta económica puede subsenarse io rúbrica y le foliación. en los 
sistemas de vontisiación a precios umanes o tantas ¿Cuando se adweria 
errores ariméticos, Corresponde su corrección al Or gare 2 cago del 
procedimiento; El comig de Selección ea este caso ec el unico competente 
baje las funciones que les -Cüespende determina: s: la oferta del poste aclo|ece 

C de i 4n error material ` o formal que puede sar obietc de subsanación: pare lo 

Cual debe tenerse er consideración los criterios gesa rroilados en los principigs 

Qu? rigen ias contrataciones de estado, e! cual Queda en acta lo “gueme las 

paridas deben sei Sspecieéat a la vez precisas v Completas ya Que ec iz 

ima Ge obtener i pont 


d Como ve regie e en e Expediente técnico pas 


Qué as! pueda cumplir con ia ëJeCUC On de ln abra Teniendo esta exactitud la 


gi 


entidad ne tendrá controversas. e dificutadez en la ojecuclór de cora. en eia 
"m 


ema lnea la ofer Desana ng &s un erro: aritmetice 


nalmente: £l. comite de selecc.o5 en virtuo a on dhréCecéntos "et nados 
T tarros Cu 3 I 
Su Oferta Presentada ejar? IMCAMENTE por ei ERRO SC gudatea Ne ? ADMITIDA 


bs 
PARTICIPANTE CONSORCIO JECONS: e; mismo que CUMPLE con la foma de 
I Presentación de oferta IN. aia ' à : | 
KW ' : ID de afenn ASIMISMO lú trip de er ia Sak @spocifca y 
=y . fintumentos ze presentación obligatoria D'evisto en ids base es iiewtádas por n 
( j qee Lu Oférl3 5f cons ucecaga ADMITID; ` "ERT M 
^ asia to?tevte el E ED Je Se Cum 4€ yere ms raros "usn He 
Rz en la gon vi^ bucle S MIRAS "€ rontana dau 
735 dipi L L 42 in ^d t conta ad ton el name o 


- Ei alticulo 73 del epurmente 


fi "y olera Con |a soarg Li 
Ss2tcitica úe as Dase | o 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
—— A 
EEN Se CCNSORC 
N MUR Ei ERI Pg D i 
í i LI X dV , GE 
ZRCREZECKA ; l 
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Al natal e! gen mp» ni 
PROF i398] del anculo 
Sigo, 
del Keglariom : 
FORWA C nt. cic negiamente ; 
renu:sr 6 Ce ; 
PLANTE: TW n 
` aa së 
e ` $ 
; EAPERIENCIA DÉI PLANTEL ` acredita par; la 


PROFESIONAL CLAVE 


p 
>z 
Kei 
PT: 
22 
Z 

E 


CAO seguido hanerwdo sido asmitida y cnificnca del posto: CONSORCIO 
IFCONS. ei comite se Selección pracederi sin cio de ia t veluacion de Factores 


t 
€ 
LT 


uac on 


FACTORES DE EVALUACION: 


ete ido! en eso conteste ün ADMITIDA la oferta del pestor del 
SAONA IECONS, ve azuerdo cui TUUS '4 del Reglamento, el omie de 
elección prosecé a lo Cv as Or dels oferra Perle aue el Comite de Seleccion 


ET ET DL Ud fapa A `" ] im "H1 z ) 
zespues de calificar de forma exhaustiva morga el siguiente puntaje a la Oferta 


i =i 


TOBOLOCÍA: 


ARA Su AS TW ÓN CONSORCIO 
c m — "e ER IECONS 
š FMCLIU 


zv aludciot Sub" e" 
^ AELE E 
D A d 
C p. D 


WOLF £ 
- KE 
H GA 
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.ONSORCIO 


EERS} Á Dua soguai2042o 


^s 


m 


OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 


ADJUDICACION SIMPLIFICADA D.U N° 102-2021 NeO08-  2021-MDA/CS. BASES 
INTEGRADAS 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE € INSTALACION DE 
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN USHUM, TAYAPOTRERO 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA 


El comité de Selección, procede ai OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ESTE ACTO 
PRIVADO, luego de la Calificación y Ev. 


ECONS conformado po 


siuación de la Oferta, del Postor CONSORCIO 


s CONSTRUCTORA y MSULTORA D K M SRL on RU N 29534106778 
` INGENIERÍA EN CONSTRUCCION SC 


HON SOLIS SAL con RUC N 20800746520 


£ DESTCON INGENIERUS & ARQUITECTOS SAR con Sti N'20597659 389 
° CONSTRUCTORA CONSULTORA E PROYSCTISTAS ASAN ADOS J £ A GONZALES 
EIRE con RUC N 70568515189 
LEN su debido Renresentante Cemin SOLIS ARQUINICO RONEL YUNER con DN 


7296 | ann 


Mismo ue nara a precia de 


"MEJORAMIENTO y AMPLIACION DLL S 
P 


L veta de (a ejecución a obra oe 
SISTEMA DE. AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN USHUM. 
TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO Di ANGUIA - PROVINCIA Di CHOTA 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, es de S7 3 098 263.13 (i res Millones Noventa 
y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Tres con 13/100 SOLES). Incluye IGV 


Vnrmedel i m: fal ois E d. 3 m — - d 
endo las 8:00 pm del dia 25 de Noviembre dei 2021, el Comite de Selección. cuimina 


?! acto privado, tirmenido contormuasd 


ld Presente en señala 


"ae, 


ALCANTARA MONTES NATHALY 


VIVIANA  — 
PRESIDENTE TITIN AQ PRIMER MIEMBRO 


ASA d 
Vi 


CORONEL VASQUEZ ORLANDO 


SEGUNDO MIEMBRO 
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INGO VASQUEZ OSBERTO  — ^ 


AP 
KE 


ACTA FISCAL DE VERIFICACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO 


En la ciudad de Lima, siendo las 17:50 horas del día 20 de julio de 2022, en una de las 
oficinas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial N°2, 
ubicada en la Av. Abancay Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente 
diligencia por disposición superior, la señora fiscal adjunta provincial Magaly del Pilar Ramírez 
Torres, adscrita al despacho fiscal del Esquipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del 
Poder, a fin de buscar información pública en el portal de la OSCE — SEACE, en el link: 
htto://brocesos.seace.gob.pe, correspondiente al proceso de contratación de la ejecución de obra 
recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 20984-2 y 
Santiago Antunez de Mayolo, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo — Lima con CUI 2452692, 
realizándose en los siguientes tfëiminog————,—F 

Primero: Se procede a colocar en el explorador Google: buscar procedimientos de 
selección en entidades públicas y se selecciona “Buscar procedimientos de selección de entidades 
públicas”, seguidamente se apertura la plataforma digital única del Estado Peruano, y se 
selecciona “Ir al servicio”, posteriormente procedí a completar los cuadros que se aperturaron con 
la información de la Municipalidad de Anguía, año 2021, y el código captcha. La información 
verificada e impresa corresponde al acta de presentación, admisión, evaluación y calificación de 
ofertas, procedimiento de contratación púbica especial para reconstrucción por cambio NJ 004- 
2021-mpc/cs-1 (primera convocatoria); el cuadro de presentación de ofertas/expresión de interés 
y las bases del procedimiento de contratación, los cuales se adjuntan a la presente a folios (96). 

Culminando la presente E siendó las 18: 10 horas del mismo día, suscribiendo en 
señal de conformidad. / | / 

^J Í 


DT "I TA 
MAGALY DEL PILAR RAMÍREZ TORRES 
ISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 
Equipo Especial de Fiscales 
lect corrupción del podet 
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ACTA ¿ADMISION, EVALUACION 
DE OFERTAS 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N*004-2021-MPCICS-1 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N*20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, 

PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA CON CUI N*2452692 


DE 
AMIENTO DE LA INSTITUCION 


e orc RECUPER ON DE LA [ Y EQUIP, 
(P i MEBUCATIVA N"20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, 
f ofjo PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA CON CUI N*2452692 
|o Parle (PRESIDENTE TITULAR [RO UP EDWARD BRICENO MONZON 
Ç A CMD TITULJ z 1 RA MOI TES 


Existiendo el quorum reglamentario de conformidad con el Art25 de! Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios, aprobado 
mediante D.S N*071-2018-PCM y sus modificaciones con la finalidad de llevar a cabo el presente 
procedimiento de selección, en cumplimiento de las bases integradas se procede a: 


y Admisión del procedimiento de selección por PEC-004-2021-MPC/CS-I, cuyo objeto 
la contratación es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA RECUPERACION DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*20984-2 Y 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO 
"esu — ". LIMA CON CUI N*2452692. para lo cual se informó y acordó lo siguiente" — " 


MAA 
ICAA Siana ARA TIAS 20/@@/ te Mode 29/00 20341  1023942949)4 Lier 
CIE RALES as 
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| SEGUNDO: Acto seguido se da a conocer los postores que han presentado sus ofertas de 
manera electrónica a través del SEACE, siendo los que aparecen a costinuación, 
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DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN ` coco GORGOR CONSORCIO UTCAS 


'OBLIGATORIA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA EN CASO (mme, PRESENTO SiN 
Dš CONSORCIO LEGALIZADA I LEGALIZAR 
"EE 


DOCUMENTO QUE ACREIETE LA 
- BEPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA . PRESENTO PRESENTO 


OFEETA EN CASO DE CONSQUETS LEGAL ITADA 


CEO tort js t 
GEADA DE PODER na Zem tener una PRESENTO PRESENTO 
eniqpoedad mayor a veisin (30) dias calendarios 


* 


ag, 
Miltgincuenta ygs 


DECLARACION JURADA DE DATOS Dti POSTOR 
CON INDICACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO Al 

QUE SE LE NOTIFICAN LAS &CULIACHMIES ¡DEL PRESENTO PRESENTO 
PROCCOBWENTO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCION 

CONTRACTUAL TANEXO EI 

DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON Ex 

UFERZA B] DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO PRESENTO PRESENTO 
(ANEXO N*2) 


SECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO, SEGÚN El NUMERAL 3:3 DEL — 
CAPITULO HL Dr LA PRESENTE SECCION [ANEXO PRESENTO PRESENTO 
N 3] 


OFERTA ECONOMICA soles Consignando además 
el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos 
Generales Variables, Utilidad e Impuesto General 


a las ventas y el detalle de precios unitarios, PRESENTO SIN 
cuando dicho sistema haya sido establecido en PRESENTO LEGALIZADA Y Diri RE 
las bases, debe registrarse directamente er e! o EL MONTO 
egent bringen OFERTADO 
Adicionalmente, se debe adjuntar el ANEXO N'4 
en el caso de procedimiento convocados a 
precios anos 
Carta de compromiso de presentación y 
acreditación del personal especialista y 
requeridas, sapin Y BNA T "ce PRESENTO PRESENTO 


previsto en el numeral 3.1 del capitulo li! de la 
presente sección (ANEXO N76) 


Correo de Consorcio can Firmas legalizados, 
Getel'ando ei parcentaje de obligstiones de cada = 
j j PRESENT 
c36sortiado. Este contrato debe presentar el PRESENTO PRESENTO 
contenido mínimo según el ANEXO N'6 


Carta de Linea ge Crédito, emitida por entidades 
supervisadas por lo Superintendencia de banca y 
Seguros. te cual es Ghhpaterte para los 
pnocediaitntes de selección cuyos valores 
reteserciales sean mayores a A 50,006 000/00: y, e 
para velores referenciales de wuat o menor 


monto è $/ 52,009,006 00, de acuerdo a lo que se 
ov estabisréa en las romanas espar heas de los 


beangs del procedimiento de contratación en cada PRESENTO PRESENTO 
entidad ejecutora, (Amaro N* 7j 

Carts de tines de Coëape, emitida por ena 
empresa supeyeneda por la Saperietendencte de 
Benca, Seguros y AFP, por ei mano emuiatente a 
0.6 ei valor referencia! de la Obra 1/325 627.03, 

fie BenhGe que cuente con la Solos 

Económica y/o financiera suficiente, pra la 

` Staren de le oa 


OFERTA ADMITIDA O NO ADPATTDA ADNTGDA NO ADMITIDA 
CABE | Leg? QUE LAS BASES ESTANDAR DEL PROGEDIM IENTO DE CONTRATACION 
; d PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS CONT RATACION DE 


i S APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION TORA N* 056 
21 AGO.  MODIF K CADAS ^ LAS BESOLUG ¡DONES k: 
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Ge AE, SON DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN EN SUS BASES INTEGRADAS DEL PEC- PROC- 3-2021-MPC/CS-1, QUE 
SON REGLAS DEFINITIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN , EN SU ANEXO N'02 
DE LAS BASES INTEGRADAS DECLARACION JURADA, SOBRE EL LITERAL B, DEL ART. 
37" DEL DECRETO SUPREMO N"071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APEUBA El 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA 
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS SUSCRITAPOR EL POSTOR, EN SU NUMERAL 2. El 
POSTOR INDICA QUE CONOCE, ACEPTA Y SE SOMETE A LAS BASES DE 
PROCEDIMIENTO DE SELEECION: 
ASI MISMO LA BASE LEGAL DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SON: El 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y, SUS 
MODIFICATORIAS: DECRETO SUPREMO N"148-2019-PCM Y DECRETO SUPREMO N*108- 
2020-PCM. 


d DMITIDAS 
PANTE: CONSORCIO UTCAS: El mismo que NO CUMPLE en la forma de presentación 


P oferta bajo los siguientes sustentos: 


poaalr2ad 


I Á CULO L1 KU. uU 
olios 37 el contenido dei anexo N'4 respecto a la Oferta 
de par con errores en la cual el postor evidencia en el 


` : ç documento es 
para la admisión de oferta: según lo indicado en el capitulo Il numeral 2.2.1.1 literal e) 
que indica “Ofert nómica Se ons : Costo Directo, Gasto: 


¡Ca de todo 
^ 


j Toda vez que, según el numeral 1.7 del Capitulo ! de las Bases indica que, de Las ofertas, ` Ja 
información 


de dichos documentos ` 1.8 ^E! participante debe verificar antes de su envío, bajo su 
responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. 


Asimismo no aplica la subsanación, todo esto en cumplimiento el artículo 38 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N*071-2018-PCM y su modificatoria Supremo N*148- 


contiene el preci 


nal 
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siguiente Procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, ce acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo y bases integradas. 
En la misma línea, Las ofertas se presentan fohadas. El participante debe verificar antes de su 


" CULMINADA L^ ETAPA DE ADMISION, SE PROCEDE A CONTINUAR CON LA ETAPA DE 
EVALUACION CON UNA PROPUESTA ADMITIDA: 


EVALUACION TEGNICA 


| EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD 

A SIGUIENTE DETALLE: e 

f x ER i PUNTAJE ] 
y "TAL 


| 


S ES SOEFWQEMTE 

f e e PLIT ASE CVALUAQCION ! 

F TECNICA EGONONICO | ECONOMICA C2 

| C40; (0,00 | 


| 40+80=100 | o ` 
| B 


TUERMINAR LOS PUNTAJES TOTALES, TEMEMDO LOS RESULTADOS DE LA 
VALIAAGION Y CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR LOS POSTORES, SE 
PROCEOERA CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 


SENDO LAS 20:02 HORAS, CULMINA LA SESION Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LA 
PRESENTE LOS MIEMBROS TITLKR ARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
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OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 


DETALLE DEL ADJUDICATARIO: 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA 
RECONSTRUCCION POR CAMBIO N*004-2021-MPC/CS-1 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 


OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
INFRAESTRUCT l 


ADJUDICATARIO : CONSORCIO GORGOR 
REPRESENTANTE LEGAL ` ŁING QUICHE TEODORO ALEXANDER ` °. 
DNI : 47898942 

MONTO ADJUDICADO :S/ 3:876 061.72 


SE CULMINA EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:30 HORAS. DEL 1% DE SETIEMBRE 
SUSCRIBIENDOSE LA PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD 


/3 
(i5 
^ - X 
O MONZON 
PENDIL Q 

ES te NA ZO 

IG ME El 

l n ET MIEMBRO 

Lk ` Pipo QUISPE ROJAS 


DNI: 43615065 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 004-2021-MPC/CS-1 


BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL PARA 
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 


CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS' 


Aprobadas mediante Resolución Directoral N? 056 -2018-RCC/DE, 
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055- 

* 2020-ARCC/DE,:y N° 00064-2020-ARCC/DE 


Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 
cuenta la siguiente definición: 


Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MPC/CS-1 


PROCEDIMIENTO ELN AA E 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL N.° 004-2021-MPC/CS-1 


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION N*20984-2 Y 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE 
GORGOR- PROVINCIA DE CAJATAMBO - 
DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N*2452692 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL. 004-2021-MPC/CS8-1 


SECCIÓN GENERAL 


DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÜN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 


.. "re .. $ 


y seis.846 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPE CIAL 001-2021-MPC/CS-1 


CAPÍTULO | 


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


1.1. BASE LEGAL 


- Ley N* 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N* 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N* 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Püblica. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Püblico. 

- Código Civil. 


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 


Para la aplicación del derecho deberá considerarse ia especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 


1.3. CONVOCATORIA 


Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas. 


D 
. * > * 
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1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 


El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 


El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 


El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que na 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS ` 
BASES 


Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento, 


Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 


| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO x 


| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 004-2021-MPC/CS-1 


1.5. 


1.6. 


1.7. 


normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 


Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administraiivas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 


En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación. 


ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 

La absolución se realiza de manera motivada. 


Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 


, Importante 


No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 

No se absolverán consultas técnicas. 


No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pllego de absolución de consultas ` 


y observaciones administrativas. 


INTEGRACIÓN DE BASES 


Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan Obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consetuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 


Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 


La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 


Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 


El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 


FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 


La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 


Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
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e 


1.8. 


i H MEY EC E O ICAA 
-De-ne-cumplir-conde-requerido, la-oferia-se-considera-no-admitida. 


catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 


Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. 


Ei precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser ei caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de laobra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


El precio total de la oferta y los subtofales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 


Importante 


* Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 


"e En caso a información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no ` 


coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 


,* Nose tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 


PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 


El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo reguerido en las bases. 


* e . e 


El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 


Importante 


Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 


un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado Gem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems, 


En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 


mer rl mn lo 


Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 


Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica, 


Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) dei valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
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1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 


La evaluación de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, segün 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 


La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 


Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 


1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 


La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 


1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 


La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la E 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 00 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: S 
< 
Pi = OmxPMPE ° 
Oi 2 
Š 
Donde: v 
2 
i = Oferta Š 
Pi = Puntaje de la oferta económica i `Š 
Oi = Oferta Económica i 2 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 9 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica ° 
"e ** La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 


coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 


La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 


Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 


la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 


Importante 


.En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación. de ofetas ` 
. electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 


El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 


En el supuesto de que dos (2) o más otertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE. 
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` Importante 


En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para ` 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan ' 


` empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
; Control, notario o juez de paz. i 


El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Organo encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 


El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 


En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 


. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 


Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 


En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. 


El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 


Importante e. o N^ BW i 
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación | 


de la oferta presentada por e! postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar ` 


inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la : 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la. ' 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCEy en | 


' el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 


que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 


A! día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 

; administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 

' responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 

. Sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de | 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control, Dicho informe se publica, el mismo día de su - 
remisión, en el SEACE. 


Ochocientos cincuenta y uno.851 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO evi yat 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 004-2021-MPC/CS-1 


CAPÍTULO li 


SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


2.1. 


2.2. 


RECURSO DE APELACIÓN 


A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perieccionamiento del contrato. 


El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ftem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 


Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 


PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 


Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley. 


El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 


3.14. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 


Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 


El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 


Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 


3.2. GARANTÍAS 


Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, segün corresponda, sonlas de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 


3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 


Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (1096) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 


.. " 
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3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 


En las contrataciones que conilevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
| mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 


. GARANTÍA POR ADELANTO 


En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 


REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 


Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas pata emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 


importante 


Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la . 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades ` 
funcionales que correspondan, 


| Advertencia 


| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
, distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 


1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía | 
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/Awww.sbs.gob.pe/sistema- | 


financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 


clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 


3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, | 
incluye las clasificaciones B+ y B. 


4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo | 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 


En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 


De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir | 
garantías, debe revisarse el porta] web de dicha Entidad, (Dttp://www.sbs.gob.pe/sistema- 


financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuen tran-autorizadas-a-emitir-cartas- 
fi 


lanza. 


Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. i 
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Ochoci 


EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 


La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 


INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 


El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 


i lantan dicianas: 
mimnlan lac cirmmia -pondis `S: i - 


1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segün 
corresponda; 

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, segün corresponda 

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materíales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 
haya sido modificado; 
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3.6, 


3.7. 


5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 


Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones, 


La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra segün los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 


Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 


RESIDENTE DE OBRA? 


Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 


Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 


Importante 


El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
` obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del i 
. residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo ` 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
` conformidad con el artículo 75 del Reglamento. : 


INSPECTOR O SUPERVISOR? DE OBRA 


Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra. 


En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 


De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 
permanente y directo, con un residente de obra. 
Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 


ejecutada. 

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 
propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 

De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección, 
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Importante 


El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
| sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
` Obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del ' 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo : 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de i 
, conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 


3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 


En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, segün corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los ünicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 


El cuaderno de obra consta de una hoja origina! con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 


Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento. 


En ei cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, segün sea el 
que efectüe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor segtin corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 


E! cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
id definitivamente por la Entidad. E . > 
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Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 


importante 


El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio ` 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular, 


3.9. ADELANTOS 


La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 


. Importante 


De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgarniento de los 

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
` cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 

disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
| N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 


Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el ültimo día de cada período previsto en la sección específica de Jas bases, por el 
inspector o supervisor, segün corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa, 


En caso de retraso en el pago de fas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 


En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 


3.11. REAJUSTES 


En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones gue se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 


Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 


Importante 


- Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en : 
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. : 


3.12. PENALIDADES 


3.12.1. 


3.12.2. 


PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 


OTRAS PENALIDADES 


La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 


precedente. siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y _ 


proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 


Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 


ser el caso, del ftem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 


La recepción de la obra se Sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. Le recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 


3.14, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 


El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 


Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y Se cierra el expediente respectivo. 


Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segün 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 


3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 


Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga ai contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra segün el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 


3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 


Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
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3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 


Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal I) del artículo 
27 del TUO de la LCE. 


El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 


E La CF 


x 48 DISPOSICIONES EINA: Ee 


Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 


CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 


ENTIDAD CONVOCANTE 


Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE CAJATAMBO 


RUC N° : 20188234209 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS N*100(CENTRO CIVICO), DISTRITO Y 
PROVINCIA DE CAJATAMBO 

Teléfono: t (01)2442025 

Correo electrónico: ` mpe(municajatambo.gob.pe 


OBJETO DE LA CONVOCATORIA 


El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N*20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE 
GORGOR- PROVINCIA DE CAJATAMBO-DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N*2452692 
Importante para la Entidad 


+ En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

+ En caso de proyectos de inversión — Pl, se debe consignar la ejecución de la obra materia de 
la convocatoria, y no la denominación del PI, salvo que ambas coincidan. 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


Ochocientos sesenta.860 


VALOR REFERENCIAL 


El valor referencial asciende a S/.3 876,061.73 (Tres Millones Ochoscientos Setenta y seis Mil 
Sesenta,y uno con 73/100 Soles), incluidos los impuestos,de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de ABRIL . 


. 


Valor Referencial 


(VR) Límite Interior 


S/.3 876,061.73 (Tres Millones S/.3 488,455.56(Tres Millones 
ochocientos setenta y seis mil sesenta | Cuatrocientos Ochenta y ocho Mil 
y uno con 73/100 soles) INCLUYE IGV | Cuatrocientos Cincuenta y cinco 

con 56/100 soles). 


; Importante 


e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo ` 
Í 39 del Reglamento. 


importante para la Entidad 


* Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada Ítem. 


° En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de Ja 
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prestación accesoría, de corresponder. 


* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV previstaen la 
Ley N? 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta lo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del RLCE. 


De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: : 


Límite Inferior 


Valor Referencíal 
(VR) Sin IGV 


[CONSIGNAR LÍMITE, 90% | [CONSIGNAR LÍMITE, 
a tx ia i DEL VALOR REFERENCIAL] 90% DEL VALOR 
: CON IGV] REFERENCIAL SIN IGV] 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 


El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N*061- 
2021-GM/MPC con fecha 17 DE AGOSTO DEL 2025 


Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 
N*047-2021-MPC/ALC, con fecha 21 de abril del 2021.. 


1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
FUENTE: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 


j Importante 


. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
. Financiero dei Presupyesto del Sector PüblicQ del año fiscal en el gual se convoca el ` 


; procedimiento de selección. 


1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 


El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 


1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
No aplica. 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo Ill de la presente sección, 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 DIAS 


CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 


1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/. 12.00 (Doce con 11/100 soles) en Caja de la 
Municipalidad Provincial de Cajatambo, y reclamar de manera digital en la Unidad de 
Abastecimiento y Control Patrimonial de dicha entidad, sito en Plaza de Armas N° 100 (Centro 
Civico S/N) del distrito y provincia de Cajatambo, Departamento de Lima. 


; Importante 


La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. i 
El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el ` 
costo de su reproducción. 


1.11. BASE LEGAL 


Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Püblica Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 


Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Püblico. 

- Ley N° 31084 N° 014-2019 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021. 

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
año 

fiscal 2021. 

- Decreto de Urgencia N? 037-2020 - Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias 

para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus 
(Covid-19). 
- Ley N* 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frenie a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento), y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 

- Decreto Supremo N* 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N? 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 

- Texto Ünico Ordenado de la Ley N* 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

- Texto Ünico Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 


. e H * * 


Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE .. 


aprobado por Decreto Supremo N? 007-2008-TR. 
- Decreto Supremo N? 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 


Trabajo. 
- Resolución Ministerial N* 448-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 


y 

Conirol de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”. 

- Código Civil. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 
convocatoria, 
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> Que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CAPÍTULO II 


DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN’ 
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importante 


Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
| Certificado SEACE “(usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
' domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por la 
; Autoridad ante el OSCE 
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2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 


La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 


2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 


2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 


a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 


En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 


En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 


La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 
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El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 


En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada una de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 


; Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades ` 

` están prohibidas de exigir a los administrados o usuarlos la Información que ` 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren | 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y | 

; siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. i 


b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo N° 1) 


c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 


En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 


d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo IH de la presente sección. (Anexo N° 3) 


e) Oferta económica SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
. . esteblecido en las bases: debe registrarse direetamente.en el formulario z 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios, 
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N* 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 


El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 


El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales. 


Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 dei Capituio iii de ía presente sección. (Anexo N° 5) ` ná 


Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 


h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 


? Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.aobiernodiaital.aob.pe/interoperabilidad/ 
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Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
(Anexo N* 7) 


Importante 


|» Elcomité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 


` e El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 


El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo HI de la presente 
sección de las bases. 


866 


2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 


a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE, de 
ser el caso?. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 


b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 


Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 


Importante para la Entidad 


Ochocientos sesenta y seis. 


Los postores que soliciten el beneticjo de la exaneración del (GV prevista en la Ley N°, 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV, (Anexo N? 8) 


L " D 


En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


Importante 


Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del ` 
` Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 


DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 


2.3. 


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje 
total de las mismas. 


Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO gn 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MPC/CS-1 


El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 


PTPi = c1 PTi + c2 PEI 


Donde: 

PTFi 7 Puntaje total del postor i 

PTi z Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 


Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 


c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
= 0.30 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
- 0.70 


Donde: c1 + c2 = 1.00 
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 


La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO] 


2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 


El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 


a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 


FIANZA? (ANEXO N? 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 
. caso. CARTA FIANZA DI . D 
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d) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 
corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
i Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 
D Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
— 7777 xy Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en Caso ` ` 
de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
D Análisis de costos unitarios de la oferta económica.1? 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 


“El postor ganador podrá optar por presentarla corno requisito para la firma del contrato o como obligación contractual, 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

19 En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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* Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 


* Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitus e 
infracciones. 


; Importante 


* El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, ` 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el - 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el . 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 


* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de | 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO ` 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón ` 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ` 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado sí se consigna ` 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 


+ En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con fas micro y pequeñas : 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad ` 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en : 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme Jo establece el ` 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 


aj El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 

b) Elplazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, U 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en . 
función del avange de obra. " e, " 
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En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 


inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el . 
perfeccionamiento del contrato. 


+ De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indícadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 


Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 


- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre  . 
| otros. 


importante 


» Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.qob.pe sección RNP. 
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2.6. 


* Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y . 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales ` 
que correspondan. i 


a La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el : 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 


PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE 
LA ENTIDAD, SITIO DE PLAZA DE ARMAS N°100 (CENTRO CIVICO) DEL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA. — 


; Importante 


| En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ` 
` incluida en el paquete. 


I Importante para la Entidad 


: Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto . 


directo y para materiales o insumos: 


: 27. 


ADELANTOS”! 
2.7.1. ADELANTO DIRECTO 


“La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original, 


El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 


días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO", adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos 17 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 


Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en e 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los : 


adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDADT*, 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 


2.7.2. ADELANTO FARA MATERIALES O INSUMOS 


“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por EL 20% del monto dei 
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 


presentado por el contratista. 


Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto 


en el artículo 77 del Reglamento, 

El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 

De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 
mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras bajo la modalidad de 
ejecución contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente 
técnico y/o a la ejecución de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En 
este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser 
posteriores al inicio de la ejecución de la obra. 

Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de ocho (08)días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos'* mediante CARTA FIANZA y el 
comprobante de pago respectivo, ` 


incorporar a las bases o eliminar, según corresponda, 


: Importante 


| ho resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 


se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N^ 344-2018- 
ER 


2.8. VALORIZACIONES 
El periodo de valorización será MENSUALES 
: Importante l 
Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 


` la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer Jos ` 


De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización dei periodo correspondiente, debidamente aprobada 


por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
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* 


2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 


La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de ia liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 


a 
De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 
mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado, 


hu 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 


D 


— RECIBIDO 
O? -3, 
Señor (a) CR: 
Unidad de Abastecimiento y Contro! Patrimonials, PP 
Asento : REMITO TDR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: RECU 


Pcr medio 


I dei presente ms dijo a Us. ma e Analia, 
“e reouerir io(s) siguientes; 


UPERACIÓN DE : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N? 20984-2 Y SAN 
ANTÜNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR- PROVINCIA DE 
¡ATAMBO- DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N*2452662. 


| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR. 


" 


Presupuesto analítico de obra 
Per io que agradecerá se proceda con la ate: 
los plazos estabiecidos. 


ción pronta de lo solicitada dentro de 


DES 
"€ 


Kai 


3| E E 
a | UitmadaFniticezón y 
| Brass o al que kaqa sue Prosupaastz | 
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1.1. 


1.2. 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


“Capital Folklórica y Turtetica de la Regiór de Lima” 


TE DE CIA 


CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 


Nombre del CUI S “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO — 


DEPARTAMENTO DE LIMA" 
Código Único de : 2452602 
inversiones 


Expediente Técnico 
aprobado mediante 


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 047-2021-MPC/ALC. 


Fecha de aprobación : 21/04/2021 


NOMBRE DEL PROYECTO: 


“RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N* 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE 
CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE LIMA" 


DENOMINACION DE'LA CONTRATACION: ° ` à t 


Contratación de la ejecución de la Obra: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, 
DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE LIMA” 


. OBJETO DE LA CONTRATACION: 


Seleccionar al Postor (Persona Natural o Jurídica) con experiencia, para ejecutar la obra: 
“RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE 
CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE LIMA”. Bajo la modalidad del procedimiento de Licitación 
Pública, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la 
Entidad. 


D 
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AA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO A 
yey Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Y 


"Capital Polkiórice y Turistica de la Región de Lima" 


— —— AAA AAA 


1.4. SISTEMA DE CONTRATACION: 


A Sume Alzada 


1.5. MODALIDAD DE EJECUCION: 


Por Contrata. 


1.6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 


Mediante informe técnico el Equipo de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
recomienda otorgar la viabilidad al Proyecto “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 20964-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, 
ERR. DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO ~ DEPARTAMENTO DE LIMA”, la cual es 


Gs e SCD otorgada por la entidad competente con la misma fecha, y registrada en el Banco de Proyectos 
í Sr EM del Sistema Nacional de Inversión Pública, con código Nr 2452692. 
ME, ip a i H 
Po ip Fa S7 Para Ja elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, de acuerdo a lo 


ai normado por el sistema nacional de inversión pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo 
correspondiente, La Municipalidac Provincial de Cajatambo he verificado que al local educativo 
de la ¡El N° 20984-2, producto de las afectaciones producidas por el Fenómene del niño costero 
2017 le corresponde implementar una Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con 
fines de rehabilitación en el marco de la RM N° 499-2018-MINEDU. 


1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO E INFORMACION COMPLEMENTARIA: 


. 1.7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: "E" ks 


La Institución Educativa Integrada N^ 20984-2 “Santiago Antúnez de Mayolo", 
se encuentra ubicada en el Centro Poblado Sin Sin Chico, Distrito de Gorgor, Provincia 
de Cajatambo, Departamento Lima. 
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Departamento 4 Lima. 
Provincia I Cajatambo. 
Distrito A Gorgor, 
Centro Poblado A Sin Sin Chico. 
Localidad : Namiahuain 
Latitud 3 - 10.6325 
Latitud Oeste. d < 76.97622 


Altitud ; 4,215 m.s.n.m. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano 


“Cupita! Folklórica y Turistica de la Región de Lima" 


LOCALIZACION 


| 
| 
| 
Í 
| 


DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO. 
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CAJATAMBO 


Centro Poblado de Sin Sin Chico 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


“Ca 


sapta? Folklórica y Turística de la Región de lama” 
¡FE Gelies 
1.7.2. CUADRO RESUMEN DE METAS 


OBRA NUEVA COMPUESTA: 


+ PABELLONA 


DESCRIPCIÓN 
* DORMITORIO 2 ee. E A A ES: 
» DORMITORIO 1... ..-8,68 m? 
» BALA DE ESTAR...... 630 mà 
e . COCINA-COMEDOR. 11.31 m? 
LEO ON 5.95 m? 
Kee 
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€ COMEDOR..., ........................... 
+ BIBLIOTECA. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


PR “Capital Folklárica y Turística de la Regyón de Lima" 
— n 


A PABELLON € 
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AH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
voy 


Sub Gerencía de Infraestructura y Desarrollo Urpano 


"Capital Folklórica y Turistica de lo Rerión de Jima” 


= —— a -— Ee a 


TM st El === FP eben gi 
Hita I BDDSSDDDZSmrI 
44 ERE D o| ===ERESEEE 
SCHER | GOSZBHBDBBBLLE 
Es ELCEBPHEL a 

nbpunpmatc 

E Seele 


- i aÇ € D eu = —— MÀ ve 
E Weeer AE. m A ——À ec 


^ PABELLON D 
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Nivel 1 
» SS HH.MUJERES ... .- 15.83 m? 
* 4 + + SS.HH.VARONES ........,..... 2. Om? . 
e  $8.HH DISCAPACITADO .... .... 6.73m° 
de AUAN Dien enorme. eus 41 49m? 
a AULA NOS E erc eum is eie pepe er un 
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i 


f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


&1/ Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


"Capita! Folklórica y Turística de le Región de Lima” 


PABELLON E 


.. š ç p AULA N° 01 SECUNDARIA A6 
AULA N'02 SECUNDARIA... 
+ AULA NOS SECUNDARIA 
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| Mil noventa y tre 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


“Capital Folklórics y Turistica de la Región de Lima” 
= a A BRE — 


PABELLON F 
Nivel 1 
D GUARDIANIA ad Ee dea eege dE ege T ds CALS 
€ IDEPOSITOL. s . 5492 
e 8&.HH DISCAPACITADO .. . 5.82m? 
r SS HH MUJERES ....,....... — 5. 58m? 
*  SSÍHH VARDNES. acaso ite enden ee eee cereos scri. 6.047 


e “|l š 
" Ó8 
SEC Ü H D 


+ E» "ERE 
| 5 param y 8E € 
1 
EE Ln 
iZ | 
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PABELLON G 


AULA N” 01 PRIMARIA .......... 
AULA N° 02 PRIMARIA .. eg 
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äi MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
X i 


E 
h j Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolle Urbano t 


“Capital Folklorica y Puristica de la Región de Lima" 


: : —— 
— Y 


PABELLON H 


DISPENSA . 
COCINA e u un. u. u Q 
AULA DE USOS MULTIPLES .... rca .................. 
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Descripción 


* 


Descripción 


* cerco perimétrico, tanque elevado y cisterna patio, estrado, sardineles entre otros 


1.8. OBJETIVO 
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Construcciones y Edificaciones así como la Ley de Contrataciones del Estada 
1.9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 


El monto de valor referencial está considerado dentro dei Expediente Técnico aprobado mediante 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 047-2021-MPC/ALC, de fecha 21 de Abril del 2021, 
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"RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA KE 20984 - 2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE 
PROVINCIA DE CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE y! sicud 
Localtzazisn 150303 UMA- CAJATAMBO « CORGOR 


Fecha A! 12/04/2021 
Presupuesto base 


i ESTRUCTURAS 1450 13082 

a2 ARQUITECTURA. 83 12582 
E MNSTALADIGNES ELECTRICAS 1228736 
D INSTALACIONES SAXITRRIAS. 15 06581 
^ 5 

Em s. 2628292 82 N 

oo 

00 

COSTO DIRECTS 263629882 v 

GASTOS GENERA Es «Ei, 21,14282 o 

UT DADES T^ 184 750.90 "o 

— > 

SETOTAL S03519321 D 

[CM 5:683: 8i £ 

a RV 

COSTO DE EJECUCION DE DARA 350150823 Er 

MOSEARO YEGMFAU ENTO 187 T8576 9 

SAN DE CEA 9672775 n 

DE 43 

VALOR REFERENCIA 337635173 5 

Š 

° 

El monto es de: S/ 3876,061 -73 (Tres millones ochocientos setenta y seis mil sesenta y uno con © 

73/100 Soles), incluido los impuestos de Ley Y cualquier otro concepte que Indica en el costo O 

` * 


»* 


total de le ejecución de la obra. El valor referencia! ha sido calculado al mes de ABRIL del 2021, 


1,10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Según el análisis de programación de ejecución de obra, se ha obtenido un plazo de ejecución 


de 150 días calendarios. 


1.11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 


- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 


La modalidad de ejecución que Se realizará será por Presupuestaria indirecta (Por Contrata) 
- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 


A Suma Alzada 
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1.12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 


FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS 
1.13. INICIO DE OBRA: 


1. Ejecución contractual 
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripción del documento que lo 


contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe 
e! pago correspondiente, 


Plazo de Inicio de ejecución de obre: 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 


siguientes condiciones establecidas en el artículo 176" de: Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Suprema N* 344-2018-EF: 


a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector a el supervisor, según 
corresponda. 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda, 


C) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
D * t 4 
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acuerdo con las Bases, hubiefa asumido como obligación. 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en 
caso este haya sido modificado con ocasión de fa absolución de consultas y 
observaciones, 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en tas condiciones 

y oportunidad establecidas en el artículo 181, 


Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas 
dentro de los quince (15) dias contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato. En caso no se hava solicitado la entrega dei adelanto directo, el plazo se inicia con 
el cumplimiento de las demás condiciones. 


La Entidad puede acordar con el contratista diferir la techa de inicio del plazo de ejecución 
de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. 


Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
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1,14. EJECUCION DE LA OBRA 


E! Contratista ejeculará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 
materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración ke definido er; el 
expediente técnico. Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas 
de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y 
técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a tin de asegurar un 
producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 


Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 
Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 


Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 
con los estándares utilizados en la infraestructura Educativa. 


1.15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 


ENTREGA DEL TERRENO 


La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a le fima del contrata, el 
día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra, 


El Supervisor designado por la ENTIDAD Klo representantes de la ENTIDAD eiectuarán la 
entrega del Terreno. 
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D 


DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 


La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del expediente técnico de obra en 
físico, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. 


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADMINISTRATIVAMENTE 


* D Contratiste presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 
basado en los montos estimados de facturación, 

> El Contratiste estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando 
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del 
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plazo de ejecución de la Obra, estando el nueva programe de trabajos sujeto a la 
revisión y aprobación del Supervisor, 

> La presentación del programa de trabajos y su aprobación por e! Supervisor, no 
eximirán a! Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato, 

+ Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando le mejor 
solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra, 

> El contralista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación 
requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 

> Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días 
hábiles. 

> El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a 
la Supervisión para su aprobación. 

> El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 
consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de 
secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

> El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 
cubieria, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural, 

> El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o 
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; 
en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución, 

> EI Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambierite, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias, 

E! Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales pare 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en 

Jo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 


- - * D 


v 
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ASPECTOS GENERALES 


> El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 
documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de 
darse ei caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a 
la Entidad, 

Ei Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, regiamentos y 
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren 
por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 
alguno. 

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o 
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 
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esta situación previa a la realización de Jos tabajos a fin de que éste determine la 


acción a seguir. 


`Y 


El Contratista tendrá a sù cargo la confección de toda la documentación que fuera 


necesaría y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 


sobre el sitio de Obra. 


obra. 


v 


valorización presentada. 


SEGURIDAD 


no seré reconocido para fines de pago. 
^ El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en el cuademo de 
obra a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la 


El contratista, pagará el régimen de construcción vivil vigente a la leche de 


El Contratista está obligado a tornar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra ja integridad, la vida y la propiedad de las personas, Instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a SU personal, de los 
equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, auedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, 


El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 


únicamente por cuenta del Contratista. 


El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escríto e inmediatamente, 


cuando se haya dado una orden que ya contra las medidas 


de seguridad, s fin de tomar 


conocimiento, lo cual no lo exime de asumir ja responsabilidad exclusiva por Cualquier 


tesuftado dañoso. 


* * El contratista antes del inicio" de le" obra debe de presentar ü la entidad las pólizas dl 
Correspondientes, estas pólizas deben de indicar el nombre de la obra, Para tal hecho ai 
momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar 
una declaración jurada Simple, indicando que cumplirá con presentar al inicio de la obra las 


pólizas de seguros. 


El Contratista está obligado a tomar todas Jas medidas de seguridad necesaria para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los 
equipos y herramientas pertinentes para le realización de los trabajos, para ello se deberá 
presentar una declaración Jurada donde el postor contará con implementos de seguridad 


según normativa vigente, 
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL 


INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19 


De ias responsabilidades de los actores de! proceso edificatorio, 


Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por 
la normatividad vigente, en la ejecución de las obras de construcción del sector público 
O privado. 

d Es responsabilidad del residente de obra garantizar fa ejecución del presente Protocolo 
en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas 
del proceso edificatorio. 

d) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer 

cumplir las disposiciones del presente Frolocolo, en lo que corresponda, 

El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase 

de iniclo de actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, 

* * recepción y liquidación de obrá) We 


e 


M 


Medidas preventivas en la fase de iniclo de actividades a ser implementadas 
por los actores del proceso edificatorio, 


%) inokir los cambios organizativos y de cualquier ova índole que sea necesario 
implementar para dar cumplimiento 


por parte de la autoridad competente. 
b) realizar una evaluación de descarte y el regisiro de datos de lodes las personas, al 

ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades 
i de los T de prevención correspondientes en caso de contagio. La 


cuando un trabsjador exprese algún g 
.  Henúficar resultados compatibles con los signos clos de cortar co a 
sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe 
ser separada y seguir los p 


i ciento un 
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c) Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones 
básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores 
sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones 
básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el conienido del Plan, a través 
de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. 

SER €) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale 
ITA el cumplimiento de la adopción de fas medidas contempladas en el presente Protocolo, 
mus y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y 

seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19, 

D Planificar las actividades a fin de que durante la jornada laboral el personal pueda 
mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su 
permanencia en ta obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado 
del personal a la obra, Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas se 
deben programar tumos de uso de manera que las áreas mantengan un usc máximo 
del 59% de su aforo. 

Proveer al personal de los producios de higiene necesarios para cumplir las 
recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta, 
Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal, 
favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o 
implementación de otras medidas que eviten estas aylomeraciones del personal en las 
instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área. 

D) identificarlos grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación 
médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de Cualquier actividad en la obra. El 
profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con 
factores de riesgo. " . y : 

li d D Incluir en el Plan, medidas para la protección del personal de la obra, así como 
controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de esta, y las acciones a 
seguir en caso de que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo. 

k) Implementar la periodicidad de desinfección de cada unc de los ambientes de la obra, 
teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores. 

1) Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de 
personas. 

m) Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en 
caso de que en su sector se presente un caso de COVID-18 y seguir con el Plan y las 
recomendaciones del Ministerio de Salud. 
implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo 
ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehículos 
empleados en el traslado deben utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la 
desinfección periódica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del 
persona! tansperede En caso de usar Üransporie público o no motorizado, se debe 
evitar la exposición masiva del personal en los servicios de transporte o vía pública, 
previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo 
de tiempo no menor a 30 minutos. 

o) En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del 
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las condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, fas 
instalaciones de hospedaje u otras destinadas al Uso del personal, también deben 
cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo. 


EN Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre 2 ser 
implementadas por lós actores del proceso edificatorio. 


a) Implementación de acciones en la zona de CONTROL PREVIO. 
j) Identificar ei personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y 


y pulsioximetria 

ii) Disponer de un termómetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura 
corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la 
entrada en la instalación y al finalizar ta jornada laboral, la cual debe ser menor de 
38%, 

iv) Organizar el acceso a la obra y la entrada a fos vestuarios, de manera escalonada, 
estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso dei 
50% de aforo de las áreas; así como establecer horarios y zonas especificas, y el 
Personal para la recepción de materiales o mercancías, 


b) Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCIÓN. 
implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente 
(lavádera de desinfección). La zoha debe estar dolada de aga, jabón o solución 
recomendada, que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad 
competente, 


€ implementación de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS. 

D Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas 
indicadas en la Resolución Ministerial N* 135-2020-MINSA, y guantes de látex a 
todo el personal, los cuales deber renovarse periódicamente. Esta implernentación 
es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser 
proporcionados al personal para la seguridad en sus labores a funciones. 

ID Limitar el ingreso a vestuarios/baños/duchas a grupos, dependiendo del tamaño del 
área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al 
interior del lugar sea inferior a 1.50 metros. 

il) Gestionar en cada abra €! uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de 
protección personal. 
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d) Implementación de acciones en la ZONA DE TRABAJO, 
D Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios 


de trabajo cerrados o 
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ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o 
forzada e incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que 
garanticen una adecuada ventilación 

i) Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y 
materiales que sean de uso compartida, La limpieza debe estar a cargo del personal 
designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la 
jornada de trabajo, 

iii) Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de 
equipos de protección, para evitar su desabastecimiento, 

iv) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso 
de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón, 

v) Desinfectar al final de le jornada en profundidad las áreas comunes: mesas, 
interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos tras cada uso, 
especialmente tiradores, palanca de cambio, volente, etc., utilizando alcoho! al 70% 
u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria, 

vi) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos v 
ambiental, 


— 
INGRESO 
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De las responsabilidades del personal. 


a) El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, al presentar los 
faciores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento 
Técnico; Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 
en el Perú, aprobado por ia Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, 
tales como sensación de falta de aie o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, fiebre (temperatura mayor a 38*C) persistente por más de dos días, doloren 
el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicario de manera 
inmediata al profesional de fa salud de la obra. 


b) El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir 8 SU puesto 
de trabajo y, en caso de tener más de 38" G, comunicarlo al residente de obra. 

C) Mantener la distancia de seguridad de 1,50 metros entre las perscnas que se 

encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludibiemente deben realizarse 

de manera conjunta, debe procederse con la desintección completa a cada persona 
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antes de iniciar Ja tarea, y realizarse el seguimiento respectivo. 
d) Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado, 


falta de ventilación, 

e) Ulilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su 
empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De 
ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al Inicio 
como al final de las actividades diarias de la obra. 

f) Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como mínimo una 
vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran deben ser 
desechados, 

9) El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones 
excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra. 


Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso 
edificatorio. 


seguridad ç 
b) segunda las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de 
del porta onto personas, y la distribución de brigadas para minimizar la A e 
diferentes A 


— 
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oo 
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descansos del personal, Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, Y 
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nstalaciones de oficinas y servicios 
higiénicos, como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de 


herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido, 


Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas 
por los actores del proceso edificatorio. 
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ajeno 


adecuado posterior a la manipulación de cualquier 
lugar seguro la recepción de la 


4. EH al 70% en la recepción e indicar la persona que lega que 
Fusmanos, Al Interior de la recepción disponer de un rociador y de panal 


7. horas pramentos que Ingresen a obra deben ener un periodo de sopera de 24 
horas previo a su uso en la obra 


d) Descarga, traslado y almacenaje de materiales 


"ee NEE, control y recepción de materiales 


4. Garantizar que el medio de empleado sea desinfectado antes de 
dorar a la obra, y asegurarse que odo. pasear AE de 
de protección personal. 


6. Ebtrasiedo de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con 
una via de acceso independiente debidamente señalizada, no 
accesible directamente a los traba, 3 
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Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implernentadas por los 
actores del proceso edificatorio y por el personal. 


AS s. 

ION a) a poros due los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sólo por 
Kai el personal especializado en su manejo u operación 
IER 


tuum 


| 
| 
d 
8 
d 
E 
i 
: 


c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desintección de la 
maquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica, 


Medidas de protección del personal con síntomas de contagia a ser 
iripiementadas por los actores del proceso edificatorio 


c) Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos 
por el uso de medios de transporte público, para lo cual se debe proveer un transporte 
privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para 
quier tiene sintomas como para quien conduce el vehículo. 

d) El personal con sintomas de contagio debe seguir fas indicaciones brindadas por la 
autoridad sanitaria y deba mantener informado al residente de obra a través de los 
candles de comunicación que disponga. ` Ë = 

e) identificar a las personas que hayan mantenido contacte directo con la persona 
considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado del mismo. 

1) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona 
considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado debe permanecer en 
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Reglamento de la Ley N* 28044 Ley General de Educación 


e EE de la Ley N° 30556, en Anexo, para solicitud de financiamiento ante ia ARCC. 
Dee descripción del componente de gestión de riesgos orientado a increments. o 
resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenamer da 
naturales, 


edificaciones que conforman el local educativo, sistema de drenaje pluvial, sóbrecimientos 
reforzado en caso de ubicarse en zona de ladera con pendiente pronunciada a fin de evitar 
deslizamiento, etc., que coadyuven en la protección a ja infraestructura a rehabilitar o 
recuperar, asegurando el activo del estado con la inversión à ser ejecutada, 


Objetivo de Gestion de Riesgo ; 


"Eer con el proyecto, asegure la continuidad del servicio y del monto de la GE 
a financiarse por la RCC. 


Acciones a ser Impiementadas con el enfoque de gestión de riesgos 


1. Se ha considerado canaletas de drenaje pluvial con sus respectivos montantes 
de desagüe de aguas pluviales, los que se conectarán a canaletas proyectadas 
en los patios para ser evacuadas a zonas exteriores. 

2. También se proyectado cimientos y sobre cimientos altos de concreto armado a 
fin de contrarrestar el ingreso de aguas pluviales en posibles inundaciones, 
Asimismo para contrarrestar el deslizamiento de aéreas de terreno a causa de 


las fuertes lluvias de la zong, - 8 E Mar netu e AE 


Ochocientos noventa y cuatro.894 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MPC/CS-1 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


“Capital Folklórica y "Turieticx de la Región de Luna” 
€ 


Pipas 


3. Se ha considerado también techos con pendiente mínima a fin de evitar el 
empozamiento en las losas aligeradas y así contribuir con el drenaje hacia las 
canaletas aéreas las cuales drenan hacia los montantes. 


VALORIZACIONES MENSUALES 


Las valorizaciones mensuales Se presentarán, durante los cinco (05) primeros dias contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de Jos trabajos en un (01) original, 
dos copias y digital, acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos 
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 
verificados por el Supervisor, siendo el contenido minimo lo siguiente: 


1. Factura emitida por el contratista. 
2. Código de Cuenta interbancario y Cuente de Detracción, 


3. Resumen de Valorización de Obra, que contenga memori descriptiva, relación del 
equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad 
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 


4, Cálculos detallados 
4.1 Resumen de Valorización 


4.2 Ficha de Identificación de Obra. 

4.3 Valorización del Mesa 

4.4 Reintegro por Valorización de corresponder 
4.5 Deducciones y Amortizaciones. 

4.6 Curva S de avance de Obra 


5. Planilla de Metrados 

. informe técnico del plantel profesional, 

- Fotografías del proceso constructivo de la valorización de obra respectiva, 
. Copia de protocolos de calidad 


"D ot o o 


. Pago de cumplimiento de Obligaciones sociales (sensico, conafovicer, omp, atp, 
essalud) 


10. Habilidad vigente dej plantel profesionai 
T1. Copia de Cata fianzas vigentes. 


12. Copia de Contrato de Obra y Adendas. 


PP ii 


- 33 Coni de contrato jo. 


14.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cademo de 
obra, 


15. Resoluciones de ampliaciones de plazo. Resoluciones de adicionales y/o deductivo: 
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de obra (de ser el caso). 
16. Copia de Cuaderno de Obra correspondiente al mes de Valorización. 


OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 


Ei. CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documentó que solicita 
la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes 
documentos para su revisión, verificación y conformidad, pará fines de la Recepción de la 
Obra: 


1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas 
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 


2, Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
3. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad 


Posteriormente a! cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 
de Obra, El CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido minimo: 


1. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 
asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 
recomendaciones 


2. Cálculos detallados que demuestren el monto correspondiente a le liquidación de Obra 
(reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones, reintegros). 


3. Resumen de valorizaciones por presupuesto contractual, por obras adicionales, por 
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 


4. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 

5. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 

6. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 
* 

ZS 


* + 
. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locates, y/o 
distritales según corresponda 


8. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de 
obra, 


9. Copias de comprobante de pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, 
etc. 


10. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de 
autorización de la retención de 10% 


11. Pane! fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 
descripción correspondiento) 


12.Protocolos de calidad original y ei resumen respectivo. 
13. Planos de replanteo o post construcción. 
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M.Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, caria de 
designación del Inspector de Obra, del supervisor de obra, carta de entrega del 
expediente técnico. 


15.Acta de recepción de obra V observaciones planteadas por el comité (en caso de 
corresponder). 


16. Resolución. de conformación de comité de recepción de obra. 
17. Resolución de aprobación del expediente técnico. 
18. Presupuesto de obra, formulas pulinómicas, del expediente técnica, 


19. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases 
integradas, absolución de consultas, términos de referencia 


20.Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades 
etc. 


21.O0tros documentos que el Supervisor y/o ejecutor considere pertinente 


De no presentar fa Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al ari, 209° dei 
reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al Supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en ei 
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al 
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (18) dias siguientes. 


1.16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 


La contormpidad del servicio por parte de lg Sub Gerencia de Infraestructuja y Desarrollo Urbano, 
ne enerva su derecho de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 
dispuesto por el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. 


1.17. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su Cargo, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. en los contratos de ejecución de obra, además, se debe cumplir 
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del código civil, pare tal efecto en la oferta 
deben incluir una declaración de aceptación en el extremo del articulo 40 de la ly de 
contrataciones del estado, 


Asimismo, para la presentación de su propuesta, el Postor deberá realizar la visita a la zona de 
ejecución de la obra, la misma que deberá acreditar documentadamente. 
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1.18. FORMA DE PAGO / 
Laforma de pago será mensual mediante valorizaciones, En , 2 las mediciones, el Residente 
de Obra y la Supervisión elaboran mensualmente las de los trabajos ejecutados, 


las que tendrán carácter de pagos a cuenta y que SEMEN ER de partidas 
&jecutadas en el mes. 


| 1.19. ADELANTOS 
i — Conforme lo establece el artículo N° 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, 
S se consideran otorgar los siguientes adelantos: 


Adeianto Directo 


La Entidad otorgará un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto dei contrato original. El 
contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (B) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 16 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente, 


Adelanto para Materiales e Insumos. 


Este adelanto no excederá al veinte por ciento (20%) del monto del contrato original y su 
cancelación se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo N° 156 del reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de CÍNCO (05) dias catendario previos e la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorzgdo. Para tal efecto, EL — 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (083 días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud ja garantía por 
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo, 
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GARANTIAS 


GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 


Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto de contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la Liquidación Final. 


GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO 


Como requisito indispensable para otorgar el adelanta directo, el Contratista debe entregar a la 
Entidad la garantía por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como adelanto, 
Esta debe mantenerse vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
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GARANTÍA POR ADELANTO DE MATERIALES 


Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe entregar 
a la Entidad la garantía por adelanto de materiales por un monto igual al monto solicitado como 
adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortización total del adelanto 
otorgado, 


REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 


Las garantías que se presenten deberán se incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática y sin beneficio de excusión en el país al solo requerimiento de la Entidad. 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que $e encuentren bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y 
debeh ser autorizadas bara emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de 
bancos extranjeros de primera calegoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perü. 


1.20. DELA PENALIDAD POR MORA 


Se aplicará las penalidades en concordancia con el artículo 133* del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el monto máximo de la penalidad es de 10% del monto total del 
contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad Provincial de Cajatambo podrá resolver el 
contrato por incumplimiento, 


1.21. CAPACIDAD DE GESTION 


El postor deberá contar con iniraestructura (oficina) equipada que su vez sirva como domicilio 
para efectos de notificación de documentos durante la ejecución del contrato en la provincia de 
cajatambo, acreditará con una copia de documento que sustente la propiedad, alquiler u otro 
document la disponibilidad requerida y. adjuntar a la propuesta del proceso. 


1.22. CONDICIONES DEL CONSORCIO 


De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 
y” El número máximo de consorciado es de 04 integrantes, 
y” El porcentaje minimo de participación de cada consorciado es de 5%, 
Y El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia es del 40%. 
v Los consorciados tiene que cumplir las condiciones iguales según las normas vigentes de 
las bases estándar. 


1.23. OTRAS PENALIDADES 


Se aplicará las penalidades en concordancia con el artículo 133° del Reglamento de la lev de 


Contrataciones del Estado, el monto máximo de la penalidad es de 10% del monto total del 
contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad Provincial de Cajatambo podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
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Forma de cálculo 


de aplicación de penalidades procedimiento 


| E | Supuestos 


| 1 | Én caso culmine la relación contractual entre e! 

contratista y el personal ofertado y la Entidad na 
| haya aprobado le sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones a ser 
remplazado. 


0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra 


Según informe del 
Supervisor de Obra, 


Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento. 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


Novecientos.900 


Según informe del | 
Supervisor de Obra 


ION 

Cuando el contratista no cuenta con ios 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones zofícitadae por bi 
entidad, la muita es por dia. 


| Según informe del 
Supervisor de Obra 


Segün informe del 


CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA 
Supervisor de Obra 


Cuando el contratista nc presenta el cronograma 
| actualizado a la fecha de inicio contractual. En el 
plazo establecido, la multa será por día de retraso. 


CARTEL DE OBRA 
Cuando el coniralistz no coloque al inicio del 
proyecto el cartel de obra, la multa es por cada día 
de retraso después del quinto dia de recibido el 
diseño del cartel por parte de fa entidad. 
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Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
Ensayos oportunamente para verificar la calidad 
de materiales y las dosificaciones y es requerido 
por el supervisor, la multa será por vez. 


Según informe de 
Supervisor de Obra 


RESIDENTE DE OBRA 1 31000 
Cuando el Ingeniero residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra, la multa es por día, 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero residente sea cambiado pot i 
otro diferente al de la propuesta, la multa es por 
día. 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


Según inlorme del 
Supervisor de Obra 


Cuando los Especialistas no se encuentran en 
obra, la multa es por dia, 


Según informe del | 

inspector o 
Supervisor de Obre o 
del personal 


incumplir con cualquiera de las medidas de | " 
prevención para contagiados de COVID 19 pe E c 
establecidas en el protocolo de bg ipea. 


probé 
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> El supervisor de obra comunicará mediante cuaderno de obra al contratista, que se 
aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento, el residente podré realizar Jos 
descargos cuando crea por conveniente, la entidad evaluara y dará su opinión. 

> El supervisor o inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación 

d . de la penalidas, la cual deberá ser reducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en t š 

la liquidación final, o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de Ja ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de obra. 

> En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el 
monto máximo admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de 
obra. 

> En caso de sustituir al Residente, este sólo será viable por causas especiales, como 
fallecimiento y/o condiciones de Salud, de lo conirario podrá aplicarse la penalidad, 


1,24, Solvencia Económica 
El postor deberá acreditar que cuenta con le solvencia económica suficiente para ejecutar [a 
obra, las misma, que acreditará para la presentación de ofertas mediante la presentación de 
una línea de crédito, aprobada, vigente y disponible, equivalente a 0.60 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN (2,325,637.03 Dos Millones trescientos veinticinco 
mil seiscientos treinta y siete con 03/1 00 soles). ` i 
. debe ser emitida por una empresa bancaria o Cooperativas de Ahorro y Créditos de Nivel 2 y/o 
Nivel 3, que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 


“Capital Folklórica y Turistica de la Región de Lima” 


No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o páliza de 
caución, Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para 
&creditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio Nr 47719- 
2019- SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. La Linea de Crédito, no podrá tener 
una vigencia menor al periodo de ejecución de la obra, contada desde la fecha de presentación 
de documentos para la firma de contrato, deberá indicar el tipo de línez de crédito. La Linea de 
Crédito, puede ser acreditada por el consorcio o por uno de sus integrantes, asimismo en caso 
$e trate de un consorcio, debe señalar el nombre o razón social de los integrantes y los 
respectivos números de RUC. 9) De la recepción de obra, No estará permitida la recepción 
parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del 
Reglamento. n) De la subcontratación No se autorizará la subcontratación dentro de las 
condiciones establecidas en lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
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3.4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 


Importante para la Entidad 
Los requísitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, 
| A. | CONTRATO DE CONSORCIO a I 
—— Aie ) aiat pili cad RR > a ——— —M— | 


| Requisitos: 


| Contrato de consorcio con firmas legalzedas de cada uno de sus integrantes”, en le que se consigne los 
| Integrantes, el ropresentante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada | 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. i 
Importante para la Entidad | 
De conformidad con el articuio 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un 
número máximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participación en la ejecución del 
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 


Y” Elnúmero máximo de consorciado es de 04 integrantes, 

v El porcentaje minimo de participación de cada consorciado es de 5%. 

Y El porcentaje minimo de participación en la ejecución del contrato, para e 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es del 40%. 

" Los consorciados tiene que cumplir las condiciones iguales según las normas 
Vigentes de las bases estándar, 


I 
| 
| 


$ 
| El representante común dei consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del | 
| mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución de! contrato, con 
ampiias y suficientes facultades. 


Acreditación 


D Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder dei representante legal, 
apoderado o mandatario designato para tal efecto, expedido por registros. públicos con wa 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde 

| la fecha de emisión. 


! H En seso de persona natural, copia de! documento nacional de identidad o documento análogo, o 

del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
i según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
| días calendario a la presentación de ofertas. computada desde la focha de emisión. 


[C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
, ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 


C.1 | FORMACION ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA — ` d 
— Requisitos” 
j CARGO ` lt E PROFESION — | 
Residente de abra Td I Ingeniero civil o arquitecto 
: Ingeniero estructural Ingenlero civil 


“En caso de presentarse en consorcio 


en 
c 
A 
v 
Š 
43 
v 
o 
+) 
= 
D 
9 
S 
Z 


Acreditación: 


Requisitos: 


Residente ae 
cora 


ingerere 
Estruch rat 


en 


I 
| Especia], sta 
| Arquitectura 


gere 
Electricista 


Especialista en Arquitectura I 
E Ingeniero Electricista . 


| 
| 


C.2 | EXPERIENCIA DEL 


| 


| 


Ingeniero. Sanitario A 
Especialista en salud 


ocupacional 


Se acreditará con Carla de com 
| señalando que se presentarán 

| del Residente y el Jefe de 
| participación efectiva en la 


Profesión 


ingeniero Cwr o 


Bruu esto 


ingeniero Civ: 


Aragnecio 
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. . _ Piantel Profesional Clave 


| 


i 


` Mecano Electricista ye 
. Especialela en instatationes 


1 
i 


respectiva = coníommoad 
y yo superisor vin jefe de | Constancias o H) certificados o(tu) | 
| supervisión de chas yo 


| Expenencia acumulada ge 24 | 
| meses, er ejecución c | respecte conformidad ` on 


; Expenencia acumulada de 24 
; meses, en ejecución o 
i supervieinn de abra como 


E Experiencia Acreditación de Experiencia 


Expenencia ac minima | Copia simple de Di contralos y SU ` 
Residente j 


olii) 


Cua'quier otra documentación que, 
residente de obras y/o ingeniero | de manera fehaciente demuestre la | 
residente de obra yto inspector | expenencio de! persoral clave | 
Ge obras y/o gerente de obra, en propuesto | 
obras iguales y/o similares ul 


festo de  calficación se | 
mcredià pare le suscroción del 
comrato. AA 
Copia simple de: (1) contratos y su 


Se compuian desde la 
zotegatura 


supervisie de obra como | Constancias olni) cartiicados ov) 
"genero Estructural yle Cualquier otra documentación que 

speciobeta | de manera fehaciente demuestre ta 
expesencia del personal clave 
propuesto. 


Resistente yio — Supervisor j Documentos para Is acreditación 


Especialista de Estucturas yc | de formacion académica: dicno 
Supervisor de Estructuras en | reguisio de cablicación se 
obras en gener igumes yio | ecreditarà para lassesscipoos del 
similares 


objeto de la | contate. 


Tess s/mp'e de: (i) contratos y su | 
toniarmidad oi) | 
Expensmola acumulada muuma | Constancias cun cerrados otr) | 
ge 24 meses, en ejecución o Cualquier otra Gocumentacion que, | 
Sopervisión de oba, como | de manera fehaciente Gemuesths ia 
arquiésto pe Especialsia en | espeñencie Oo! peroral cave 
Süblezturg en Edificaciones en | preguesto. ! 
Obras en genera, en obras | Documentos para la acrediisción | 
publica: vip privadas que ze | de formación academica: dicha 
comp,tan desde la coleg atura recuisto de calificación se 
acredierá para la suscripción del 
contrato — 
Copia simple ce. (i) contratos y sJ 
fespectva conformidad GO 
Constancias ofiii) certhzados oliv) 
Cualquier cia documentación que 
ge manera lenacieme demuestre la 
experiencia del personal ciave 
-peopuesta 
Documentos para la acreditación 
de formación académica: dicho 


ingeniera Eleciricista yio 


Electricas ve Superisor en fg 
Espeualdad de Insiaiacores 
Electricas yo Especialsta en Í 


1 ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o ` ] | 
Ingeniero de seguridad en obra y salud , Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y | ! 
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero ; 


— MÀ 


promiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 
Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 


ejecución de la obra. (Anexo N* 5) 
PERSONAL ESPECIALISTA ` ` GE REESEN ! 


i 
! 
| 


— — 


6i 
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leztalaciones — Elecicas y | requsic ce — caiicaror — sc 
Esecuomecanzas y/o hgenero | euecitaro pata de suscripción de 
enide Instalaciones Frecticas y | contrae 

Electromecan cas yio Supervisor 

en la Fspeciahaad Gr 

Instaiacioner — Mecsnicas y 

Electricas y'o Supervisor de las 

instiaciones — Electricas y 


A] 
Copie s'mple ar (1) contialos ysu i 
fespectiva conformidad — o) | 

Supervision de otra, como Constancias ofii) certificates oiv) 
ingeniero sanitario y/o Cualquier otra documentación cue 
especialista ende inslataciones | de manera fehaciente demuestre la 


Beien Iigemero Sannado MA - Sege. Memes has en 
Sanitarias en Ecificac ones en Documentos para la acreditación 
obras en general, al obeto de la | de formacion académica: dicho 
convocalora en cores públicas | requiste de e ficación se 
y/o privadas, que se computan Ecregditará para la Suscrpeion dei 
desde la colegiatura contrato SS? 
Expenencia acumulada minima Copia simple de: (i) contratos y su 
de 12 meses comc: Especialista, respectiva — conformidad — eg 
n Supervisor, jele, Constancias oliti) cerificados oliv) 
responsable. coordinador c la Cualcu'er otra documentación que 
combinsción de estos en. Salud De manera fehaciente demuestre la 
Especigistc Enfermero o o Sanidad o contro! ce salud c ¡ experencia del persona! clave 
en Salud Medico programa de salud. en la | propuesto. 
ejecución y/o Inspección y'o Documentos pare la acreditación 
supervisión de obras er: genera de formación académica: dicno 
Expenencis que se computa requisro de  caMicación se j 
desde el título. acreditar para la suscripción de | 
contrato. 
Copia simple de: D contratos y su | 
ingentem de Vues e ien respechva — confommcad ^ on) 
Een Een | Constancio oie cumieados o | 
Especietista Segurcad maeniero especialista en Cualquier ova documentación que, 
er segundad industria . Widad on i» de manera fehaciente demuestre la 
š Ingeniero industria: seg expenencia del personal cave 
e= obra y ótügiesade ejecucion en abras en general propues: 
taluc en la ejecución y/o inspocción 
ee Seguridad y Salus š de s Documentos para la acreditación 
ss p ' en el Tabajo o Wo Supe eegenen Ad de formación académica dicho a 


ingeniero Santano tegusilo de calificación se 
o Ingepigio Civit computa desde la colegiatura acreddara para la suscnpción del 
contrato 


Acreditación: 


| La experiencia del porsonai especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 
| y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documeñtos de 


importante 
EI residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 


Reglamento. 
ESA AA Ste 5 H | 


AUIFAWICNTIQ  —- 
L i a aaa) I — 


MR e 
! | 

H 

H 


————— 
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO | CANTIDAD 
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| [2 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 Ky. — SCENE | 
| 3__ | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 240° — — diim. C] | 
| | | 4 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR mn | l f 
| | 5 | COMPRESORA NEUMATICA 75 HP mE Í —1 | 
| | 6  |COMPACTADORVIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP | + 77] | 
| 7 MOTOBOMBATX(HP) ` L | 
| | | S Zewen A 
¡9 .|VOQUETEDE Sm" — 7777 ewen 
| Acreditación: 


| Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalanda que se i 
, presentarán los documentos de acreditación para la suscripcion de contrato (Anexo N* 5) 


3.4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 


Novecientos seis 906 


; Importante para la Entidad 
: Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


A. | CONTRATO DE CONSORCIO 
Requisitos: 


! Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes*”, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 


+ D * * 


Importante para la Entidad 


De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un 
nümero máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los pérafos 
siguientes: 


Y El número máximo de consorciado es de 04 integrantes. 

y” El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 5%, 

Y El porcentaje mínimo de participación en Ja ejecución del contrato, para el JL 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es del 40%. 

Y Los consorciados tiene que cumplir las condiciones iguales segün las normas 
vigentes de las bases estándar. 


El representante comün del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 


———————— 0€ 
Y En caso de presentarse en consorcio. 


qe 
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amplias y suficientes facultades. 


Acreditación: 


Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 


desde la techa de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 


días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 


CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 
Requisitos: 


PROFESION 


ingeniero civil o arquitecto 


Residente de obra 


ngeniero estructural Ingeniero civil 
Especialista en Arquitectura Arquitecio 
Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista 


Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario 


Especialista en salud 


Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero 

Civil 


Ingeniero de seguridad en abra y salud 
ocupacional 


Acreditación: 


Se acreditará con Carta de compromisa de presentación y acreditación del personal especialista requerida, 
sefialando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, (Anexo N° 5) 


Plantel Profesional Clave 
Profesión 


Acreditación de Exp 
Copía simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad ol) 
Constancias ofiii) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave 
propuesto. j 
Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad ` o(li) 
Constancias o) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave 
propuesto. 

Documentos para la 
acreditación ` de formación 


Experiencia 
Experiencia acumulada mínima 
de 24 meses, como Residente | 
y/o supervisor y/o jefe de 
supervisión de obras y/o 
residente de obras y/o ingeniero 
residente de obra y/o inspector 
| de-obras-y/a gorente de-obra, en 
obras iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria, en 
obras públicas y/o privadas, que 
se computan desde la 
colegiatura. 

Experiencia acumulada de 24 
meses, en ejecución o 
supervisión de obra, como 
ingeniero Estructural y/o 
` Ingeniero Especielista 
Estructura! y/o Especialista en 
Estructuras e Ingeniería Sismo 
Resistente y/o — Supervisor 
Especialista de Estructuras vo 


Residente de Ingeniero Civil o 
- gbra- l-- -—-arduitecto- 


Ingeniero 


iero Civi 
Estructural ingeniero Civil 
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académica; dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 


Supervisor de Estructuras, en 
cbras en general iguales y/o 
similares al objeto de la 
convocatoria en obras publicas 
y/o privadas, que se computan 
desde la colegiatura, 


Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad ` oO) 
Constancias off) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave 
propuesto. 

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 
Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad ` om 
Constancias oi) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave 
propuesto, 

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 


Experiencia acumulada mínima 
de 24 meses, en ejecución o 
supervisión de obra, como 
arquitecto y/o Especialista en 
arquitectura en Edificaciones en 
obras en general, en obras 
publicas y/o privadas, que se 
computan desde la colegiatura. 


Especialista 
en 
Arquitectura 


Arquitecto 


Experiencia acumulada de 24 
meses, en ejecución ` o 
supervision de obra, como 
ingeniero Electricista y/o 
Mecanico Electricista y/o 
Especialista en Instalaciones 
Electricas ylo Supervisor en la 
Especialidad de instalaciones 
Electricas y/o Especialista en 
instalaciones Electricas y 


Ingeniero Electromecanicas y/o Ingeniero | calificación se acreditará para la 
Ingeniero Electricista o en/de Instalaciones Electricas y suscripción del contrato. 
Electricista Mecánico Electromecanicas y/o Supervisor 

Electricista en ta Especialidad de 


instalaciones Mecanicas y 
Electricas y/o Supervisor de las 
Instalaciones Electricas y 
Electromecanicas y/o Jefe de 
instalaciones Electricas — — 
Mecanicas, en obras en general, 
al objeto de la convocatoria, en 
obras publicas y/o privadas, que 
se computan desde la 
colegiatura. 

Experiencia acumulada de 24 
meses, en ejecución o 
supervisión de obra, como 
ingeniero sanitario y/o 
especialista en/de instalaciones 
sanitarias y/o especialista en 
saneamitfito — Instalaciones 
sanitarias en Edificaciones en 
obras en general, al objeto de la 
convocatoria, en obras publicas 
ylo privadas, que se computan 
desde la colegiatura. 
Experiencia acumulada mínima 
de 12 meses como: Especialista, 
licenciado, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la 
combinación de estos en: Salud 
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Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva ` conformidad ` o 
Constancias ofiii) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal clave 
propuesto: * 

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato, 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad oii) 
Constancias ofiii) certificados o(iv) 
Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre 


Ingeniero 


Sanitario Jngeniero Sanitario 


Especialista Enfermero o o Sanidad o control de salud o la experiencia del personal clave 
en Salud Medico programa de salud; en la propuesto. ] 
ejecución y/o inspección y/o Documentos para la 


acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
| Suscripción del contrato. 

Copia simple de: (i) contratos y su 


supervisión de obras en general, 
Experiencia que se computa 
desde el título. 


"Eigene," | Experiencia acumulada minima | H, EE, oD 
- A- ; zk - Seguridad 79 (meses como: con Cuatquier pira documentación que, <= 
e Industríal c ier oos sn de manera fehaciente demuestre 
en obra y Ingeniero Industrial ejecución en obras en general; la experiencia del personal clave 
salud Se k ka d en la ejecución y/o inspección "ges m arm la 
ocupacional ey al y/o supervisión de obras en Ge P E 
acreditación ` de ` formación 


en ei Trabajo o 
Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 


general. Experiencia que se 


computa desde la colegiatitra académica: dicho requisito de 


calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 


Acreditación: 


La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 
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y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el casa del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y 


de los demás profesionales especialistas, antes del ínicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. (Anexo N° 5) 


Importante | 


El residente de la obra debe cumplir la experiencía mínima establecida en el artículo 75 del : 


Reglamento, I 
EQUIPAMIENTO 
Requisitos: 
ITEM EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO | CANTIDAD 
1. NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS E 


2 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. u 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 


Acreditación: 


Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, sefialando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 


La experiencia del postor y el precio son los ünicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 


EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 


Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica, 


El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 


PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 


( Hasta 100 puntos) 


EVALUACIÓN TECNICA 


EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 
Criterio: 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado equivalente | M = Monto facturado acumulado 

a UNO MAS 72 veces (1.5) veces el VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecución de 
CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, durante los 8 obras similares 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o 
documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la 
obra. 


M >= 1,5 veces el valor referencial: 
100 puntos 


M >= 1.0 veces el valor referencial y 
< 0.5 veces el valor referencial: 
80 puntos 


Se considerará obra similar similares al objeto de la convocatoria a la 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, ampliación o la 
combinación de estas en servicios educativos o infraestructura 
educativa (iniciales y/o primarias y/o secundarios) y/o otras 
edificaciones, todas estas en el sector püblico ylo privado. 
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Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus Tespectivas' actas de recepción de dbra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación: o (i) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación? de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato, 


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a |. 


la fecha de suscripción. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N? 10 referido a la experiencia en obras similares del postor, 


18 La Opinión N* 185-2017/DTN indica: "cualquier otra documentación", se entiende como tala todo 
documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
EVALUACIÓN TECNICA SU ASIGNACIÓN 
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos? 
EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 
A. PRECIO 
Criterio: Pi = OmxPMPE 


Oi 


Se evaluará considerando el precio ofertado | Donde: 
por el postor. 


Oferta 


Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Acreditación: Ci = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio 


Se acreditará mediante el documento que | más bajo 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE 


Económica 
PUNTAJE TOTAL 


Puntaje Máximo de la oferta 


100 puntos 
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18 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 


; Importante 


* Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas : 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningün 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en ` 
este capítulo. | 


e Enel caso de coniratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 


Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal 


EN Pesur ] representada por LF.............], identificado con DNI N° [e n a ] y de otra parte 
— M eee] con RUC N° O ] con domicilio lega en 
Leere], inscrita en la Ficha N° eeleren ] Asiento N° TL 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de e A ], debidamente representado 
por su Representante Legal, EE con DNE N° Loose ], segün 
poder inscrito en la Ficha N? been ges Sg ee ] Asiento N° [............ ] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 


los términos y condiciones siguientes: 


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con iechal ], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO . . . 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 


Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO? 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 


2 lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 


según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 


En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información aue 
resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una velorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes, 


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de gare ] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 35 de la 
sección general de las bases. 


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO p 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 


+ De fiel cumplimiento del contrato21: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 


Importante 


« Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, sí el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato ` 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 


“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOJ, a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, ; 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: . , 

* Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 22: [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 

| Importante para la Entidad E 

| e Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la. i 


Siguient » fa: ` 


IA .... 

21 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 
suma equivalente al diez por ciento (1095) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de ia liquidación final. 

22 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conilevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adiciona! por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso, 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO? 


"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] dei monto del contrato : 
original. 


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER : 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÜN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ` 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAJ", adjuntando a su solicitud la garantía por ` 
adelantos "7 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el: 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado : 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 


Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos ` 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].7 I 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 


° SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL | 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 


CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 


“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del 
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. | 
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La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días ` 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o ` 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer ` 
dé los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario “de avance de ` 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto j 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes ' 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos Y mediante | 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 


La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ' 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicítudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 


?5 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 
7 garantía, precisando ei plazo en el cual el contratista solicitará Tos adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad - 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

E El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 

E De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
Siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

28 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

er Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 

°°, De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


Importante 


De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
; adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual | 
ho resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición ` 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF. 


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DELA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 


CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitada para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 


: Importante para la Entidad 
De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
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El plazo, máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de ICONSIGNAR TIEMPO EN 
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÜN CORRESPONDA] de la obra. 


CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 


0.10 x Monto 


Penalidad Diaria = Ex Plazo daa 


Donde: 


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o item que debió 
ejecutarse. 


Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningün tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 


Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Penalidades 


| Ne | Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 


1 En caso culmine la relación contractual entre [INCLUIR LA FORMA | Según informe del 
el contratista y el personal ofertado y la | DE CÁLCULO, QUE | ¡CONSIGNAR 

Entidad no haya aprobado la sustitución del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O 
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA 
calificaciones del profesional a  ser| DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN 
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA]. 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento. 


Segün informe del 
[CONSIGNAR 

INSPECTOR o 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 


CORRESPONDA]. 


Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA],  impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 


3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 


Importante 


De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de . 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verífica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 


e D e 


La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (1096) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 


Cuando se llegue a cubrir el montc máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 


CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63,1 del 
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 


los daños y periuicios ocasionados a través de la indemnización comnespendiente. Ello no obsta-a- 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 


Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 


Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 


Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 


CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 


EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 


a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 
sentencia condenatoría, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Püblica o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algün proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 


De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 


CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 


Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. 


El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALESJ. 


` Importante UN 
Af momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 1 01.1 del 

| artículo 101 del Reglamento. E 


Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que ` 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al ` 


AAA Se Se 
2 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 
perfeccionamiento del contrato. 
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' respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad con ' 
. el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento. 


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, segün lo sefialado en el artículo 97.1 dei Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o sellegue 
à un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 


El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 


CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 


CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: te , ] 


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ 2] al 
[CONSIGNAR FECHA]. i : E 


"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 


De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada dei 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 


DATOS DEL Número del documento 
DOCUMENTO Fecha de emisión del 


documento 


DATOS DEL Nombre, denominación o razón 
CONTRATISTA Social 


EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 


Nombre o razón social del Descripción de las 
integrante del consorcio obligaciones 


3 DATOS DEL 
CONTRATO 


Fecha de suscripción del 
contrato 


Monto del contrato 


Denominación de la obra 
Ubicación de la obra (Región, 


Provincia y Distrito 
Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 


4 DATOS DE LA OBRA 


Plazo original días calendario 


Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo 


días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 


Número de adicionales de 
obra 
Monto total de los adicionales [l | 


Plazo de ejecución de la obra 


Fecha de recepción de la obra 


Fecha de liquidación de la 


Monto de la obra 


Monto total de los deductivos 
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Monio total de la obra (sólo 
componente de obra) 


APLICACIÓN DE 


PENALIDADES Monto de las penalidades por 


Monto total de las penalidades 
aplicadas 

Junta de Resolución de e | 

Disputas Si No 

Arbitraje Si No 
N° de arbitrajes 


Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 


SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 


DATOS DELA 
ENTIDAD 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO m 
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ANEXO N? 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Sefiores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÜBLICA ESPECIAL N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N* [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Ne [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 


Nombre, Denominación o 
Correo electrónico : i 


En caso de consorcío, este anexo debe íncluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente: 


Datos del consorciado 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 


Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
RUC : | Teléfono(s) : | 


Correo electrónico : 


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 


En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio, 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, segün corresponda 


importante 
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` Cuando se trate de consorcios, esta declaración Jurada debe ser presentada por el representante ` 
legal o comün del consorcio. 


ANEXO N° 2 


DECLARACIÓN JURADA 
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
( SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 


1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 
de la LCE. 


2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
3.- Es responsable de la veracidad de los documenios e información que presenta. 


4.- Nc haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 
de integridad. 


5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 
con la buena pro. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


Importante 


; En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea ` 
presentada por el representante común del consorcio. : 
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ANEXO N° 3 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo ill de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


D ` D " D á . 


Importante 


! Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
` legal o común del consorcio. : 
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ANEXO N* 4 


OFERTA ECONOMICA 
(MODELO) 


Sefiores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 


SUBTOTALES ] 
ICONSIGNAR PRECIO DE 
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA 


| OFERTA EN LA MONEDA DE | 
«__ COSTOS DIRECTOS 
* GASTOS GENERALES 


El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
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"El detalle de precios unitarios de las partidas err caso de oferta a precios unitarios se presenta junto ` 
con la oferta económica. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


I Importante 


° En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los | 
ítems que se presente” | 
+. En-case- de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones ACCOSOÑBS — - — 
consignar lo siguiente: 
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO N° 5 


CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


De nuestra consideración, 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo Ili de la sección específica de fas bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 


1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 


2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 


Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


. D . D . * = * 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comün, segün corresponda 


importante 
| De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta caría no requiere, en caso de consorcio, 


| las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada ` 
| profesional considerado personal especialista. : 
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ANEXO N* 6 


CONTENIDO MÍNIMO DEL. CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 


El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 


a) La ídentificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 


b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda. 


El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado, 


C) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 


d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 


En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la &jecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, segün corresponda. 


e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato, Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 


H > - ` . . S * 


f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 


El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Consorciado 1 Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal o de su Representante Legal 
per -de-Documento-de-Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad —-- 


Importante 
: De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio ` 
. deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
. sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO N* 7 


MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
(Aplica para líneas de crédito) 


Señores 


[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


De nuestra consideración, 


A solicitud de nuestro cliente A ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito 
aprobada y vigente de hasta e (Detallar en números) 


La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 


Atentamente, 
Firma de la entidad emisora 


Dirección de la entidad emisora: 
—.— ——— c T 


Importante 


Se permitirá que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores : 
sean en sus propios formatos, conteniendo*la información minima mencionada en el presente '* 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 


En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. I 


' Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores ` 
referenciales sean mayores a S/ 50, 000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 

' las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Importante para la Entidad 


Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que 6s posible la participación de 
proveedores que gozan dei beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N* 27037, Ley de 
Prornoción de la Inversión en la Amazonía, incluir ei siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


ANEXO N° 8 


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 


1.- Que el domicilio fiscal de la empresa? se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 


2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 


Novecientos veintinueve,929 


3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonía; y 


. E D H » * D 


4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazon ía. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


| Importante 


Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 


MM M— € 

30 En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 
la Amazonia" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas v 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta." 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJA TAMBO 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 004-2021-MPC/CS-1 


ANEXO N° 9 


DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 


Señores 


[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGUN CORRESPONDA] 


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Importante 


Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias ` 
(carta fianza o póliza de caución). i 


—————————— 
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LA CO NTRALO R ÍA Fecha: 19-07-2022 10:36:21 -05:00 


GENERAL DELA REPÚBLICA DEL PERÚ 


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 


Cajamarca, 19 de Julio de 2022 
OFICIO N° 000737-2022-CG/GRCA 


Señora: 

Magaly del Pilar Ramirez Torres 

Fiscal Adjunto Provincial 

Equipo Especial de Fiscales 

Ministerio Público - Fiscalia de la Nación 

Av Abancay Cdra 5 S/N 5to Piso Sede Central Del Ministerio Público Lima. 
Lima/Lima/Lima 


Asunto : Respuesta a solicitud de Información. 


Referencia : a) Oficio n.* 24-2022-EFICOOP-MP-FN de 13 de julio de 2022. 
b) Oficio n.° 000697-2022-CG/GRCA de 5 de julio de 2022. 
C) Memorando n.? 000792-2022-CG/GRCA de 18 de julio de 2022. 


A a UO 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mérito al documento de la 
referencia a), mediante el cual Solicita información acerca de las acciones de fiscalización y/o 
control del procedimiento de ejecución simplificada D.U.102-2021 N* 008-2021-MDA/CS-BASES 
Integradas respecto a la obra de "Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua potable e 
instalación de saneamiento básico en fas localidades Yamsen, Ushum, Tayapotrero Vista Alegre 
del distrito de Anguía- Provincia de Chota- Departamento de Cajamarca”, así como del 
“Procedimiento de Contratación Pública Especial 004-2021-MPC/CS-1 de la municipalidad 
provincial de Cajatambo departamento de Lima”. 


Sobre el particular, en lo que respecta a la competencia de la Gerencia 
Regional de Control de Cajamarca, le informo que, por medio del oficio de acreditación de la 


Novecientos treinta y dos. 032 


nuestra competencia funcional. 


Por otro lado, en relación al "Procedimiento de Contratación Püblica Especial 
004-2021-MPC/CS-1 de la Municipalidad de Cajatambo”, le comunico que, a través del 
documento de la referencia C), vuestro pedido de información ha sido trasladado a la Gerencia 
Regional de Control Lima Provincias para la atención correspondiente, por ser de su 
competencia. 


Es propicia la oportunidad para, expresarle los sentimientos de mi 
consideración. 


EE — : Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 
Jonatan Montenegro Duarez 
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional 
de Control de Cajamarca 
Contraloría General de la Repüblica 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Afio del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 


Cajamarca, 05 de Julio de 2022 
OFICIO N* 000697-2022-CG/GRCA 


Señor: U a. 

José Nenil Medina Guerrero jo Su E Bizet NM 
Alcalde j TS Geiger ATT 
Municipalidad Distrital de Anguia E 


Jr. Comercio N° 212 / “< 732 
Cajamarca/Chota/Anguia ( Fecha SE 
o TA 


Asunto : Acredito equipo de recopilación de información documentada. 


Referencia : Artículo 22°, literal a) de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contro! y de la Contraloría General de la República y modificatorias, 


€— e 

OS 

engo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad a la atribución v 

establecida en la norma de la referencia, a fin de comunicarle que, en el marco de nuestras Š 

labores de control, requerimos contar con documentación e información relacionada a los d 

actos preparatorios y procedimiento de selección convocado para contratar al ejecutor de la es 

obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del saneamiento = 

básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre del distrito de Anguía, S 

provincia de Chota, departamento de Cajamarca"; para lo cual, este despacho ha dispuesto la 5 

realización de una actividad de recopilación de información. y 

Q 

Para tal efecto, dicha actividad está a cargo de los auditores José Silva £ 

Córdoba, Lizeth Sánchez Guerra y Carlos Díaz Malaver, jefe del Órgano de Control Š 

Institucional de la Municipalidad Provincia| de Chota, respectivamente; a quienes agradeceré Y 

se sirva brindar las facilidades del caso, para la realización del servicio antes mencionado, $ 

quienes, además, realizarán una inspección documental en los archivos de las unidades . Z 
orgánicas de su representada. 


Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de mi consideración 


Atentamente, 


sd iu 
: —Documeñto firmado digitalmente 
-a Jonatán Montenegro Duarez ele 
Gerente: Pegionel de Control | Gerencia Regional 
` de Control de Cajamarca(e) 
Contraloría General de la República 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 


Cajamarca, 18 de Julio de 2022 
MEMORANDO N? 000792-2022-CGIGRCA 


A: Jean Franck Vasquez Neira 
Gerente Regional de Control de Lima Provincias(e) 


De: Jonatan Montenegro Duarez 
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional de Control de Cajamarca 


Asunto: Solicitud de Información del Ministerio Público — Fiscalia de la Nación 


Referencia: ` Oficio N° 24-2022-EFICOOP — MP-FN de 13 de julio de 2022 
Expediente- 2720220006741 


Ee 


de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca" y del "Procedimiento de 
Contratación Pública Especial 004-2021-MPC/CS-1, de la municipalidad provincial de 
Cajatambo, departamento de Lima. 


Atentamente, 


è D e a * 


D 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Afio del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 


Lima, 20 de Julio 2022 


FICIO N° 2065-2022-MTC/04 TERIO 
: Heger 
Señora: CONTRALA COR 


MAGALY DEL PILAR RAMÍREZ TORRES 2 p l, 2022 
Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial m 
De Fiscales Contra la Corrupción del Poder 


MINISTERIO PÜBLICO 

Presente, - 

Asunto : Se remite información sobre el registro de visitas al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 

Referencia : OFICIO N° 9-2022-EFICOOP-MP-FN(E-298643-2022) 


De mi consideración: 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual solicita un informe detallado sobre el nümero de visitas de de los 
investigados Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro, César Castillo 
Cabrera, José Nenil Medina Guerrero y Anggi Estefani Espino Lucana, durante el periodo 
del año 2021 al 2022 hacia nuestra Entidad. 


Al respecto, se adjunta el Informe N* 121-MTC/04.02 y sus anexos, elaborado por la 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, mediante el cual se brinda 
respuesta a lo solicitado. 
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 3 j 


Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 


ALAN RODOLFO NUÑEZ ALDANA 
SECRETARÍA GENERAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 


ARNA/vam 
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Oficina de Atención al Mil doscie NEE, Urs 
Ciudadano y Gestán "Fecha: 19/07/2022 
Documenta 


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 


$(fechaDocumento) 
Lima, 19 de Julio 2022 


$(numeroDocumento) 
E N° 0121-2022-MTC/04.02 


A : ALAN RODOLFO NUNEZ ALDANA 
SECRETARIO GENERAL 


De : BERNARDO ALEJANDRO HUAMANI CAVEL 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL (E) 


Asunto : REMITE INFORMACION SOLICITADA 


Referencia : a) PROVEÍDO S/N DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2022. 
b) OFICIO N° 9-2022-EFICOOP-MP-F N(E-298843-2022) 


——n Y = 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente: 
L ANTECEDENTES: 


1.1 Mediante Resolución Ministerial N° 616-2019-MTC/01 de fecha 08 de agosto del 
2019, se aprobó la Directiva N* 004-2019-MTC/01 — "Atención a los Pedidos de 
Información y Solicitudes de Opinión sobre Proyectos y Autógrafas de Ley", a través 
del cual se regula el trámite a seguir y los plazos para la atención de las solicitudes 
de información y opinión sobre proyectos y autógrafas de Ley, efectuadas por el 
Congreso de la Repüblica y diversas entidades püblicas a las unidades de 
organización, programas, proyectos especiales, organismos püblicos y empresas 
adscritas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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1.2 Mediante Resolución Ministerial N° 0221-2020-MTC/01 de fecha 11 de marzo del 
2020, se aprobó modificar e incorporar algunos numerales de la Directiva N° 004- 
2019-MTC/01, a través del cual se buscó garantizar la atención oportuna de las 
solicitudes de información y opinión sobre proyectos y autógrafas de Ley 
presentadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 


1.3 Mediante el documento de la referencia b), la Dra. Magaly del Pilar Ramírez Torres, 
Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del 
poder, requirió se un informe documentado respecto al registro de ingreso / visita o 
entrevista con su despacho o área adscritas a su representada de los investigados 

^ HUGO JHONY-ESPINO-i-UCANA, identificado con DNI N° 47293058; YENIFER- 
NOELI PAREDES NAVARRO, identificado con DNI N° 74638299; CÉSAR 
CASTILLO CABRERA, identificado con DNI N* 27383278; JOSÉ NENIL MEDINA 
GUERRERO identificado con DNI N* 47397015; y ANGGI ESTEFANI ESPINO 


través de la siguiente dirección web: «Divilüsna£xkel» ingresando el número de expediente 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 


LUCANA, identificado con DNI N° 
2022 


1.4 Mediante el documento a) de la referencia, 
nuestra Oficina brinde atención a la misma. 


2 ANÁLISIS: 


2.1 Mediante Resolución Ministerial N° 
que aprobó la Directiva N* 004-203 9-MTC/01 — 
Solicitudes de Opinión sobre Proyectos y Autóg 


Al respecto, el numeral 5.4, 5.5, 57, 
siguiente: 


pU 
5.4. (...) 


48881865, durante el periodo del afio 2021 al 


la oficina de abastecimiento requirió a 


616-2019-MTC/01 de fecha 08 de agosto del 2019, 


“Atención a los Pedidos de Información y 
rafas de Ley” (En adelante, la Directiva). 


5.9 y 5.11? de la Directiva prescribe lo 


La respuesta de las solicitudes de información presentadas por las 


entidades y por los Congresistas de la 


Republica dirigidas al/la 


Ministro de Transportes y Comunicaciones puede ser delegada al/la 


Secretario/a General, como la máxima 


Ministerio. 


autoridad administrativa del 


5.5. Las solicitudes de información y opinión de proyectos y 


autógrafas de Ley ingresan por 


responsabilidad, deriva la documentación 
un sello con la indicación “MUY URGENTE” 


: (J c 


la OACGD. Dicha Oficina, bajo 
presentada colocándole 


D D 


5.7. En caso las solicitudes de información presentadas contemplen 
aspectos relacionados a la funciones de más de una dependencia 
del MTC correspondiente a un mismo Despacho Viceministerial o 
de Secretaria General, se debe dar respuesta en un único informe 


técnico — 


legal que consolide la información alcanzada. Dicho 


informe está a cargo de la dependencia del Viceministerio o 
Secretaria General a la que se le haya derivado el pedido con dicha 


instrucción. 


leg 


5.9. En caso las Solicitudes de información se relacionen con las 


funciones de más de un Despacho Viceministerial, de una entidad ` 


del MTC y/o de los órganos de la Secretaria General, el oficio de 


respuesta traslada los informes técnicos — 


legales elaborados por 


cada una de las dependencias y/o entidades correspondientes. 


Zë 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional * 
5.11. Todos los informes de respuesta a las solicitudes de 


información y opinión de proyectos y autógrafas de Ley son 
canalizados a través de la Secretaría General del MTC, sin 
perjuicio que este haya sido dirigido de manera directa al Director 
General o al titular de las dependencias o entidades del MTC. 


L.J 


2.2 El 14 de julio del 2022, nuestra Entidad recepcionó el documento b) de la referencia, a 
través del cual, la Dra. Magaly del Pilar Ramírez Torres, Fiscal Adjunto Provincial del 
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, requirió a nuestra 
institución, textualmente, lo siguiente: 


“(...) informe documentado respecto al registro de ingreso / visita o 
entrevista con su despacho o área adscritas a su representada de 
los investigados HUGO JHONY ESPINO LUCANA, identificado 
con DNI N? 47293058; YENIFER NOELI PAREDES NAVARRO, 
identificado con DNI N° 74638299; asi como las personas de 
CÉSAR CASTILLO CABRERA (Alcalde de Chadi — Chota — 
Cajamarca), identificado con DNI N* 27383278; JOSÉ NENIL 
MEDINA GUERRERO (Alcalde de Anguia — Chota — Cajamarca) 
identificado con DNI N° 4739701 5; y ANGGI ESTEFANI ESPINO 
LUCANA, identificada con DNI N* 48881865, durante el periodo dei 
2021 al 2022 (...)” 


2.3 Mediante el documento a) de la referencia, la Oficina de Abastecimiento remitió a nuestra 
Oficina fa presente solicitud de información para ser atendida de acuerdo a nuestras 
competencias. 


Al respecto, mediante Resolución Ministerial N* 0658-2021-MTC/01 de fecha 02 de julio 
del 2021, se aprobó el Texto Integrado Actualizado de! Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el ROF), cuyo 
artículo 90* prescribe las funciones de nuestra Oficina, entre las cuales, se advierte la 
siguiente: 


y 


Artículo 90.- Funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano 

y Gestión Documental i B VEN 
Son funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental las siguientes: 


(3 


i) Administrar el libro de reclamaciones y el registro de visitas al 
ministerio, (...) 
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En ese sentido, se aprecia que lo peticionado por la, Fiscal Adjunto Provincial del Equipo 
Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, contempla aspectos relacionados 
a las funciones de nuestra Oficina. 


2.4 Mediante el Memorando N° 1600-2022-MTC/04.02, se ha requerido a la Oficina 
General de Tecnología de la Información, del registro de visitas del periodo del01 de 
enero del 2021 y el 28 de febrero del 2021, respondiéndose con el Informe N° 0063- 
2022-MTC/23.01-MAVD, en el cual en Su anexo se puede verificar que no se ubican 
visitas registradas de las personas requeridas. 


Ahora bien, efectuada una büsqueda en el aplicativo informático denominado 
"Módulo de Registro de Visitas" (https://rvisitas.mtc.aob.pe) se ha logrado extraer el 
listado de todas las visitas efectuadas por las personas antes mencionadas a la Sede 
Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ubicada en Jr. Zorritos N* 
1203-Cercado de Lima, en el período comprendido desde el 01 de marzo de! 2021 
hasta el 26 de junio del 2022; el cual, ha arrojado un resultado de trece (13) registros 
que se encuentran debidamente detallados en el anexo adjunto, 


Asimismo, se ha efectuado una búsqueda en la plataforma denominada “Registro de 
Visitas en Línea” (https//visitas.servicios.gob.pe/) que se encuentra administrado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM en el periodo comprendido desde el 27 
de junio del 2022 hasta el 13 de julio del 2022; el cual, ha arrojado un resultado de 
cero (00) registros que se encuentran debidamente detallados en el anexo adjunto. 


Cabe señalar que el aplicativo denominado “Módulo de Registro de Visitas” 
(https://rvisitas.mtc.gob.pe) se encontró en uso hasta el día 26 de junio del 2022, 
dado que, desde el 27 de junio del 2022, nuestra Entidad implementó la plataforma 
denominada “Registro de Visitas en Línea”. 


2.5 Por consiguiente, en atención al numeral 5.11 de la Directiva N° 004-2019-MTC/O1 que 
prescribe: "Todos los informes de respuesta a las solicitudes de información y opinión 
de proyectos y autógrafas de Ley son canalizados a través de la Secretaría General 
del MTC, sin perjuicio que este haya sido dirigido de manera directa al Director 
General o al titular de las dependencias o entidades del MTC”, se remite a su 
Despacho la respuesta de nuestra Oficina a la solicitud de información, asimismo, se 

adjunta un proyecto de oficio para su consideración. DEED UU 
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3  CONCLUSIÓN(ES): 
Por lo expuesto, se concluye que: 


3.1 La presente solicitud de información efectuada por la Dra, Magaly del Pilar Ramírez 
Torres, Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción 
del poder contempla aspectos relacionados a las funciones de nuestra Oficina. 


3.2 En el registro de visitas proporcionado por la Oficina General de Tecnología de la 
Información, del periodo del 01 de enero del 2021 y el 28 de febrero del mismo año, 
arroja cero (00) visitas de HUGO JHONY ESPINO LUCANA, identificado con DNI N° 
47293058; YENIFER NOELI PAREDES NAVARRO, identificado con DNI N° 
74638299; CÉSAR CASTILLO CABRERA, identificado con DNI N° 27383278; JOSÉ 
NENIL MEDINA GUERRERO identificado con DNI N* 47397015; y ANGGI 
ESTEFANI ESPINO LUCANA, identificado con DNI N° 48881865, a la Sede Central 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203-Cercado 
de Lima, en el periodo comprendido durante el 01 de enero del 2021 y el 28 de febrero 
del 2021. 


3.3En el aplicativo informático denominado "Módulo de Registro de Visitas" 
(httos://rvisitas.mtc.aob.pe) se han encontrado trece (13) registros de visitas de HUGO 
JHONY ESPINO LUCANA, identificado con DNI N° 47293058; YENIFER NOELI 
PAREDES NAVARRO, identificado con DNI N° 74638299; CÉSAR CASTILLO 
CABRERA, identificado con DNI N° 27383278; JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 
identificado con .DNI N^ 47397015; y ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA, 
identificado con DNI N° 48881865, a la Sede Central del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203-Cercado de Lima, en el periodo 
comprendido durante el 01 de marzo del 2021 hasta el 26 de junio del 2022; las cual 
se encuentra detallada en el Anexo N° 01 adjunto al presente Informe. 


3.4 En la plataforma denominada “Registro de Visitas en Linea” 
(httos://visitas.servicios.aob.pe/) no se ha encontrado registro alguno de visitas de HUGO 
JHONY ESPINO LUCANA, identificado con DNI N° 47293058; YENIFER NOELI 
PAREDES NAVARRO, identificado con DNI N° 74638299; CÉSAR CASTILLO 
CABRERA, identificado con DNI N* 27383278; JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO 
identificado con DNI N° 47397015; y ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA, 
identificado con DNI N? 48881865, ubicada en Jr. Zorritos N* 1203-Cercado de Lima, en 
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se encuentra detallada en el Anexo N° 02 adjunto al presente Informe. 
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, “Ano del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
d  RECOMENDACIÓN(ES): 


4.1 Se recomienda remitir copia del presente informe y sus adjuntos, a la Dra. Magaly 
del Pilar Ramírez Torres, Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de 
Fiscales contra la corrupción del poder, para su conocimiento y fines 
correspondientes, en estricto cumplimiento de la Directiva N° 004-2019-MTC/01 


Es todo cuanto informo ante usted. 


Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 


BERNARDO ALEJANDRO HUAMANI CAVEL 
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 


BAHC/jcav 


Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y 
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Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a TY 4 
través de la siguiente dirección web: «47 Dës kr ingresando el número de expediente 


«stnumExped)» y la siguiente clave: «siclaveAdmin]» . 
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MINISTERIO PUBLICO 
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER 

Y 


MW. 1022 


Lima, 20 de Julio 2022 


o 


Sefiora 


MAGALY DEL PÍLAR RAMÍREZ TORRES ees Sage In 
Fiscal Adjunto Provincial — 


1 
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRPCIÓN DEL PODER — 
COORDINACIÓN NACIONAL — EFICOOP N 

Av. Abancay cuadra 5 s/n, 5to piso (Sede Central Lima) — Cercado de Lima 


Asunto : Se remite informe de respuesta en relación a la investigación que 
se sigue en el Caso 2-2022/EFICOOP 


Referencia : Oficio N° 8-2022-EFICOOP-MP-FN 


De mi mayor consideración: 


CONSTRUCCIÓN S.A.C”, *DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C.” a nivel 
nacional, con énfasis en los distritos de Anguia y Chadín, provincia de Chota, 


o 
o 
2 
bd 
Ej 
Q 
3 
o 
lon 
ES 
O 
"o 
E 
z 
S 
Di 
E 
e 
[e] 
zr 
O 
a 
Š 
o 
- 
(D 
o 
Oh 
T 
3 
g 
e 
9 
Ko] 
E 
e 
= 
2 
to 
3 
[t] 
ba 
a + 
c 
Di 
[on 
o 
5 
o 
E 
e 
ke) 
bei 
to 
o 
Novecientos cuarenta y ocho.948 


En ese sentido, se adjunta copia del Informe N° 103-2022-MTC19.01, elaborado por la 
Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes, dando respuesta a lo 
solicitado. 


Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal. 


Atentamente, 
Documento firmado digitalmente 
ALAN RODOLFO NUÑEZ ALDANA 
SECRETARÍA GENERAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
ARNA/mgg 


Esta es una copla auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
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A : JAVIER HERVIAS CONCHA 
Director General (e) de la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Transportes MTC. 


ASUNTO : Requerimiento de información del Fiscal Adjunto Provincial del 
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder . 
Coordinación Nacional — EFICOOP 


REF.. : Oficio No 8-2022-EFICOOP-MP-FN fecha 14.07.2022 (E- 298639- 
2022) 
FECHA : 15 de julio de 2022 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia mediante el 
cual el Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del 
Poder - Coordinación Nacional — EFICOOP, solicita información documentada respecto a 
proyectos de inversión, obras públicas y otros que hayan efectuado la persona de Hugo Jhony 
Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani Espino Lucana yo las 
personas Jurídicas " JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.”, * DESTCON 
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C.” a nivel nacional con énfasis en los Distritos de 
Anguia y Chadin-Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los afios 2021 y 
2022, así como del Distrito de Gorgor-Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima, 
durante los afios 2024 y 2022. 


L Antecedentes 
Con Oficio No 8-2022-EFICOOP-MP-FN fecha 14.07.2022 (E- 298639-2022) el Fiscal Adjunto 
Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder - Coordinación 
Nacional — EFICOOP, solicita información documentada respecto a proyectos de inversión, 


ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DAC", "DESTCON INGENIEROS 4 
ARQUITECTOS S.A.C." a nivel nacional con énfasis en los Distritos de Anguia y Chadin- 
Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los años 2021 y 2022, así como 
del Distrito de Gorgor-Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima, durante los años 2021 
y 2022, requerimiento que efectúan para fines de investigación preliminar. 


IL Base Legal 
EN Constitución Política del Perú. - - 
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
2.3 LeyN? 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC 
2.4 Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01, Texto Integrado Actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del MTC. 
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2.5 Resolución Ministerial N° 616-2019-MTC/01, aprueba la Directiva N° 004-2019-MTC/01, 
"Atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión sobre proyectos y 
autógrafas de Ley ", modificada por Resolución Ministerial N° 0221-2020-MTC/01. 


lil. Análisis 


Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transportes del MTC para consolidar la información alcanzada por las Unidades Orgánicas 
competentes de acuerdo con lo solicito por el Ministerio Publico, se procede conforme a la 
información alcanzada por Unidades Orgánicas correspondientes conforme al siguiente 
detalle: 


1. Informe No099-2022-MTC/19,01 de fecha 15.07.2022 - Dirección de Gestión en 
Infraestructura y Servicios de Transportes, Unidad Orgánica de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Transportes 

Los artículos 119 y 120 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y 
Funciones del MTC, aprobado por Resolución Ministerial No 658-2021-MTC/01, establece 
que la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes — DGISTR, unidad 
orgánica de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, es la encargada 
de la formulación y evaluación de programas y proyectos de inversión para el desarrollo de la 
infraestructura y servicios de transportes, plataformas logísticas de ámbito nacional cuyas 
principales actividades están relacionadas a la formulación evaluación, ejecución y 
supervisión de los proyectos y programas de inversión. 


Dentro de dicho contexto, esta Unidad Orgánica no tiene ninguna vinculación de proyectos de 
Inversión relacionados con las personas naturales y/o jurídicas mencionadas en el 
requerimiento de información. Se recomienda solicitar información a los Proyectos Especiales 
de Provias Nacional y Descentralizado para los fines pertinentes. 

2. Memorándum No 0663-2022-MTC/19.02 de fecha 15.07.2022 - Dirección de 
Inversión Privado en Transportes, unidad orgánica de la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Transportes 

Sobre el particular, cabe indicar que esta unidad orgánica administra treinta y dos (32) 

contratos de asociación público privada sobre diversos tipos de infraestructura de transportes 

y, como consecuencia de ello, realiza un seguimiento respecto al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales que recaen en los concesionarios, previa adjudicación de la buena 

pro, en el marco del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N* 240-2018-EF. 


Asimismo, en base a la indicación del Director General de la Dirección General de Programas 
y Proyectos de Transportes se informa a su despacho que, con relación a la consulta 
formulada mediante el documento de la referencia, esta unidad orgánica no ha tomado ` ` 
conocimiento de solicitudes de proyectos de inversión, obras públicas, concesiones entre 
otros, que hayan sido efectuadas por las siguientes personas: Hugo Jhony Espino Lucana, 
Yenifer Noeli Paredes Navarro, Anggi Estafani Espino Lucana y/o “JJM ESPINO INGENIERÍA 


Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., "DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C.” 
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Memorándum No 1980-2022-MTC/19.03 de fecha 15.07.2022 - Dirección de 
Disponibilidad de Predios, Unidad Orgánica de la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Transportes. 


Al respecto, revisados los archivos que contienen la relación de las Órdenes de Servicio cuyos 
requerimientos ha tramitado esta Dirección durante los años 2021 y 2022, se verifica que la 


Direcci 
person 


4. 


IV 


ón de Disponibilidad de Predios no ha contado con los servicios de ninguna de las 
as naturales y jurídicas señaladas en el Oficio de la referencia. 


Memorándum No 0874-2022-MTC/19.EEERC. de fecha 15.07.2022 del Equipo 
Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios de la Dirección General 
de Programas y Proyectos en Transportes, adjunta el Informe No 390-2022- 
MTC/19.EEERC.CP/SCT de fecha 15.07.2022 del Coordinador de Puentes del 
Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios y el Informe No 
108-2022-MTC/19.EEERC.CC/SCT de fecha 15.07.2022 — Sub Coordinador de 
Carreteras del Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios 
de la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes. 


Informe No 108-2022-MTC/19.EEERC.CC/SCT 

En las conclusiones del citado informe se establece lo siguiente: 
No existe registro en las intervenciones de reconstrucción en carreteras a cargo del 
EERC de las personas jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C.”, “DESTCON INGENIEROS A ARQUITECTOS S.A.C.". 
No existe registro en las intervenciones de reconstrucción en carreteras a cargo del 
EERCC de las personas Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro 
y Anggi Estefani Espino Lucana. 
El Equipo de Reconstrucción con Cambios no registra intervenciones en los distritos 
de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los 
años 2021 y-2022; así como del distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo. — 
Departamento de Lima durante los años 2021 y 2022. 


Informe No 390-2022-MTCM9.EEERC.CP/SCT 

En las conclusiones del citado informe se establece lo siguiente: 
Las personas de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi 
Estefani Espino Lucana y/o las personas Jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCCION SACH, "DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS SA.C.", 
NO tienen contratos con la Coordinación de Puentes de la EEERC — MTC. 
En los distritos de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de 
Cajamarca; distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — departamento de Lima 
durante los afíos 2021 y 2022, la Coordinación de Puentes de la EEERC-MTC, no ha 
ejecutado proyecto alguno. 


Conclusiones ` 


De acuerdo a lo dispuesto por la DGPPT para consolidar la información alcanzada sobre el 
requerimiento del Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la 
Corrupción del Poder - Coordinación Nacional — EFICOOP, respecto a proyectos de inversión, 


obras p 


üblicas y otros que hayan efectuado la persona de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer 
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Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani Espino Lucana y/o las personas Jurídicas " JJM 
ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.”, " DESTCON INGENIEROS A 
ARQUITECTOS S.A.C." a nivel nacional con énfasis en los Distritos de Anguia y Chadin- 
Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los afios 2021 y 2022, así como 
del Distrito de Gorgor-Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima, durante los años 2021 
y 2022, se colige que no existe registro de intervenciones vinculadas a proyectos de inversión, 
obras püblicas y otros que hayan efectuado las personas naturales y/o jurídicas mencionadas 
en el requerimiento de información, segün lo informado por la Unidades Orgánicas 
conformantes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes. 


V. Recomendación 

Se recomienda a la DGPPT, remitir al Viceministro de Transportes la información 
solicitada y consolidada en el presente en atención al requerimiento formulado por el 
Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder 
- Coordinación Nacional — EFICOOP, para los fines pertinentes. 


Atentamente, 


CARLOS FELIPE RODRIGUEZ OYARCE 
DIRECTOR 
Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes 
Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes 
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INFORME N° 099-2022-MTC/19,01 
A : JAVIER HERVIAS CONCHA 
Director General (e) de la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Transportes MTC. 


ASUNTO : Requerimiento de información 


REF.- : Oficio No 8-2022-EFICOOP-MP-FN fecha 14.07.2022 (E- 298639- 
2022) 
FECHA : 15 de julio de 2022 


——————————— — —— M Ó— 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia mediante el 
cual el Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especíal de Fiscales contra la Corrupción del 
Poder - Coordinación Nacional — EFICOOP, solicita información documentada respecto a 
proyectos de inversión, obras püblicas y otros que hayan efectuado la persona de Hugo Jhony 
Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani Espino Lucana y/o las 
personas Jurídicas " JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.", * DESTCON 
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C." a nivel nacional con énfasis en los Distritos de 
Anguia y Chadin-Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los afios 2021 y 
2022, así como del Distrito de Gorgor-Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima, 
durafité los años 2021 y 2022, requerimiento qué efectúan para fines’ de investigación 
preliminar. 


Al respecto, los artículos 119 y 120 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del MTC, aprobado por Resolución Ministerial No 658-2021- 
MTC/01, establece que la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes 
— DGISTR, unidad orgánica de la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transportes, es la encargada de la formulación y evaluación de programas y proyectos de 
inversión para el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes, plataformas 
logísticas de ámbito nacional cuyas principales actividades están relacionadas a la 
formulación evaluación, ejecución y supervisión de los proyectos y programas de inversión. 


En ese sentido, la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes, unidad 
orgánica de la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes, en su condición 

de formulador y evaluador de programas y proyectos de inversión; es competente para `` 
atender proyectos de inversión de alcance nacional. 
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rgánica no tiene ninguna vinculación de proyectos de 
las personas naturales y/o jurídicas mencionadas en el 


requerimiento de información. Se recomienda solicitar información a los proyectos Especiales 
de Provias Nacional y Descentralizado para los fines pertinentes. 


Atentamente, 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año de Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 


Informe N*108-2022-MTC/19.EEE RC.CC/SCT 


A : ING. JORGE JOHN GABRIEL BELTRAN 
Coordinador General 


Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios 


DE : ING. WILMER SANTOS RUIZ IZAGUIRRE 
Sub Coordinador de Carreteras 
Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios 


ASUNTO : . SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO PÜBLICO 


REFERENCIA : OFICIO N*8-2022-EFICOOP-MP-FN (E298639- 2022) 
FECHA : 15 de julio del 2022 


AA 


persona de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estefani 
Espino Lucana, y/o las personas jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C.”, "DESTCON INGENIEROS 4, ARQUITECTOS S.A.C."; a nivel nacional, con énfasis 
en los distritos de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, 
durante los años 2021 y 2022; así como del distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — 
Departamento de Lima durante los años 2021 y 2022. 


I) Antecedentes 

` ` 44. Con fecha 14 de julio del 2022, el Ministerio Público, con OFICIO N° 8-2022* 
EFICOOP-MP-FN, solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC), información referida al caso 2-2022/EFICOOP. 


H) Base Legal 


2.1. Plan Integral de Reconstrucción con Cambios al que se refiere la Ley N° 30556, ley 
que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las inversiones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios. 


2.2. Reglamento del Procedimiento de Contratación Püblica Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y 
sus modificatorias. o _ : 

2.3. Texto Ünico ordenado de la Ley N° 30556 — Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
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desastres y que dispone la creación de la autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios”. 


ili) Análisis 


3.1. Con respecto a la solicitud de información del Ministerio Püblico respecto a 
Solicitudes de proyectos de inversión, obras püblicas, concesiones, entre otros, que 
haya efectuado la persona de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes 
Navarro y Anggi Estefani Espino Lucana, y/o las personas jurídicas “JJM ESPINO 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C”, "DESTCON INGENIEROS & 
ARQUITECTOS S.A.C.”; a nivel nacional, con énfasis en los distritos de Anguia y 
Chadin — Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los años 2021 
y 2022; así como del distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — Departamento 
de Lima durante los años 2021 y 2022, se da a conocer que no existe registro en 
ningunas de las intervenciones de reconstrucción de las personas jurídicas "JJM 
ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.", "DESTCON INGENIEROS & 
ARQUITECTOS S.A.C."; así como de las personas Hugo Jhony Espino Lucana, 
Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estefani Espino Lucana. 


3.2. Complementariamente se indica que en los distritos de Anguia y Chadin — Provincia 
de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los años 2021 y 2022; así como 
en el distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — Departamento de Lima durante 
los años 2021 y 2022, no se ha realizado ninguna intervención que esté a cargo del 
EERCC. 


IV) Conclusiones 


* 41. No existe registro.en las intervenciones de reconstrucción en carreteras a cargo del, . 
EERC de las personas jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C.”, "DESTCON INGENIEROS 8 ARQUITECTOS S.A.C”. 


4.2. No existe registro en las intervenciones de reconstrucción en carreteras a cargo del 
EERCC de las personas Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro 
y Anggi Estefani Espino Lucana. 


4.3. ElEquipo de Reconstrucción con Cambios no registra intervenciones en los distritos 
de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante 
los afios 2021 y 2022; así como del distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — 
Departamento de Lima durante los afios 2021 y 2022, 


! Aprobado mediante Decreto Supremo N* 094-2018-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 8 de 
septiembre de 2018. 
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V) Recomendaciones 


5.1. Se recomienda, coordinar con las demás áreas del MTC a fin de brindar la 
información solicitada con el documento de la referencia, si fuera el caso. 


Es cuanto informo para su conocimiento, y fines pertinentes. 


Atentamente; 


Firmado digitalmente por: 

RUÍZ YZABUIRRE WILMER 
SANTOS 

Motivo: Soy el autor del 
documente 

Fecha: 15/07/2022 17:52:33-0500 
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INFORME N° 390-2022-MTC/1 9.EEERC/CP/SCT 
AAA ALLE CH 9.EEERC/CPISCT 


A : JORGE JOHN GABRIEL BELTRAN 
Coordinador General 


Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios 


Asunto : informe documentado respecto a las solicitudes de proyectos de Inversión, 
Obras Publicas, concesiones entre otros, que haya efectuado las personas 
de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi 
Estefani Espino Lucana y/o las personas Jurídicas “JM ESPINO 
INGENIERIA Y CONSTRUCCCION SA.C.”, "DESTCON INGENIEROS 8 
ARQUITECTOS S.A.C.”, a nivel nacional, con énfasis en los distritos de 
Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de Cajamarca; distrito 


de Gorgor — Provincia de Cajatambo — departamento de Lima durante los 
años 2021 y 2022, 


Referencia : a) Oficio N* 008-2022-EFICOOP-MP-FN (E-298639-2022). 
Fecha : 15 de JULIO del 2022. 


1 OBJETIVO DEL INFORME 


informar respecto a las Solicitudes de Proyectos de Inversión, Obras Publicas, 
concesiones entre otros, que haya efectuado las personas de Hugo Jhony Espino 
Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estefani Espino Lucana y/o las personas 


Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de Cajamarca; distrito de Gorgor 
- Provincia de Cajatambo — departamentc de Lima durante los años 2021 y 2022. 


¿2 ANTECEDENTES 


Gon fecha 14 de julio del 2022, el Ministerio Publico - Fiscalía de la Nación remite el Oficio 
N° 008-2022-EFICOOP-MP-FN con hoja de ruta E-298639-2022, solicitando Informe 
documentado respecto a las Solicitudes de proyectos de Inversión Obras Publicas, 


Jurídicas “JJM ESPINO INGEN IERIA Y CONSTRUCCCION SACH, "DESTCON 
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C.”, a nivel nacional, con énfasis en los distritos de 
Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de Cajamarca; distrito de Gorgor 
~ Provincia de Cajatambo — departamento de Lima durante los años 2021 y 2022. 


ANÁLISIS. 


3.1 Dela persona: Hugo Jhony Espino Lucana, ETT — 
No se ha encontrado relación con la Coordinación de Puentes de la EEERC — MTC. 


3.2 Dela persona: Yenifer Noeli Paredes Navarro. 
No se ha encontrado relación con la Coordinación de Puentes de la EEERC — MTC. 


3.3 Dela persona: Anggi Estefani Espino Lucana, 
No se ha encontrado relación con la Coordinación de Puentes de la EEERC - MTC. 
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De la persona Jurídica: JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.C. 
No se ha encontrado relación con la Coordinación de Puentes de la EEERC - MTC. 


De la persona Jurídica: DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. 
No se ha encontrado relación con la Coordinación de Puentes de la EEERC - MTC. 


Del distrito de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de Cajamarca: 
No se tiene proyecto en esta área geográfica. 


Del distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — departamento de Lima: 
No se tiene proyecto en esta área geográfica, 


De los contratos firmados en los años 2021 y 2022: 
Los contratos de la Coordinación de Puentes de la EEERC del MTC, han sido firmado 
el año 2019 y 2020, no teniendo contratos firmados los años 2021 y 2022. 


CONCLUSIONES 


Las personas de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi 
Estefani Espino Lucana y/o las personas Jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCCION S.A.C.”, “DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C”, NO 
tienen contratos con la Coordinación de Puentes de la EEERC — MTC, 


En los distritos de Anguia y Chadin — Provincia de Chota — departamento de Cajamarca; 
distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — departamento de Lima durante los años 
2021 y 2022, la Coordinación de Puentes de la EEERC — MTC, NO ha ejecutado proyecto 
alguno. 


RECOMENDACIONES 


Se recomienda remitir el presente a quien corresponda, para dar respuesta al 
Ministerio Publico - Fiscalía de la Nación. 


Es todo cuanto informo, para conocimiento y fines. 


Atentamente, 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Afio del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
Lima, 15 de Julio 2022 


e 


A : CARLOS FELIPE RODRIGUEZ OYARCE 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES 


ASUNTO : SOBRE CONSULTA FORMULADA POR EL EQUIPO ESPECIALDE 
FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 


REFERENCIA : OFICIO N* 8-2022-EFICOOP-MP-FN (E-298639-2022) 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, a través del $ 
cual el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Püblico k. 
Solicita al señor Ministro de Transportes y Comunicaciones la remisión de "un informe e 
documentado respecto a las solicitudes de proyectos de inversión, obras públicas 9 
concesiones entre otros, que hayan efectuado la personas de Hugo Jhony Espino Lucana, > 
Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani Espino Lucana y/o las personas jurídicas *JJM vy 
ESPINO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., "DESTCON INGENIEROS 4 £ 
ETE GAREA RAR ARQUITECTOS S.A.C.” a nivel nacional, con énfasis en los distritos de Ánguia y Chadín — y 
fun MA Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los años 2021 y 2022, así como E 
ica: el distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — Departamento de Lima durante los años 2021 EN 
KEE, ee y 2022" y que el referido documento sea atendido en un plazo no mayor de cuarenta y ocho z 


Razón: À. 
Decó Lina Linc (48 horas). 
Fecha: 1800712022 18:41:04 


Én atención al referido requerimiento, el Despacho Viceministerial de Transportes dispuso 
que sea la Dirección General de Programas y Proyectos quien consolide la información 
remitida por los diversos órganos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 


obligaciones contractuales que recaen en los concesionarios, previa adjudicación de la buena 
pro, en el marco del Decreto Legislativo N* 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N* 240-2018-EF. 


otros, que hayan sido efectuadas por las siguientes personas: Hugo Jhony Espino Lucana, 
Yenifer Noeli Paredes Navarro, Anggi Estafani Espino Lucana y/o *JJM ESPINO INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., “DESTCON INGENIEROS 4 ARQUITECTOS S.A.C.". 


Esta es una copla auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM, Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 


través de la siguiente dirección web: bttn://scddstd.mtc.gob.pe/2035216 Ingresando el número i 
de expediente En mt go Siempre 
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Sin otro particular, quedo de usted. 


Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 


CESAR EDUARDO HERRERA BRICEÑO 


DIRECCION DE INVERSION PRIVADA EN TRANSPORTES 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 


Lima, 15 de Julio 2022 


ORANDO N° 0874- -MTC/19.EEE 


A : JAVIER HERVIAS CONCHA , 
DIRECTOR GENERAL (E) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES 


ASUNTO : SOLICITA INFORME DOCUMENTADO. 


REFERENCIA : a) Informe_N° 108-2022-MTC.19/EEERC/SCT/CP 
b) Informe_N° 390-2022-1MTC.19/EEERC/SCT/CP 
c) OFICIO N° 8-2022-EFICOOP-MP-FN(E-298639-2022) 


—————————ÀMÀ—MM E 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia e) 
mediante el cual el Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la 
corrupción del poder solicita se remite un informe documentado respecto a las solicitudes 
de proyectos de Inversión, obras püblicas, concesiones, entre otros, que se haya 
efectuado las personas de: Hugo Jhonny Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro 
y Angel Estafani Espino Lucana, y/o las personas jurídicas: JJM ESPINO INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN S.A.C", "DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C”, anivel 
nacional, con énfasis en los distritos de Anguia y Chadin - Provincia de Chota — 
Departamente de Cajamarca, durante los afios 2021 y 2022; así como del distrito de 
Gorgor — Provincia de Cajatambo — Departamento de Lima durante los años 021 y 2022. 


Al respecto, con documentos de la referencia a) y b), elaborados por la Subcoordinación 
Técnica de Carreteras y Puentes los cuales hago mío, informan que el Equipo Especial 
¿Encargado de la Reconstrucción con Cambios a mí cargo, No tiene contratos con dichas . 


` D * 


constructoras, ni persónas aníes indicadas. 
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Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines. 


Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 


JORGE JOHN GABRIEL BELTRAN 
EQUIPO ESPECIAL ENCARGADO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Pen” 


Lima, 15 de Julio 2022 


MEMORANDO N° 1980-2022-MTC/19.03 


A : JAVIER HERVIAS CONCHA 
DIRECTOR GENERAL (E) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES 


ASUNTO : Remito información solicitada por fa Fiscalía contra la Corrupción del 
Poder. 


REFERENCIA : OFICIO N* 8-2022-EFICOOP-MP-FN(E-298639-2022) 


—— ————— —————— 


Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante 
el cual el Fiscal Adjunto Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción 
del poder solicita se le remita un informe documentado respecto a las solicitudes de 
proyectos de Inversión, obras püblicas, concesiones, entre otros, que haya efectuado la 
personas de: Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani 
Espino Lucana, y/o las personas jurídicas : JJM ESPINO INENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
SAC, DESTCON INGENIEROS&ARQUITECTOS SAC a nivel nacional con énfasis en los 
distritos de Anguia y Chadin de la provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, 
durante los afios 2021 y 2022; así como del distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
departamento de Cajamarca durante los afios 2021 y 2022. 


Al respecto, revisados los archivos que contienen la relación de las Órdenes de Servicio 

cuyos requerimientos ha tramitado esta Dirección durante los años 2021 y 2022, se 

verifica que la Dirección de Disponibilidad de Predios no ha contado con los servicios de 
° ninguna de las persoñas haturales y jurídicas señaladas en el Oficio de la referencia. 


Novecientos sesenta y tres.963 


Atentamente, 


Documento firmado digitalmente 


JAVIER BOYER MERINO 
DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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OFICIO N^ 54-2022-SCG-FBENPOL-CAL/DIVOPUS-CAI/CS-CHOTR/SEC. 


SEÑOR (A) " Jorge Mauro GARCIA JUAREZ 
Fiscal Adjunto Provincial 
mo Especial de Fiscales Contra le Comuscén de 

oder. f 


tena, 21 de julio del 2022. 


ASUNTO : Diligencias policiales, relacionado a notificación s las 
personas no motivo que se indica. 
Rel : Cedute de Citación, 
2 8 la 


Me dirijo a Ud., con la finalidad de remitir adiunto 
presente dos (02! Cedulas de Citación debidamente firmadas po: las personas 
de José Nenil MEDINA GUERRERO y Cesar CASTILLO CABRERA, io que se 
remite dando respuesta el Gocumento de la referencia. BM 


f Es propicia la oportunidad para relierarte muestras de mi 
especial consideración y estima. 


Aientamonme. 


LJ > * . °. 
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MINISTERIO PÜBLICO 


FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA-EQUIPO 
ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL 
PODER 


CEDULA DE CITACIÓN 


24 - 2022 
Muy Urgente 


Caso Nro 524518700-2022-2-0 


NOMBRE: MEDINA GUERRERO, JOSE NENIL 
DIRECCION:CASERIO ELALISO-CAJAMARCA-CHOTA-ANGUIA-REAL 
REFERENCIA:HTTPS-/MEET.GOOGLE.COM/AKC-HAWK-BNA 
FINALIDAD:Citación/Dectaración 

MATERIA: C.E. (TRAFICO DE INFLUENCIAS) 


Por la presente, queda Usted debidamente NOTFICADO, 


que, por disposición del Sr.(a) Fiscal HANS ALBERTO AGUIRRE HUATUCO, se presente a éste Despacho 
F AMACION DE ción Declaración para el dia 26 de JULIO del 2023 & fur ino 
PROGRAMACION DE DILIGENCIAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE CONDUCCION COMPULSIVA EN CASO 
DE INCONCURRENCIA INJUSTIFICADA CITACION A TESTIGO 


INVESTIGADO: PAREDES NAVARRO, YENIFER NOELIA E ^ 
AGRAVIADO: Et. ESTADO 


JU 
— M SUMAR. 
Especíal de 
Contra la Corrupción del Poder 


Firma y Sello 


Fecha de Emision: 20 DE JULIODEL 2022. 
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MINISTERIO PÜBLICC 


FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA-EQUIPO 
ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL 
PODER 


CEDULA DE CITACIÓN 


27 -2022 
Muy Urgente 


Caso Nro 524518700-2022-2-0 


NOMBRE: CASTILLO CABRERA, CESAR 
DIRECCION:CPM.LA UNION-CAJAMARCA-CHOTA-CHADIN-REAL 
REFERENCIA:HTTPS./MEET.GOOGLE.COM/SCD-UZSR-BDG 


FINALIDAD:Cltación/Dectaración 
MATERIA: C.F. (TRAFICO DE INFLUENCIAS) 


INVESTIGADO: PAREDES NAVARRO, YENIFER NOELIA 
AGRAVIADÓ: ELESTADO : 
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Lima, 01 de Junio del 2022 
RESOLUCION N° 000048-2022-DP/SG 


Despacho Presidenciat 


VISTOS: El Memorando N° 000008-2022-DP/CM y el Informe Técnico N° 000001- 
2022-DP/CM-ABE de la Casa Militar; el Memorando N? 000496-2022-DP/OGPM e Informe 
Técnico N? 000001-2022-DP/OGPM-BNC de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe Legal N* 000151-2022-DP/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 


CONSIDERANDO: 


Que, el Capítulo | del Título Il de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece disposiciones normativas sobre la Presidencia de la Repüblica, conformada por 
el Presidente de la República, el Despacho Presidencial y los Vicepresidentes de la 
República; precisando en su artículo 9, que el Despacho Presidencial es responsable de 
la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento 
de sus competencias y funciones; y, dispone que su Reglamento de Organización y 
Funciones determina las funciones generales, estructura orgánica, así como las relaciones 
entre los órganos que lo integran y su vinculación con las entidades públicas y privadas; 


Que, el artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial aprobado por el Decreto Supremo N? 077-2016-PCM y modificado por el 
Decreto Supremo N* 037-2017-PCM, establece que la Casa Militar es el órganc de línea 
del Despacho Presidencial responsable de velar por la seguridad integral del Presidente 
de la República y su familia y Vicepresidentes; así como brindar protección en las 
actividades privadas o públicas dentro del país o en el exterior, precisando que tiene a su 
cargo gestionar el adecuado funcionamiento de la residencia de Palacio de Gobierno y 
que depende jerárquicamente de la Secretaría General; 


Que, la Casa Militar cuenta entre otras funciones la de velar por la integridad física 
del Presidente de la República y su familia, Vicepresidentes de la República y la seguridad 
de las instalaciones del Despacho Presidencial y la de conducir y ejecutar las acciones de 
seguridad y defensa nacional del Despacho Presidencial, en el marco de la normatividad 
vigente; conforme lo dispuesto por los literales a) y k) del artículo 44, del Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial: 


Que, mediante los documentos de Vistos, la Casa Militar propone a la Secretaría 
General, la aprobación de la Directiva denominada “Ingreso y Salida de Palacio de 
Gobierno y Locales Conexos”, la cual tiene como objetivo, establecer los procedimientos 
para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales 
conexos, por parte del personal del Despacho Presidencial en las instalaciones de Palacio 
de Gobierno y locales conexos, así como de las visitas tanto de personas naturales y 
representantes de personas jurídicas nacionales o extranjeras püblicas o privadas; 


Que, la aprobación de la Directiva propuesta permitirá establecer criterios en los 
procedimientos de ingreso, permanencia y salida de las instalaciones de Palacio de 
Gobierno y locales conexos para controlar y reducir riesgos en la seguridad al Presidente 
de la República, familia presidencial y las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales 
conexos, por lo cual resulta pertinente su aprobación; 


Contando con los vistos de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 


Novecientos sesenta y nueve.969 


De conformidad con lo previsto el Reglamento de Organización de Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; y la Directiva N° 001-2020-DP/SSG 
"Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de directivas del Despacho 
Presidencial', aprobada mediante Resolución de Subsecretaría General N° 026-2020- 
DP/SSG; 


SE RESUELVE: 


Artículo 1.- Aprobación 

Aprobar la Directiva N° 001-2022-DP/SG, "Ingreso y Salida de Palacio de 
Gobierno y Locales Conexos", que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 


Artículo 2.- Difusión 

Dispóngase que la Oficina de Tecnologías de la Información efectué la publicación 
de la presente Resolución y su Anexo en la intranet y en la página web institucional del 
Despacho Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 


Regístrese y comuníquese. 


JORGE RICARDO ALVA CORONADO 
SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 
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z4 ingreso y salida de Palacio de io, Memo 


CAPÍTULO ! 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 


Artículo 1° Objetivo 


Establecer los procedimientos para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones de 
Palacio de Gobierno y locales conexos, por parte del personal del Despacho Presidencial 
en las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos, así como de las visitas tanta 
de personas naturales y representantes de personas jurídicas nacionales c extranjeras 
públicas o privadas. 


Artículo 2° Finalidad 


Establecer criterios en los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de las 
instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos para controlar y reducir riesgos en 
la seguridad al Presidente de la República, familia presidencial y las instalaciones de Palacio 
de Gobierno y locales conexos. 


Artículo 3” Base Legal 


3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, 

3.3 Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 

3.4 Ley N* 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

3.5 Decreto Legislativo N* 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y su reglamento 
aprobado mediante su DS N° 004-2022-IN. 

3.6 Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital. 

3.7 Decreto Supremo N* 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley N* 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

3.8 Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, modificado por el Decreto Supremo N° 037- 
2017-PCM. 

3.9 Decreto Supremo NS 026-2017-IN, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 
N* 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

3.10 Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024 - 
Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 

3.11 Decreto Supremo N* 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N? 1412, Ley 
de Gobierno Digital. 

3.12 Decreto Supremo N? 004-2022-IN, que aprueba el Reglamento de Seguridad y 
protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades. 

3.13 Resolución de Subsecretaria General N° 026-2020-DP/SSG, que aprueba la Directiva 
N* 001-2020-DP/SSG, Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de 
Directivas del Despacho Presidencial. 

3.14 Resolución N° 000001-2022-DP/CM, que aprueba el "Plan de Seguridad de Palacio de 
Gobierno y Locales Conexos". 


Artículo Ar Ámbito de aplicación 


Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para 
el personal del Despacho Presidencial, debiendo entenderse por tal concepto a los/las 
servidores/as civiles, sin distinción de su régimen laboral. Asimismo, incluye el Personal 
Altamente Calificado y del Fondo de Apoyo Gerencial, personal destacado a la Entidad (civil, 


Página 3 de 13 


9 


Novecientos setenta y tres 


c» 


RS Ingreso y salida de Palacio de Gobierno y locales conexos 


militar y policial) y quienes participan bajo las modalidades formativas laborales (prácticas 
pre y profesionales), con arreglo a lo dispuesto en el presente documento, y de acuerdo a la 
normativa que corresponda a cada régimen laboral. 


Artículo 5* Responsabilidades 


5.1 De la Casa Militar 
5.1.1 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en la presente Directiva. 
5.1.2 Controlar y registrar el ingreso de las visitas a las instalaciones de Palacio de 
Gobierno y locales conexos a través del Área de Seguridad. 
5.1.3 Generar a través del Área de Seguridad de Casa Militar las autorizaciones de las 
visitas o invitados del Presidente de la Repüblica y familia presidencial a las 
instalaciones de la Residencia de Palacio de Gobierno. 


5.2 Del Funcionario del Órgano o Unidad orgánica que solicita ei ingreso: 


5.2.1 Generar la autorización de ingreso de sus visitantes a las instalaciones de Palacio 
de Gobierno y locales conexos. De autorizar el ingreso con equipos celulares u 
otros equipos electrónicos es responsable de garantizar el uso adecuado de los 
mismos durante su permanencia. 

5.2.2 Designar una (01) persona responsable para asegurar el acompañamiento de 
manera obligatoria a sus visitantes, desde su ingreso hasta la salida de las 
instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos, quedando restringido su 
desplazamiento por zonas no autorizadas, 


5.3 De los trabajadores del Despacho Presidencial: 


Portar su FOTOCHECK de identificación correspondiente en un lugar visible; 
para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones de Palacio de Gobierno 
y locales conexos, Mantener vigente su fotocheck de identificación. 


Artículo 6” Integridad y Ética Pública 
Las disposiciones de la presente Directiva, se enmarcan en el cumplimiento de la función de 


integridad que realiza el personal del Despacho Presidencial para contribuir en el 
cumplimiento de la política y la promoción de una cultura de integridad y ética pública, con 
acciones de prevención y lucha contra la corrupción, conforme a la normativa vigente. 
CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 


Articulo 7° Siglas y definiciones 
7.1 Para los fines de la presente Directiva, se establecen las siguientes siglas: 


Casa Militar 


Despacho Presidencial 
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Sistema Interno de Administración 


7.2 Para los fines de la presente Directiva, se establecen las siguientes definiciones: 


7.2. ACCESO DEL GRAN COMEDOR A LA POM : 
Ubicado dentro de Palacio de Gobierno (Gran Comedor); por el cual está permitido el 
ingreso y salida del personal autorizado de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
del Despacho Presidencial. 


7.2.2 | CASA MILITAR: 

Es el órgano de línea del despacho presidencial, responsable de velar por la seguridad 
integral del presidente de la Republica y su familia e instalaciones de Palacio de 
Gobierno y locales conexos; así como brindar protección en las actividades privadas o 
püblicas dentro de la Nación o en el exterior. Depende jerárquicamente del Secretario 
General del Despacho presidencial, está bajo el comando de un Oficial del Ejército del 
Perü de grado de General de Brigada quien tendrá a su cargo al personal de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú. 


7.2.8 INVITADO A LA RESIDENCIA OFICIAL 
Persona natural o representante de persona jurídica que ha recibido invitación por parte 
de la familia Presidencial para ingresar a la residencia oficial. 


7.2.4 INVITADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL 
Fersona natural o representante de persona jurídica que ha recibido invitación por parte 
del Despacho Presidencial para asistir a eventos protocolares. 


7.25 OFICIAL DE AGENDA: 
Tiene como función coordinar con los Edecanes del Sefior Presidente de la Repüblica 
sobre las visitas consignadas en la agenda presidencial. Al tener conocimiento sobre 
los eventos oficiales, a fin de adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar el adecuado desarrollo de los mismos y realiza las coordinaciones necesarias 
con los demás Jefes de Área del Despacho Presidencial. 


7.2.6 PALACIO DE GOBIERNO: 
Instalaciones en las que funciona el Despacho Presidencial, Presidencia del Consejo 
de Ministros y la Residencia Oficial del Presidente de la Repüblica y su familia durante 
su periodo presidencial. 


71.247 RESIDENCIA OFICIAL: — — 


Instalaciones al interior de Palacio de Gobierno que cumplen la función de domicilio 
oficial del Presidente de la Repüblica y su familia durante su periodo presidencial. 
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TÉCNICO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS (TEDAX): 
Personal de la Policía Nacional del Perú especializado en técnicas de detección, 
desactivación y destrucción de explosivos. 


VISITA: 
Persona natural o representante de persona jurídica que realiza visita a los funcionarios 
y servidores püblicos de Despacho Presidencial. 


Los accesos a las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos son los 
siguientes: 


ACCESO “EDIFICIO PALACIO”: 

Ingreso del personal del Despacho Presidencial y las visitas que reciban a dicha 
instalación; así como personal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio 
de Economía y Finanzas, Asociación de Retirados del Banco de la Nación y Presidencia 
del Consejo de Ministros. Está ubicado en el Jirón de la Unión N° 264, Cercado de 
Lima. Se encuentra resguardado por personal de la Policía Nacional Del Perú, que se 
encuentra ubicado en el primer piso de la instalación. 


ACCESO “DESAMPARADOS”: 
ingreso del personal de Despacho Presidencial, miembros de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú, asignados a la Casa Militar, Ministros de Estado, visitas 
programadas para los Funcionarios y servidores públicos del Despacho Presidencial; 
visitas turísticas programadas, entre otros. Está ubicado a la altura del Jirón Ancash 
esquina con el Jirón Carabaya. 


ACCESO “PERÚ”: 

Ingreso de las visitas o invitados a los diferentes eventos oficiales realizados en las 
Instalaciones de Palacio de Gobierno, miembros de la prensa nacional y extranjera 
acreditada por la Dirección de Prensa de Despacho Presidencial y para trabajadores 
del Despacho Presidencial que son autorizados por la Secretaria General en 
coordinación con el Jefe de la Casa Militar. Está ubicado en el Jirón de la Unión C-2 
(Altura de la Plaza Perú). 


ACCESO * CARABAYA”: 

ingreso del personal del Despacho Presidencial, sus visitas programadas y de la 
Presidencia de Consejo de Ministros (bajo sus propias normas). Se encuentra 
resguardado por personal de la Policía Nacional Del Perú 


ACCESOS PRINCIPALES “HONOR 1” Y “HONOR 2”: 

El ingreso o salida es exclusivamente para el Presidente de la República, Jefes de 
Estado de visita en nuestro país, Ministros de Estado, Presidentes de los Poderes del 
Estado, Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú, embajadores y personalidades nacionales y extranjeras y Edecanes establecidas 
por la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, según su cuadro de procedencia. 


ÁREA DE TRANSPORTE “LORETO”: 

Es una de las instalaciones del Despacho Presidencial ubicada en la Calle Julián Piñeiro 
(Ex Jirón Loreto) N° 380 —Rímac, donde se coordina y controla la asignación de la flota 
vehicular terrestre, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, 
se encuentra resguardado por personal de la Policía Nacional Del Perú. 


PUERTA DE ACCESO “LITERATURA”: 

Se encuentra ubicada al lado izquierdo de la Sala de Desamparados, siendo de uso 
exclusivo para el ingreso vehicular hacia las instalaciones de Palacio de Gobierno del 
Presidente de la República, familia presidencial, Presidente del Consejo de Ministros 
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Vicepresidentes de la República, personal y vehículos autorizados por la Casa Militar y 
proveedores autorizados que transporten materiales, alimentos, etc., haciendo uso de 
coches de carga. 


PUERTA DE ACCESO “RESIDENCIA OFICIAL": 

Se encuentra ubicada en el Jirón de la Unión. Este acceso es exclusivo para el ingreso 
y salida del domicilio oficial (Residencia) del presidente de la República, Familia 
Presidencial e invitados. 


PUESTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERNO: 

Ubicados en la intersección de los jirones Ancash y Carabaya (PV ANCASH), jirones 
Chiclayo y Loreto — Rímac (PV LORETO), estacionamientos de la Alameda nalita 
Granda (PV CHABUCA GRANDA)y salida de los estacionamientos de la Alameda 
Chabuca Granda y Jirón de la Unión (PV TRUJILLO); los cuales están cubiertos por 
miembros de la Policía Nacional del Perú asignados a la Casa Militar, desde donde se 
realizan acciones de vigilancia y control vehicular que permita detectar, neutralizar y/o 
contrarrestar acciones terroristas, acciones de fuerza y/o violencia por parte de 
organizaciones extremistas, agrupaciones estudiantiles u otros; con el fin de 
garantizar la vida e integridad física del Señor Presidente de la República, Familia 
Presidencial e instalaciones; así mismo, se cuenta con el apoyo de unidades 
especializadas dela Policía Nacional del Perú (Control de Multitudes - "Asalto", 
Control de Tránsito y Escuadrón de Emergencia). 


CAPÍTULO ll 


DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 


Artículo 8* Solicitud y aprobación de la autorización de ingreso al Despacho Presidencial 


8.1 


El funcionario que requiere el ingreso de visitas a las instalaciones del Despacho 
Presidencial debe solicitar la autorización de ingreso a través del SIAD, con 48 horas 
de anticipación a la fecha de la visita. 


8.2 Para el registro de autorización de ingreso, se debe especificar: 


Fecha de la visita; 

Identificación de la persona que realiza la visita. 
Tipo de persona (natural o jurídica). 

Motivo de la visita. (Reunión de trabajo, provisión de servicios, gestión de intereses, otros 
motivos). 

Identificación del funcionario que recibe la visita. 

Cargo que ocupa el funcionario a visitar. 

Lugar donde se desarrollara la visita. 

Hora de ingreso y salida. 

Las puertas de acceso (ver anexo N°01 Croquis de Instalación). 

Otra información relevante (placas vehiculares, entre otros). 


Cuando el funcionario que autoriza el ingreso requiera que el visitante ingrese con 
equipos, dispositivos electrónicos o vehículos; deberán coordinar y sustentar por escrito 
dicho i inareso con el Área de Seguridad de la Casa Militar. a 


Artículo 9° Verificación de solicitud de autorización de ingreso al Despacho Presidencial 


9.1 


El personal del área de Análisis de Información debe evaluar la solicitud de autorización 
de ingreso de visitas del funcionario, para lo cual verificará los datos de los visitantes 
en los Sistemas de Identificación, tales como: 
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* Consulta RENIEC. 


= Sistema de Identificación Policial: Requisitorias, antecedentes y denuncias 
policiales. 


* Antecedentes penales. 


9.2 Luego de haber tomado en cuenta los criterios de Seguridad establecidos por la Casa 
Militar y no encontrar impedimentos para su ingreso, validará al visitante como tal; caso 
contrario , se emitirá el documento de alerta correspondiente, detallando el resultado de 
la verificación del numeral 9.1. 


Artículo 10* Registro de ingreso y salida de visitantes a las Instalaciones de Palacio de 
Gobierno y locales conexos 


10.1A la llegada de la visita a los accesos de las instalaciones de Palacio de Gobierno y 
locales conexos, los efectivos de los puestos de vigilancia policial solicitarán de forma 
física su documento de identidad y verificarán si cuenta con autorización de ingreso en 
el sistema de control de visitas. 


10.2Antes del acceso a las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos, los 
visitantes deben dejar en custodia en el módulo de atención: todo tipo de equipos o 
medios electrónicos que vulneren la seguridad ylu objetos o materiales peligrosos 
(armas, objetos punzo cortantes, etc.). 


10.3 Cuando los visitantes ingresan a las instalaciones de Palacio de Gobierno y locales 
conexos, el personal del Área de seguridad debe validar su ingreso en el Sistema de 
Control de Visitas. 


10.4 De contar con maletines, mochilas, carteras o bolsos de mano entre otros accesorios, 
estos deben pasar por la máquina de "Rayos X" o revisión visual y manual a cargo del 
TEDAX, a fin de prevenir el íngreso de objetos que atenten contra la seguridad. 


10.5 El personal de seguridad encargado del control de ingreso y operación de la máquina 
"Rayos X", tomará todas las medidas de prevención que corresponda. 


10.6 Los visitantes ingresan por el arco detector de metales seguidamente el personal del 
Área de Seguridad realizara el registro corporal y revisión física segün corresponda. Las 
mujeres embarazadas y visitantes con marcapasos deben pasar por el arco detector de 
metales solo cuando este haya sido desactivado para su ingreso. 


10.7 El personal de seguridad entrega al visitante un pase temporal de visita del color del 
área autorizada, debiendo portarlo en un lugar visible, dejando previa consignación su 
Documento Nacional de Identidad. 


10.8 Luego de haber cumplido los procedimientos de seguridad en los diferentes controles, 
el personal de seguridad se comunica con el funcionario del área Solicitante, para que 
una persona acompafie permanentemente al visitante durante su estadía. 


10.9 Al culminar la visita, el personal del área responsable acompaña al visitante hacia la 
salida de las instalaciones del Despacho Presidencial, donde devolverá el pase 
temporal para que luego el personal de seguridad realice la inspección física y haga 
entrega de sus pertenencias, debiendo sin excepción registrar su salida en el sistema 
de control de visitas. 


Artículo 11* Ingreso y salida de Dignatarios al Palacio de Gobierno 


11.1 El Oficial de Agenda se encargará de la coordinación con las Oficinas del Despacho 
Presidencial y la Casa Militar (Edecanes), y previa autorización de las oficinas 
competentes al ingreso y salida de los dignatarios. 
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El Oficial de Agenda, deberá acompañar durante su ingreso y salida al Dignatario 
hacia el ambiente donde se llevará a cabo la visita, reunión de trabajo o hasta el 
funcionario de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial. 


El dignatario que ingrese a las instalaciones del Despacho Presidencial|, deberá dejar 
sus equipos y dispositivos electrónicos en el Acceso "Desamparados"; salvo que se 
autorice el ingreso mediante correo institucional con aprobación de la Jefatura de la 
Casa Militar. I | ' 


Artículo 12° Ingreso, permanencia y salida del personal que labora en el Despacho 
Presidencial 


12.1 


12.2 


12.3 


El personal pasa por el arco detector de metales para que se realice el registro 
corporal y revisión física por el personal de seguridad segün corresponda. Las mujeres 
embarazadas y visitantes con marcapasos deben pasar por el arco detector de 
metales solo cuando este haya sido desactivado para su ingreso. 


De contar con maletines, mochilas, carteras o bolsos de mano entre otros accesorios, 
estos deben pasar por la máquina de "Rayos X" o revisión visual y manual, à cargo 
del personal TEDAX a fin de prevenir el ingreso de objetos que atenten contra la 
seguridad, 


El personal deberá ingresar portando de manera permanente y obligatoria su 
fotocheck de identificación en un lugar visible (dorso) durante su permanencia en las 
instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos; ante el olvido del mismo 
deberá identificarse con su Documento Nacional de Identidad al ingreso, a fin de 
obtener un pase de visita. 


Artículo 13° Prohibiciones de acceso al Palacio de Gobierno y locales conexos 


g. 


Se encuentra prohibido: 
Ingreso de visitantes por deiegación, reemplazo o que no estén consignadas como tal. 


Ingresar a las instalaciones de Palacio de, Gobierno y locales conexos con ropa corta 
y sandalias; debiéndolo hacer preferentemente con vestimenta sport elegante. 


El ingreso de menores de edad sin previa autorización de la Casa Militar, a excepción 
de las visitas turísticas. 


Transitar por ambientes restringidos o no autorizados. 


Ingreso de personas que se presuma o muestren signos que hayan consumido 
bebidas alcohólicas y/o posean sustancias psicotrópicas. 


Ingreso con armas, elementos punzo cortantes, objetos o materiales peligrosos a las 
instalaciones de Palacio de Gobierno y locales conexos, salvo el personal de la CM. 


Ingreso de mascotas. 


El incumplimiento de los procedimientos de seguridad para el ingreso y salida de las 


instalaciones será reportado por el personal de seguridad a la Casa Militar, para su revisión 


y remisión a la Oficina de Recursos Humanos y al Jefe Inmediato superior del infractor para 
las acciones administrativas disciplinarias. 
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Artículo 14? Acceso a eventos oficiales 


14.1 El acceso de los invitados debe ser solicitado con anticipación por el funcionario del 
área que realizará el evento, detallando en ella la puerta de ingreso y salida, el salón 
en que se realizará, fecha, hora de inicio y término del evento. 


14.2 La relación de invitados deberá ser validada por el área de análisis de información de 
la Casa Militar. 


14.3 De contar el evento con artículos, indumentarias u otros, estos deberán contar con 
una autorización de ingreso escrita por el área que organiza el evento la cual debe ser 
previamente validada por la Casa Militar. 


Artículo 15” Ingreso de Visitas Guiadas 


15.1 El acceso de turistas debe estar previamente autorizado por la Secretaria de 
Actividades, detallando en ella los datos de los ingresantes, nacionalidad, documento 
de identidad, puerta de ingreso y salida, áreas por visitar, personal o guía turístico 
encargado, hora de inicio y término del recorrido turístico. 


15.2 La relación de turistas deberá ser validada por el personal del Área de Análisis de la 
Información de la Casa Militar. 


15.3 Los turistas ingresarán en grupos que no podrán exceder el nümero de veinte (20) 
personas, condicionado a la programación fijada por la Secretaria de Actividades. 


15.4 El personal de seguridad se encargará de hacer de conocimiento a los visitantes las 
prohibiciones y restricciones (Equipos electrónicos) a las que se somete durante su 
visita o recorrido. 


Artículo 16? ingreso y salida en el acceso "Carabaya" 


16.1 El personal de seguridad asignado en el acceso "Carabaya" estará a cargo de la 
verificación del ingreso y salida de visitantes a las oficinas del Despacho Presidencial 
ubicadas en el tercer piso del ala este de Palacio de Gobierno. Se encuentra 
resguardado por personal de la Policía Nacional Del Perú. 


16.2 Elpersonal de seguridad orientará al visitante que no esté autorizado para su ingreso 
en el procedimiento a seguir para su ingreso al Despacho Presidencial. 


Artículo 17? Contingencias en casos de fallas en el funcionamiento del Sistema Interno 
de Administración (SIAD) y Sistema de Control de Visitas (SCV) 


17.1 El funcionario del área a recibir al visitante será el encargado de hacer llegar al 
personal de seguridad la relación de sus visitantes, debiendo esta encontrarse 
debidamente validada por el personal del Área de análisis de la Casa Militar. 


17.2 El personal de seguridad ante fallas del sistema deberá de prever un cuaderno de 
contingencia, donde registrará los datos completos del visitante, funcionario a quien 
visita, hora de ingreso y salida del mismo. 

17.3 En estos casos el funcionario que recibió la visita, una vez que el Sistema Interno de 
Administración (SIAD) y Sistema de Control de Visitas (SCV) sea repuesto deberá 
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regularizar el registro correspondiente con la Oficina de Tecnología de la Información, 
con copia a la Casa Militar. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. Ingreso a la Sede de Edificio Palacio (local conexo) 


Para el ingreso del personal de otras instituciones que laboran en el Edificio Palacio, 
portarán para su ingreso el FOTOCHECK de su institución. 


SEGUNDA, Ingreso a la Sede del Jirón Loreto (local conexo) 
El acceso es exclusivo para el ingreso de vehículos del Despacho Presidencial. 
TERCERA. Vigencia y difusión de la directiva 


La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la 
intranet del Despacho Presidencial. 


CUARTA. Medidas de seguridad de ingreso y salida no previstas 


Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Casa Militar. 


QUINTA. Medidas de seguridad para el desplazamiento de la familia 
Presidencial dentro de las instalaciones del Despacho Presidencial. 


La familia Presidencial deberá ser acompañada por personal del área de seguridad al 
momento de recorrer los ambientes del Despacho Presidencial. 
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ANEXO N° 01 (Accesos a Palacio de Gobierno) 
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Resolución de Subsecretaría General 


N° 020 -2017-DP/SSG 


Lima, ` 02 JUN. 2017 


VISTOS; el Informe Técnico N° 002-2017-DP/CM/AJ, de fecha 3 de abril de 2017, 
emitido por la Casa Militar, así como el Memorándum N° 635-2017-DP/OGPM y el Informe 
Tecnico N? 023-2017-DP/OGPM-JBR, ambos expedidos con fecha 15 de mayo de 2017 
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sobre el proyecto 
de Directiva denominado "Procedimientos de Seguridad para el ingreso y Salida de las 
Instalaciones del Despacho Presidencial"; 


CONSIDERANDO: 


Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 28* del Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 


^ Modernización es la responsable de brindar asesoría a ta Alta Dirección y a los demás 


órganos del Despacho Presidencial en asuntos relacionados a la conducción de procesos 


` de planeamiento, presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública; 


Que, conforme al procedimiento previsto en la Directiva denominada “Lineamientos 
para la Elaboración, Aprobación y Modificación de Directivas del Despacho Presidencial”, 
aprobada en mérito a la Resolución de Subsecretaría General N° 041-2016-DP/SSG, de 
fecha 2 de diciembre de 2016, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización es la encargada de la conducción y revisión de las directivas en el 


, Despacho Presidencial; 


Que, a consecuencia de la propuesta formulada por el Jefe de la Casa Militar 
sustentada en el Informe Técnico N* 002-2017-DP/CM/AJ, se solicita la aprobación de una 
Directiva que regule los "Procedimientos de Seguridad para el Ingreso y Salida de las 


- Instalaciones del Despacho Presidencial” por parte del personal que presta servicios en el 


mismo y de las visitas; 


Que, en ese sentido y a través de los documentos de vistos, la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización opina de manera favorable por la aprobación 
de la Directive propuesta; 


Que, efectuada la evaluación correspondiente y contando con las respectivas 
conformidades respecto al documento acotado, se estima procedente que sea aprobado a 
fin de contar con un documento de gestión interno que regule los aspectos de protección 
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personal y seguridad de ingreso y salida de las instalaciones del Despacho Presidencial y ` 


que sea de cumplimiento obligatorio por parte de todo el personal que presta servicios en 
la institución; 


Que, en virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante la Resolución de 
Secretaría General N° 083-2016-DP/SG, de fecha. 25 de noviembre de 2016, corresponde 
a la Subsecretaría General aprobar Directivas y todo tipo de disposiciones internas, 
vinculadas a la conducción de la institución; 


Que, de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y 
modificado por Decreto Supremo Nr 037-2017-PCM; y, la Directiva denominada 
“Lineamientos para la Elaboración, Aprobación y Modificación de Directivas del Despacho 
Presidencial", aprobada por Resolución de Subsecretaría General N° 041-2016-DP/SSG; 


Contando con los vistos de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, la Casa Militar; 


SE RESUELVE: 


Artículo 1*.- Aprobación de Directiva 

Apruébese la Directiva denominada "Procedimientos de Seguridad para el Ingreso y 
Salida de las Instalaciones del Despacho Presidencial", la misma que consta de tres (3) 
. capítulos, catorce (14) articulos, cuatro (4) Disposiciones Complementarias Finales y siete 
. « (T) Anexos, la cual obra adjunta como parte integrante de la presente Resolución. 


Artículo 2”.- Vigencia 
La Directiva aprobada por la presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 
' siguiente de su publicación en el Portal Institucional. 


Regístrese y comuníquese. 
Zt ` o 4 
EMMA LEON VELARDE AME z A 


ia General de i 


Presidencia de la Reput 
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REENEN 


CAPITULO | 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Artículo 1*.- Objetivo 


Establecer los procedimientos para del ingreso y salida de las instalaciones del Despacho 
Presidencial, por parte del personal que presta servicios en el mismo y de las visitas, 


Artículo 2^.- Finalidad 


Unificar criterios en los procedimientos para brindar protección al Presidente de la Repüblica, 
Vicepresidentes de la República, familia Presidencial y personal del Despacho Presidencial; así como 
brindar seguridad a las instalaciones de Despacho Presidencial. 


Artículo 3^.- Base Legal 


A än 
Gemeen NC 


3.1 Constitución Política del Perú. 

.2 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobado mediante la Ley N° 29158, 

3 Decreto Legislativo N° 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú. 

ZA Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM. 
3.5 Resolución de Subsecretaría General N* 041-2016-DP/SSG, Lineamientos para ia elaboración, 
aprobación y modificación de Directivas del Despacho Presidencial, aprobada mediante la 
Directiva N° 001-2016-DP/SSG. 


Zi Artículo 4°.- Ámbito de Aplicación 
Lo dispuesto en la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por partede todo 
el personal de Despacho Presidencial. 


DER Artículo 5”.- Responsabilidades 


5.1 De la Casa Militar 
5.1.1 De la seguridad del Presidente de la República, familia presidencial, Vicepresidentes de 
la República, trabajadores e instalaciones del Despacho Presidencial, por intermedio del 
área de seguridad — DIVSEPRE PNP. 
5.1.2 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en la presente Directiva. 


A Me S 5.1,3 El incumplimiento de los procedimientos de seguridad para el ingreso y salida de las 
° instalaciones será reportado por el personal de seguridad a la Jefatura de la Casa Militar, 
inco EUM para su revisión y remisión a la Oficina de Recursos Humanos y el Jefe inmediato superior 
rat 


del infractor para las acciones administrativas disciplinarias. 
5.2 De los trabajadores de Despacho Presidencial 
5.2.1 Para el ingreso, salida y permanencia en las instalaciones del Despacho Presidencial, 
deberán portar el FOTOCHECK de identificación correspondiente en un lugar ^ visible 
en el dorso. 
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CAPITULO H 


DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 6*.- Definiciones 


Exclusivamente para la aplicación de la presente Directiva se establecen las siguientes definiciones: 


6.1 


6.2 


8.7 


ACCESO A EDIFICIO PALACIO.- Lugar por el cual ingresa el personal del Despacho Presidencial 
que labora en dichas instalaciones; así como personal del Ministerio de Desarrollo e inclusión 
Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Asociación de Retirados del Banco de la Nación y 
Presidencia del Consejo de Ministros. Está ubicado en el Jirón de la Unión N* 264, Cercado de 
Lima, : 


ACCESO DESAMPARADOS.- Lugar por el cual ingresa el personal de Despacho Presidencial, 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, asignados en la Casa Militar, 
Ministros de Estado, visitas programadas para los Funcionarios; visitas turísticas 
programadas, entre otros. Está ubicado a la aitura del Jirón Ancash esquina con el Jirón 
Carabaya. 


ACCESO PERÚ (INFORMES).- Lugar por el cual ingresan las visitas o invitados a los diferentes 
eventos oficiales realizados en la instalación de Palacio de Gobierno, miembros de la prensa 
nacional y extranjera acreditada por la Dirección de Prensa de Despacho Presidencial y para 
trabajadores de Despacho Presidencial que son autorizados por la Subsecretaria General en 
coordinación con el Jefe de la Casa Militar, Está ubicado enel: ` Jirón de la Unión C-2 (altura 
de la Plaza Perú). 


ACCESO POR JIRÓN CARABAYA.- Puerta de acceso ubicada en las instalaciones de Palacio de 
Gobierno que ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros, pueden hacer uso de la misma 
los trabajadores del Despacho Presidencial y los de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(Bajo sus propias normas). 


ACCESOS PRINCIPALES “HONOR 1 y HONOR 2”.- El ingreso o salida es exclusivamente para 
el Presidente de la República, Jefes de Estado de visita en nuestro país, Vicepresidentes de la 
República, Ministros de Estado, Presidente de los Poderes del Estado, Comandantes 
Generales de las Fuerzas Armadas, Director General de la Policía Nacional del Perú, 
embajadores y personalidades nacionales o extranjeras, establecidas por la Oficina de 
Protocolo del Despacho Presidencial, según su cuadro de precedencia, 


ÁREA DE SEGURIDAD - DIVSEPRE.- Personal nombrado y destacado de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú, encargado de brindar protección personal al Presidente de la 
República, y su familia, Vicepresidentes de la República y la residencia; asimismo, brinda 
seguridad a los funcionarios y trabajadores del Despacho Presidencial, así como sus 
instalaciones. ` 


GARITA DE CONTROL (ACCESO CUATRO).- Se encuentra ubicada al lado izquierdo de la Sala 
de Desamparados, siendo de uso exclusivo para el ingreso vehicular hacia las instalaciones de 
Palacio de Gobierno del Presidente de la República, Familia Presidencial, Presidente del 
Consejo de Ministros, Vicepresidentes de la República, personal y vehículos autorizados del 
Despacho Presidencial y proveedores autorizados que transporten materiales, alimentos, etc. 
haciendo uso de carretas, 
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GARITA DE CONTROL (ACCESO SEIS).- Se encuentra ubicada en el Jirón de la Unión (al lado 
dei puesto de vigilancia Trujillo). Este acceso es exclusivo para la salida e ingreso del 
Presidente de la Republica y la Familia Presidencial. 


TÉCNICO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS - TEDAX.- Personal especializado entécnicas 
de detección, desactivación y destrucción de explosivos de la Policía Nacional del Perú. 


6.10 PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERNO “RAMPA CHABUCA”.- Es el lugar ubicado en 


el ingreso de los estacionamientos de la Alameda Chabuca Granda, el cual es cubierto por un 
miembro de la Policía Nacional del Perú asignado a la Casa Militar, desde donde se realizan 
acciones de vigilancia y control vehicular que permiten detectar, neutralizar y/o contrarrestar 
acciones terroristas, acciones de fuerza y/o violencia por parte de organizaciones 
extremistas, agrupaciones estudiantiles u otros; con el fin de garantizar la vida e integridad 
física del Señor Presidente de la República, Familia Presidencial, Altos Funcionarios y 
Trabajadores del Despacho Presidencial e Instalaciones; así mismo, se cuenta con el apoyo de 
unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (Unidad de Explosivos, Control de 
Multitudes — “Asalto”, Control de Tránsito, Unidad de Operaciones Especiales - Antiterrorista 
y Policía Canina). 


PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERMO “TRUJILLO”.- Es el lugar ubicado entrela salida 
de los estacionamientos de la Alameda Chabuca Granda y Jirón de la Unión, el cual es cubierto 
por un miembro de la Policía Nacional del Perú asignado a la Casa Militar, desde donde se 
realizan acciones de vigilancia y control de personas y vehículos que permiten detectar, 
neutralizar y/o contrarrestar acciones terroristas, acciones de fuerza y/o violencia por parte 
de organizaciones extremistas, agrupaciones estudiantiles u otros; con el fin de garantizar la 
vida e integridad física del Señor Presidente de la República, Familia Presidencial, Altos 
Funcionarios v Trabajadores del Despacho Presidencial e Instalaciones; así mismo, se cuenta 
con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (Control de Multitudes 
— “Asalto”, Control de Tránsito, Unidad de Operaciones Especiales — Antiterrorista, Comisaria 
de Monserrat). à S * 


PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERNO “LORETO”.- Es el lugar ubicado entre los 
jirones Chiclayo y Loreto — Rímac; el cual es cubierto por un miembro de la Policía Nacional 
del Peró asignado a la Casa Militar, desde donde se realizan acciones de vigilancia y control 
vehicular que permiten detectar, neutralizar y/o contrarrestar acciones terroristas, acciones 
de fuerza y/o violencia por parte de organizaciones extremistas, agrupaciones estudiantiles 
y otros; con el fin de garantizar la vida e integridad física del Señor Presidente de la República, 
Familia Presidencial, Aitos Funcionarios y Trabajadores del Despacho Presidencial e 
Instalaciones; así mismo, se cuenta con el apoyo de unidades especializadas de ia Policía 
Nacional del Perú (Control de Multitudes — “Asalto”, Control de Tránsito, Unidad de 
Operaciones Especiales - Antiterrorista). 


PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERNO "ANCASH".- Es el lugar ubicado, en la 


Nacional del Perú asignado a la Casa Militar, desde donde se realizan acciones de vigilancia y 
control vehicular que permita detectar, neutralizar y/o contrarrestar acciones terroristas, 
acciones de fuerza y/o violencia por parte de organizaciones extremistas, agrupaciones 
estudiantiles u otros; con el fin de garantizar la vida e integridad fisica del Señor Presidente 
de la República, Familia Presidencial, Altes Funcionarios y Trabajadores del Despacho 
Presidencial e Instalaciones; así mismo, se cuenta con el apoye de unidades especializadas de 
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6.15 


6.16 


la Policía Nacional del Perú ( Control de Multitudes — “Asalto”, Control de Tránsito, y 
Escuadrón de Emergencia). 

ÁREA DE TRANSPORTE.- Es unà de las instalaciones del Despacho Presidencial ubicada en el 
Jirón Loreto Nro. 380 — Rimac, en la que se encuentra asignados dos (02) efectivos de la Policía 
Nacional del Perú, para brindar la seguridad, 


AGENTE DE SEGURIDAD.- Es un miembro de la Policía Nacional del Perú o Fuerzas Armadas, 
asignado al área de Seguridad Presidencial de la Casa Militar, cuya función principal es la de 
brindar la seguridad al Señor Presidente de la República, familia presidencial, trabajadores del 
Despacho Presidencial, así como sus instalaciones; lo cual permite garantizar la vida e 
integridad física y normal desarrollo de las diversas actividades. 


OFICIAL AGENDA.- Está a cargo de un Oficial de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 
Armadas, teniendo como función coordinar con el Edecán del Señor Presidente de la 
República, sobre las visitas consignadas en la agenda presidencial; así como, tener 
conocimiento sobre los eventos oficiales, a fin de adoptar la medidas de seguridad necesarias 
pará garantizar el adecuado desarrollo de los mismos. 


OFICINA DE INFORMACIÓN.- La Oficina de Información de la Casa Militar, controla y 
excepcionalmente realiza las coordinaciones iniciales con los diferentes organismos de 
búsqueda, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú a fin de obtener la información 
reciente y oportuna para ser orientada a la seguridad del Señor Presidente de la República. 


Dispone la búsqueda de información: en forma permanente, particularmente de 
aquellos aspectos, que puedan afectar la seguridad del Señor Presidente de la República, 
familia presidencial e instalaciones de Palacio de Gobierno en Lima y a nivel nacional. 


Evalúa, procesa, difunde y utiliza adecuadamente la. información ` que contribuya a 
prever el sistema de seguridad integral del Señor Presidente de la República, familia 
presidencial y personal e instalaciones del Despacho Presidencial. 


CAPITULO MM 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 


Artículo 7*.- Procedimiento general de seguridad de ingreso y salida de las instalaciones, del 


7.2 


Despacho Presidencial. 


Los Órganos y Unidades Orgánicas, que reciban visitas o invitados en las instalaciones del 
Despacho Presidencial, deberán remitir con cuarenta y ocho (48) de horas anticipación al Jefe 
de Casa Militar, las autorizaciones de Ingreso de las visitas, mediante el sistema de 
“AUTORIZACIÓN DE INGRESO” o relación de invitados a eventos oficiales; con copia al Área 
de Seguridad, para realizar la verificación de identificación en la base de datos de la RENIEC y 
en el Sistema de Identificación Policial (requisitorias, antecedentes, denuncias policiales y 
otros de interés), 


A la llegada de las visitas o invitados por algunos de los accesos, se procederá a la verificación 
física de la persona, quien deberá identificarse con su respectivo Documento Nacional de 
identidad e indicar el nombre del personal de Despacho Presidencial a visitar, para que el 
encargado(a) de control y seguridad de la instalación en el módulo de atención, pueda 
comunicarse con el área o departamento correspondiente, 
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7.3 


7.4 


7.5 


Las personas que ingresen, antes de ello, deberán dejar en custodia sus equipos electrónicos 
(celulares, tablet, cámaras fotográficas, etc.), armas, objetos o materiales peligrosos en el 
módulo de atención que se encuentra ubicado en los diferentes accesos, 


Posteriormente pasarán por los registros corporales o revisiones físicas, por parte, del 
personal de seguridad, mediante el uso del Garrett y detector de metales; asimismo, los 
maletines, carteras, bolsos de mano y paquetes pasarán por la máquina de "Rayos X" o 
revisión visual, a cargo del TEDAX, en prevención de ingreso de materiales peligrosos 
(explosivos, sustancias químicas y tóxicas], armas o algún objeto que atenten contra la 
seguridad. 


Si algún trabajador del Despacho Presidencial, visita o invitado porta arma de fuego o 
munición, deberá dejarla en custodia con el personal de seguridad, el cual cumplirá con los 
procedimientos de seguridad correspondientes. 


El órgano o unidad orgánica correspondiente que tiene visita, designará a una persona de su 
área, para recibirla y acompañarla hacia sus respectivas oficinas o lugar de reunión. Aclarando 
que no se permitirá el ingreso de personas por delegación o reemplazos que no estén 
consignadas en la relación y quedando PROHIBIDO que las personas transiten por las áreas 
no autorizadas, siendo de responsabilidad del Funcionario o servidor visitado 


Las personas que ingresen serán obligatoriamente registradas en el “Registro de Visitas del 
Despacho Presidencial”. 


Luego de haber cumplido con los procedimientos de seguridad, se entregará a la persona 
designada por el área solicitante, el documento de “Control de Ingreso de Visitas - 
Autorización de Ingreso”, la cual al término de la visita será visada por el trabajador de 
Despacho Presidencial visitado. 


Sí la visita, requiere ingresar con equipos electrónicos, el funcionario a visitar deberá 
coordinar con el Jefe de la Casa Militar, debiendo remitir dicha solicitud vía correo electrónico 
al área de Seguridad - DIVSEPRE pará la aprobación correspondiente. . 


Así mismo, de ser el caso, el Edecán de Servicio deberá realizar las coordinaciones con el Jefe 
de la Casa Militar para la autorización de ingreso de los celulares u otros equipos electrónicos, 
de las personas que recibirá el Señor Presidente de la República, si así lo requieren. 


Las visitas no programadas o invitados que no se encuentren en la relación registrada, podrán 
hacer su ingreso, con la autorización del Director de Seguridad y conocimiento del Jefe de la 
Casa Militar; sin perjulcio de ser registrados en ei cuaderno de registro de visitas o invitados 
y en el Sisterna de Registros de Visitas, que okran en los módulos de atención de los diferentes 
accesos, con cargo a regularizar la autorización mediante el documento correspondierite. 


Al finalizar la actividad o evento oficial las visitas serán conducidas v acompañadas por 
personal de seguridad a la salida, para el recojo de sus pertenencias y efectos personales que 


co encuentran on ciictorlia 
MASS e TI A gm r . 


El personal encargado del control de ingreso y operación de la maquina "Rayos X”, tomará 
todas las medidas de prevención a fin de evitar accidentes. 


Se encuentra prohibido el ingreso de menores de edad, sin previa autorización de la Casa 
Militar, a excepción de las visitas turísticas. 
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7.15 Lostrabajedores de Despacho Presidencial que realiza rán lobares después de läs 19.00 horas, 
deberán acercarse a la Sala Desamparados para recibir su Pase Nocturno, 


7.16 Los trabajadores del Despacho Presidencial, que requieran ingresar a las instalaciones 
después de cumplir con su horario de trabajo, debe ser autorizado por el órgano o unidad 
orgánica, donde labora. 


7.17 Se encuentra prohlbidc el ingreso de mascotas, salvo por Ley que Promueve y Regula el Uso 
de Perros Guía por Personas con Discapacidad de conformidad con la Ley N*29830. 


7.18 El ingreso, salida y desplazamiento de los bienes patrimoniales del Despacho Presidencial, 
sólo se realizarán con la Autorización de Desplazamiento Interno o Externo del bien, a través 
del sistema, 


7.19 Se encuentra prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, por parte de las visitas o 
trabajadores de Despacho Presidencial, salvo autorización de la Casa Militar. 


Artículo 8°.- Para el Presidente de la República y familia presidencial. 


81 El Presidente de la Republica y familia presidencial, hará su ingreso o salida a las instalaciones 
del Palacio de Gobierno por el acceso que decida, ya sea a pie, o, en vehículo por los accesos 
vehiculares. 


"Artículo 9".- Para Dignatarios por la puerta de HONOR 1 y puerta de HONOR 2 


9.1 La Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, hará conocer mediante un correo 
electrónico con veinticuatro (24) horas de anticipación al Jefe de la Casa Militar, sobre la visita 
de personalidades nacionales o extranjeras que ingresarán por dicho acceso, proporcionando 
la relación de las personas y vehículos, con la finalidad de ser remitida al Área de Información, 
para el contro! de identificación respectivo, 


El Oficial de Agenda dispondrá de dos (02) agentes de seguridad para que habiliten el acceso 
por la puerta de Honor 1, uno de los cuales ellos estará en constante comunicación a través 
del equipo de radio con el citado Oficial. 


El Agente de Seguridad al divisar la comitiva oficial se acercará al vehículo, a fin de verificar la 
identificación del vehículo y de las personas autorizadas. 


Los vehículos Oficiales ingresarán únicamente para dejar a la visita y un miembro de su 
seguridad. 


El Agente de Seguridad comunicará al Oficial de Agenda, el momento de ingreso del 
Dignatario para ser recibido y acompañado por un representante de la Oficina de Protocolo 
de Despacho Presidencial, a fin de adoptarse las medidas de seguridad de la visita durante el 
desplazamiento en el interior de las instalaciones de Palacio de Gobierno, hasta su respectiva 
salida. 


9.6 Los vehículos Oficiales después de haber dejado a là comitiva procederán a retirarse por la 
puerta de Honor 2, siendo habilitada por dos (02) agentes de seguridad; asimismo, al 
momento de recoger al visitante, el ingresc lo realizarán por la puerta de HONOR 1, 
cumpliendo el mismo procedimiento de seguridad. El vehículo oficial en ceremonia oficial, 
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9.7 


podrá permanecer en el patio luego de hacer su ingreso hacia el interior de las instalaciones 
de Palacio Gobierno. 


Cuando se realiza el izamiento y arriado del Pabellón Nacional o la ceremonia de Cambio de 
Guardia, se suspende el ingréso o salida de visitas por las puertas de HONOR 1 y 2, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 8916, del 06 de julio de 1939. 


Artículo 10^.- Para invitados a eventos oficiales: Acceso por la Puerta Perú 


El acceso por la Puerta Perú se da bajo las siguientes condiciones: 


10,1 


10.2 


11.1 


El ingresc de invitados para eventos oficiales.- El ingreso y salida de invitados para eventos 
oficiales realizados en las instalaciones de Palacio de Gobierno es exclusivamente por el 
acceso de “Puerta Perú” (Informes). Cabe indicar, que se encuentra autorizado el ingreso de 


maletines, bolsos de mano y carteras, con objetos permitidos. 


El ingreso bara trabaiadores del Despacho Presidencial.-Pueden ingresar y salir porel acceso 
de "Puerta Peró" (informes) solo aquellos trabajadores de Despacho Presidencial que se 
encuentran autorizados por la Subsecretaria General, para cumplir con las funciones propias 
de su cargo, precisándose que no podrán hacer ingresar a otras personas que no se 
encuentren autorizadas. Para hacer su ingreso o salida, deberán portar su respectivo 
FOTOCHECK de identificación del Despacho Presidencial, en un lugar visible a la altura del 
dorso. 


El ingreso v salida de la prensa.- La Dirección de Prensa deberá remitir con cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación la relación de los miembros de prensa acreditados, al Jefe de la 
Casa Militar, con copia al área de Seguridad, con la finalidad de remitir la información al Área 
de Información, para realizar la verificación de las identidades. 


10.3.1 El ingreso y salida para prensa es exclusivamente por el acceso “Puerta Perú” 
. (Informes). . . 

10.3.2 Se procederá a la verificación física de la persona, portando su respectivo documento 
de identidad y credencial. 

10.3.3 Los integrantes de prensa que ingresen, pasarán al módulo de atención del salón 
Choquehuanca, recibiendo un pase exclusivo para prensa acreditada, debiendo 
portarlo en todo momento durante su permanencia; así como dejará armas, objetos 
o materiales peligrosos, de ser el caso. 

10.3.4 Posteriormente, pasarán a la Sala Cronistas, en donde esperarán las indicaciones del 
personal de la Dirección de Prensa del Despacho Presidencial. Para lo cual, en todo 
momento se designará un grupo de efectivos de seguridad que permanezca con ellos. 


Artículo 11°,- Visitas 


A la llegada de la visita a los Puestos de Vigilancia y Control de "Trujillo", "Ancash", "Rampa 


Chabuca” o “ingreso toreto ^; el efectivo policial se comunicará mediante el anexo ota radio; — 


con la encargada de control de visitas de la Sala Desamparados, para corroborar su 
autorización de ingreso con el área correspondiente; para ello, la visite brindará su 
identificación mostrando únicamente su Documento Nacional de Identidad e indicará el 
nombre del personal de Despacho Presidencial a visitar. 


Dei 
tu 

Px. 
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11.2 Cabe mencionar que el ingreso de las visitas será por el Puesto de Vigilancia y Control 
"Ancash"; de encontrarse con vehículo, su ingreso o salida lo realizará por el Puesto de 
Vigilancia y Control "Trujillo", previa autorización. 


11.3 Por razones de salud no pasarán por el arco detector de metales de la Sala de Desamparados 
mujeres que se encuentren embarazadas y personas que usen marcapasos, las que deberán 
ingresar por el acceso "Puerta Cuatro", luego de la revisión correspondiente, 


11.4 Posteriormente, a lo señalado en el punto 11.2, las visitas se apersonaránal módulo de 
atención de la Sala Desamparados, en el cual serán recibidas por la encargada del control de 
visitas y trabajadores, la misma que verificará que la persona sea aquella consignada en la 
respectiva autorización de ingreso, expedida por el área solicitante del Despacho Presidencial. 


11.5 La encargada de control de visitas y trabajadores, se comunicará mediante anexo con el 
órgano o unidad orgánica correspondiente, el cual designará a una persona, para recibir y 
acompañar a la visita hacia sus instalaciones. No está permitido el ingreso de personas por 


Ee delegación o reemplazos que no estén consignadas en la relación. 


% 
QC 
d S 


git 


E se visita, Los colores de los pases no son fijos por medidas de seguridad, variarán de acuerdo 
a las necesidades y circunstancias que se presenten. El cambio de color de los Pases será 
autorizado por escrito por el Director de Seguridad. 


11.7 Las personas que ingresen serán obligatoriamente registradas en el Sistema de Control de 
Registro de Visitas y Trabajadores de Despacho Presidencial. 


11.8 Luego de haber cumplido con los procedimientos de seguridad en los diferentes controles, 
las vistas serán conducidas por la persona designada por el área solicitante, quedando 
prohibido que las personas transiten por las áreas no autorizadas, siendo de responsabilidad 
del funcionario o servidor visitado. 


; 11.9 Finalizada la reunión, los visitantes, deberán ser acompañados por la persona designada por 
PA el área solicitante, a la salida, para la revisión respectiva y el recojo de sus pertenencias. 


Zi Artículo 12”.- Sobre el ingreso y salida de la visita Turística 


é 


N —4 12.1 Previo al ingreso, las personas que realizarán la visita turística serán controladas en el puesto 

PE de vigilancia y control externo "Ancash", en donde el efectivo policial realizará la verificación 
de las identidades con su respectivo documento de identidad, de acuerdo con la relación de 
dicha visita. Así mismo, no ingresaran aquellas personas que vistan pantalones cortos, 


12.2 Luego de ello, las personas que realizarán la visita turistica se dirigirán hacia [a sala 
desamparados para su ingreso. Sclo los días sábados o domingos se podráningresar con 
celulares o cámaras fotográficas; precisándose que los celulares serán de uso exclusivo como 
cámara fotográfica; debiendo dejar sus equipos electrónicos (Tablet, cámaras filmadoras, 
etc.), armas, objetos o materiales peligrosos, por los cuales se hará entrega de un Ticket, 


12.3 Al ingresar la visita será acompañado en todo momento por personal de la Secretaría 
Actividades. Al terminar la visita, las personas se retirarán por el acceso Perú, 
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Artículo 13".- Sobre el acceso por la Garita de Control (Acceso Cuatro) 


13,1 Antes del ingreso por dicho accesc, se deberá obtener la autorización correspondiente en la 
Sala de Desamparados. 


13.2 El ingreso de vehículos al Despacho Presidencial, será Únicamente con el conduct or, el resto 
de ocupantes lo hará por la Sala de Desamparados; previa autorización. 

13.3 Al ingresar o salir un vehículo del Despacho Presidencial, el agente de Seguridad efectuará el 
procedimiento de búsqueda y localización de explosivos (BYL) mediante el uso de un espejo 
convexo y realizará una revisión visual del interior del vehículo y su maletera. 


Artículo 14*.- Para Vehículos 


14,1 Todo vehículo que ingrese a cualquier instalación del Despacho Presidencial, deberá mostrar 
y portar su Pase vehicular, emitido por el área de seguridad, debiendo estacionarse en lugar 
asignado. 

14.2 Los vehículos oficiales de los Ministros de Estado ingresarán por el acceso “Honor 1” o por el 
Puesto de vigilancia Trujilio con dirección a la zona de estacionamiento de desamparados, los 
mismos que al dejar al Ministro de Estado procederán a retirarse. 

4M. 3 En leo que concierne, se aplica lo señalado en los numerales 13.2 y 13.3. 


Ke 


Je j DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
j E / 
z s Ptimera. Ingreso a la Sede de Edificio Palacio 


El ingreso de! personal que labora en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de 
Economía y Finanzas, Banco de la Nación y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, deberán 
hacer su ingreso con el FOTOCHECK de cada institución. 

Segunda. Ingreso a la Sede del Jirón Loreto 


El acceso es exclusivo para el ingreso de vehículos del Despacho Presidencial, 


Los trabajadores de Despacho Presidencial, que conduzcan los vehículos antes referidos; deberán 
registrar su ingreso o salida, con el efectivo policial que se encuentra en el acceso, 


Tercera. Vigencia y difusión de la directiva 


La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación página WEB 
institucional y en la intranet del Despacho Presidencial. 


Cuarta Medidas de seguridad no previstas 
Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Casa Militar. 
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ANEXO N* 01 


PROCEDIMIENTO FARA ACCESO POR LA "PUERTA CUATRO” » 
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ANEXO N* 02 
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ANEXO N° 03 
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